ESTUT ETY N 


Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 


Warszawa, 25 września 1950 r Nr 20 Poz. 226 


TREŚĆ: 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSP 
Poz. 226. — z dnia 26.8.1950 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw. 


TES A IŻ EEK 


226. 12) żwiru, pospółki i piasku — o treści jak w załączniku 

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO | nr 12, 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 13) prefabrykowanych artykułów betonowych, żelbeto- 
GOSPODARCZEGO nowych, materiałów izolacyjnych, budowlanych i mat. — 

ż dnia 26 sierpnia 1950,1. | o treści jak w załączniku mr 13, 

(znak OP12-20-82) | 14) dłużyc i kłód tartacznych, łuszczarskich i zapałcza- 
nych, surowca kopalnianego, słupów teletechnicznych, 
w sprawie ogólnych warunków dostaw energetycznych i radiofonicznych, papierówki, podkładów 


kolejowych, tarcicy i sklejki — o treści jak w załączniku 
Na podstawie art. 36 pkt. 1) ustawy z dnia 19 kwietnia | nr 14, 

1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycz- | 

nej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 180) zarządza się, co nastę- | 

puje: 


15) tkanin wełnianych (sukna, materiałów ubraniowych, 
płaszczowych, sukniowych i ikostiumowych, koców, ple- 
| dów, chustek, szali i tkanin specjalnych), waty, watoliny 
$ 1. Ustala się w obrocie krajowym następujące ogólne | i przędzy wełnianej — o treści jak w załączniku nr 15, 


warunki dostaw: 16) tkanin bawełnianych, środków  opatrunkowych 


1) węgla kamiennego i brunatnego, brykietów z węgla | į przędzy bawełnianej — o treści jak w załączniku nr 16, 
kamiennego i brunatnego oraz koksu — o treści jak w za- 


łączniku nr 1, 17) tkanin Inianych i jutowych, przędzy lnianej i paku- 


d | lanej, nici, worków i sienników oraz konfekcji lnianej — 
2) produktów naftowych oraz produktów syntetycznych | o treści jak w załączniku nr 17, 


I O mio zdj - Poz PISZE | 18) tkanin technicznych oraz sukna i filców technicz- 
| nych — o treści jak w załączniku nr 18, 

3) podstawowych artykułów przemysłu hutniczego— że- | 
laznego — o treści jak w załączniku mr 3, 


19) tkanin z jedwabiu naturalnego i sztucznego, gazy 
$ , młyńskiej, pluszy, dywanów i chodników, pasmanterii 
4) metali nieżelaznych w blokach, ich stopów oraz półfa- | tkanej i plecionej, koronek, firanek i tiulu, nici ze stylo- 


brykatów z metali nieżelaznych i ich stopów — o treści jak | nu i jedwabiu naturalnego — o treści jak w załączniku 
w załączniku nr 4, nr 19, 

5) maszyn ciężkich i urządzeń technicznych — o treści 20) artykułów przemysłu włókien sztucznych — o treści 
jak w załączniku nr 5, jak w załączniku nr 20, 

6) maszyn włókienniczych, rolniczych, obrabiarek oraz 21) skór, obuwia, wyrobów futrzarskich, białoskórniczo- 
ich części zamiennych — o treści jak w załączniku nr 6, rękawiczniczych, pasów, artykułów technicznych, rymar- 

7) sprzętu motoryzacyjnego 1 części zamiennych pro- skich i galanterii skórzanej — o treści jak w załączniku 
dukcji krajowej — o treści jak w załączniku nr 7, nr 21, 

8) artykułów elektrotechnicznych — o treści jak w za- 22) artykułów gumowych i z tworzyw sztucznych — 
łączniku nr 8, , o treści jak w załączniku ńr 22, 

9) wyrobów. mieliw i surowców ogniotrwałych — o tre- 23) towarów produkowanych przez przemysł papierni- 
ści jak w załączniku nr 9, CZy = W treści jak w załączniku nr 23, 

10) fosforanu trójsodowego, siarczku sodu, sierczanu s0- 24) cukru białego i rafinady — o treści jak w załączni- 
du, siarczanu glinu, wody utlenionej, szkła wodnego, wapna ku nr 24, 
chlorowanego, kwasu octowego, karbidu, kwasu siarkowe- 25) soli jadalnej, bydlęcej i przemysłowej — o treści jak 


go technicznego, sody amoniakalnej, sody kaustycznej, | w załączniku nr 25, 
k'wasu solnego, acetonu, formaliny, kwasu mlekowego tech- 
nicznego, rotaniny, smoły preparowanej, paku, oleju im- 
pregnacyjnego, benzolu motorowego, barwników i lepiku— 
o treści jak w załączniku nr 10, 27) mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baranie- 
go, wędlin, tłuszczów, konserw i kości — o treści jak w za- 
łączniku nr 27, 


26) zbóż i przetworów zbożowych — o treści jak w za- 
łączniku nr 26, 


11) wapna, cementu, kamienia, papy i izolacji, szkła 
taflowego i budowlanego, kamionki, fajansu sanitarnego, ) 
terrakoty, glazury, cegły, pustaków, dachówek, kafli i klin- 28) owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych w stanie 
goa WO. prik.-e daU KZI KULE świeżym — o treści jak w załączniku nr 28, i 
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29) jaj — o treści jak w załączniku nr 29, 


30) mleka w proszku, cukru mlekowego i kazeiny — 
o treści jak w załączniku nr 30, 

31) mleka spożywczego — o treści jak w  załaczniku 
nr 31, 


BIULETYN PKPG. 
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32) masła pochodzenia mleczarskiego, topionego, serów | 


twardych, miękkich, topionych, twarogu jadalnego i śmie- 
tany — o treści jak w załączniku nr 32, 


38) drobiu — o treści jak w załączniku nr 33, 


34) ryb į przetworów rybnych — o treści jak w załącz- 
niku nr 34. 


§ 2. Określone w $ 1 ogólne warunki dostaw obowiązują 
również przy dostawach dokonywanych między jednostka- 
mi gospodarki uspołecznionej na podstawie umów zawar- 
tych w myśl przepisów ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. 
o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Pań- 
stwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych 
(Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494) oraz na podstawie rozdziel- 
ników dokonywanych przez właściwe władze, o ile zosta- 
ły uprzednio podane do wiadomości nabywców. 

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z 
1950 r. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO wz. E. Szyr 


dniem 1 września 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO, BRYKIETÓW 
Z WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO ORAZ 
KOKSU 


` I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


I $1. 


| 1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umo- 
wa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron prze- 
widują, że nabywca ma prawa w czasie późniejszym okre- 
ślić bliżej przedmiot lub termin świadczenia — obowiązany 
jest on co najmniej na 3 miesiące przed ustalonymi w za- 
rządzeniu władz lub umowie okresami wykonania dosta- 
wy nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie, 


2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie klasy i sortymentu towaru według przy- 
jętej w cenniku nomenklatury, 


b) terminy wysyłek oraz ilości towaru poszczegpólnej 
klasy i sortymentu, które w tych terminach mają być 
wysłane, 


c) cel na jaki towar jest przeznaczony. 


3. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, 
sprzedawca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie mu 
prawa odstąpienia od umowy lub o jej zmianę. Jeżeli na- 
bywca nie wskazał terminu wysyłek, sprzedawca wyśle 
towar w dowolnych terminach, 


$ 2. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi į nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokoiu rozbieżno- 
ści strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W razie 
niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upływem 
powyższego terminu przekaże sprawę swojej jednostce 
zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega lub 
przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy prioryte- 
tów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca powi- 
nien w tymże terminie wystąpić do. komisji arbitrażowej 
z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie sporu 
przedumownego į jednocześnie przesłać sprzedawcy odpis 
wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca nie przekaże 
sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do komisji arbi- 


trażowej — uważa się, że zaakceptował protokół rozbież- | 


ności. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec niebudzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
władzy lub z umowy i w następstwie tego wynikło opóźnie- 
nie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę umow- 
ną, przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub odbiorze 
przedmiotu dostawy. . I 


§ 3. 


1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu, bądź co 
najmniej na 1 miesiąc przed ustalonym miesiącem kalenda- 
rzowym, w którym ma być wykonana dostawa, nadesłać 
sprzedawcy dyspozycję wysyłkową, zawierającą następują- 
ce dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar 

dostarczony i jej adres, 


b) sposób wysyłki, jeżeli wysyłka nie następuje koleją, 


ma być 


c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejowa, 

d) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

e) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bud- 


żetowy, 
f) komu nałeży awizować przesyłkę. 
2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 


jej nie nadeśle, sprzedawca prześle towar pod adresem na- 
bywcy. 


| 


II. Jakość towaru 


84. 


Dostarczony towar powinien odpowiadać co do jakości 
polskim normom (PN), o ile zarządzenie władzy lub 
'umowa nie zawierają w tym przedmiocie specjalnych wy- 
mogów. W braku norm sprzedawcą dostarczy towar śred- 
niej jakości (w danej klasie i sortymencie). 


IM. Cena į rozliczenie 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników ustalonych przez właści- 
we władze. 


2. W razie odbioru towaru, dla którego cennik przewidu. 
je tylko cenę franco stacja odbiorcza wprost z zakladu 
produkcyjnego, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne 
bonifikaty. 1 
$ 6. 


Zapłaty należności dokonuje się w terminach i w trybie 
ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie przepi- 
sach. 


IV. Wysyłka towaru. 
Sae 

1. Dostawa następuje przez wysyłki dokonywane rów- 
nomiernie, o ile zarządzenie władzy lub umowa nie prze- 
widuje inaczej, z 

2. Wysyłki dokonywane w ciągu miesiąca kalendarzowe- 
go powinny pokryć ilości ustalone na dany miesiąc i uwa- 
żane są za równomierne, jeżeli wysokości ich w poszcze- 
gólnych dekadach tegoż miesiąca nie różnią się między 
sobą więcej, aniżeli o 30%. 


Str. 233 


ł ; § 8. 

1. Wysylek kolejowych dokonuje się w wagonach o ła- 
downości według uznania sprzedawcy, przy wykorzystaniu 
pełnej ładowności wagonu. 


2. Sprzedawca uwzględni w miarę możności żądania na- 


bywcy co do wysyłki towaru w wagonach określonego ty- | 


pu, z tym jednak, że wynikłe z tego tytułu dodatkowe 
koszty obciążaja nabywcę. 
§ 9. 

l. Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia to- 
waru przez kolej do przewozu na podstawie właściwego 
listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym sprzedawca obowiązany jest 
zamieścić żądanie przeważenia ładunku na stacji nadania, 


jeżeli upoważniony przez kolej wagowy zakładu produk- 


cyjnego nie dokonał zważenia przesyłki lub nie stwierdził 
wagi na liście przewozowym. 


$ 10. 


Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedawcę, 
zaś koszty związane z wyładowaniem ponosi nabywca. 


S A. 

O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia nabywcy jak i odbierającej jednostce gospo- 
darczej, pisemne zawiadomienie, zawierające powołanie się 
na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer i data), 
adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer wagonu, 
numer listu przewozowego 
nego towaru. 

$ 12. l 

1 Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, a w 
szczególności wskutek niewłaściwego załadowania. 


$ 13. 


BIULETYN PKPG. 


oraz rodzaj i ilość załadowa- | 


Nabywca jest obowiązany wyładować towar niezwłocz- 


nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. | Í 

§ 14. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 


nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- | 


zany jest, przed przystąpieniem do wyładowania towaru. 
zażądać od kolei przeważenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego, a następnie dokonać wszelkich czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia praw dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod ry- 
gorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle sprzedawcy do wiadomości, w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. 


8 15. 

Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


$ 16. 

Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem transpor- 
towym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednie przepisy $ $ 
7 — 15, z tym, że przy wysyłce transportem samochodo- 
wym towar powinien być adresowany do wskazanego za- 
kładu lub magazynu. 


i V. Braki i wady dostawy 


Sei 

1. Nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 

4 dni od otrzymania towaru, zbadać go i 'w razie stwierdze- 

nia braków ilościowych lub wad jakościowych, sporządzić 

protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie po- 
trzeby fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. 

, 2. W przypadku, gdy braki lub wady były tego rodzaju, 

że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujaw- 

nione przy odbiorze, termin wskazany w ust. 1 liczy się 

od dnia ich ujawnienia. 
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$ 18. 

Protokół stwierdzający braki ilościowe lub wady jakoś- 
ciowe powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób 
sporządzeniu protokołu, 
wzmiankę, czy przedstawiciel sprzedawcy został za- 
wiadomiony, jeżeli nie jest obecny, 
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
opinię biegłego, jeżeli był wezwany, 
jeżeli protokół dotyczy wad jakościowych towaru — 
opis pobranych próbek ze wskazaniem sposobu ich 
pobrania i zabezpieczenia, 
datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
podpisy osób wymienionych pod a). 

$ 19. 

Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty roszczeń 
wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie przewidzia- 
nym w $ 17 o stwierdzonych protokolarnie brakach lub 
wadach i wysłać mu odpis sporządzonego w tym przedmio- 
cie protokołu. 


obecnych przy 
b 
c) 
d) 


e) 
f) 


w 


E 
h) 


§ 20. 

1. Próbki pobiera się i zabezpiecza w 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, 
ustalenia — zgodnie z wytycznymi 
Górniczego. 

2. Nabywca przesyła sprzedawcy pobrane próbki. W ra- 
zie potrzeby dokonania laboratoryjnej analizy, nabywca 
przesyła próbkę do Głównego Instytutu Górniczego, które- 
go orzeczenie jest dla stron wiążące. Jeżeli wynik analizy 
nie potwierdzi zarzutów nabywcy, ponosi on koszty jej 
przeprowadzenia. 


sposób ustalony 
a do czasu tego 
Głównego Instytutu 


$ 21. 


Jeżeli Główny Instytut Górniczy stwierdził wady istotne, 
lub też gdy dostarczony przez sprzedawcę towar został 
uznany przez Stowarzyszenie Dozoru Kotłów za nienada- 
jący się do urządzeń cieplnych nabywcy, może on postawić 
otrzymany towar do dyspozycji sprzedawcy, į albo zażądać 
dostarczenia innego towaru, albo też odstąpić od umowy. 

W innych przypadkach nabywca może żądać obniżenia 
ceny odpowiednio do zmniejszonej dla niego wartości 
użytkowej nadesłanego towaru. 


$ 22. 


l. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy niż 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do otrzyma- 
nych poleceń. 

Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką po- 
nosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabyw- 
ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


Załącznik Nr 2 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
PRODUKTÓW NAFTOWYCH ORAZ PRODUKTÓW 
SYNTETYCZNYCH I SPECJALNYCH 
POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 
SZA. 


1. Przedmiotświadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa prze- 
widuje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
Ślić bliżej przedmiot i termin świadczenia, nabywca obo- 
wiązany jest nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie 
w następujących terminach: 

a) jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę z rafinerii 

lub bazy — na 50 dni przed początkiem miesiąca, 
w którym ma nastąpić dostawa, 

b) jeżeli dostawa następuje przez wydanie bądź wysyikę 
ze składu dystrybucyjnego sprzedawcy — na 30 dni 
przed początkiem miesiąca, w którym wydanie ma 
nastąpić. 
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2. Zamówienie powinno określać: 

a) dokładne oznaczenie zamawianego towaru z powoła- 
niem pozycji obowiązującego cennika sprzedażnego 
CPN, ? 


b) terminy dostaw oraz ilość i rodzaj towarów, które 
w tych terminach mają być dostarczone, 

c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

d) przy dostawach przez wysyłkę z rafinerii i baz -— 


oświadczenie czy dostawa ma być poprzedzona bada- 
niem technicznym, czy też wystarczy przesłanie ate- 
stu laboratoryjnego, 
e) ewentualne określenie rodzaju opakowania, 
f) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału. i 
S+2 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, 
sprzedawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od 
umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach 
zarządzenia władzy lub umowy. 


$3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 14 
dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbieżno- 
ści strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W razie 
niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upływe:n 
powyższego terminu przekaże sprawę swojej jednostce 
zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega lub 
przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy prioryte- 
tów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca po- 
winien w tymże terminie wystąpić do komisji arbitrażowej 
z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie sporu 
przedumownego i jednocześnie przesłać sprzedawcy odpis 
wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca nie przekaże 
sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do komisji arbi- 
trażowej — uważa się, że protokół rozbieżności zaakcep- 
tował. 

3. Gdy sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządzenia 
władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło opóźnie- 
nie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę umow- 
ną, przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w odbiorze 
przedmiotu dostawy. 

I A § 4. 

1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu, bądź w od- 
rębnej dyspozycji wysyłkowej wskazać sprzedawcy nastę- 
pujące dane odnośnie wysyłki towaru: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której 
dostarczony i jej adres, 
miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 


towar ma być 


b) 


c) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

d) komu należy awizować wysyłkę, 

e) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

f) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bud- | 
żetowy, | 

g) powołanie się na zarządzenie władzy bądź umowę lub | 


na datę i numer zamówienia, jeżeli było składane. 
2. Dyspozycja wysyłkowa powinna być przedłożona: 


1) przy wysyłkach z rafinerii lub bazy — na 50 dni 
przed początkiem miesiąca, w którym ma nastąpić 
wysyłka, 

2) przy wysyłkach ze składu dystrybucyjnego sprzedaw- 


cy — na 30 dni przed początkiem miesiąca, w którym 

ma nastąpić wysyłka. 
3. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał — sprzedawca wyśle towar pod adresem 


nabywcy. * i 


PKP 


l 


Ii. Cena i rozliczenie 


S=5: 

Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cennika ustalonego przez właściwe 
władze. 

$ 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach į try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 

HI Jakość towaru 


SSE 


1. Towar powinien odpowiadać urzędowym normom 
ustalonym przez Polski Komitet Normalizacyjny. Produk- 
ty przeznaczone dla celów leczniczych (farmaceutycznych) 
winny ponadto odpowiadać normom Polskiej Farma- 
kopei. 

2. Przy produktach nie objętych wykazem norm Pol- 
skiego Komitetu Normalizacyjnego (produkty nietypowe) 
obowiązują normy przewidziane w zarządzeniu władzy lub 
w umowie. 

3. O ile dostawa następuje na podstawie dostarczonej 
przez sprzedawcę próbki, wówczas produkt musj odpowia- 
dać ściśle własnościom, jakie posiadała próbka. 


IV. Badanie techniczne 


§ 8. 

Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w ra- 
finerii lub bazie, z których towar ma być wysłany, przez 
komisję składającą się z przedstawicieli sprzedawcy i na- 
bywcy. 

§ 9. 


Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowa- 
dzone. 

$ 10. 


1. Przeprowadzenie czynności badania technicznego wy- 
mienionych w $ 11 powinno nastąpić w ciągu 14 dni od da- 
ty zawiadomienia przewidzianego w $ 9. W razie nieprzy- 
stąpienia przez nabywcę do badania lub nieukończenia 
przez komisję jej czynności w powyższym terminie, sprze- 
dawca może wysłać towar wraz z atestem laboratoryj- 
nym. 

2. Jeżeli przygotowana do badania ilość wynosi mniej niż 
75% wskazanej w zawiadomieniu, przedstawiciele nabyw- 
cy mogą nie przystąpić do badania, przy czym sprzedawca 
obowiązany jest zwrócić nabywcy koszty związane z dele- 
gowaniem przedstawicieli do komisji. 


í SUE 


1. Dokonując badania technicznego komisja zaznajomi się 
z treścią atestu laboratoryjnego, zbada zgłoszony do bada- 
nia towar, pobierze próbki do analiz chemicznych i z czyn- 
ności swoich sporządzi protokół. 

2. Próbki pobierać należy zgodnie z przepisami Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego. Próbki te będą komisyjnie 
pakowane, znaczone, pieczętowane i podpisane przez 
członków komisji, przy czym jedną próbkę zatrzymuje 
sprzedawca, drugą nabywca, a trzecią przechowuje sprze- 
dawca dla ewentualnej analizy rozjemczej. 


; $ 12. 


1. Pobraną próbkę nabywca może poddać we własnym 
zakresie analizie chemicznej (analiza kontrolna). 

2. W razie gdy wynik analizy nie pokrywa się z analizą 
atestu laboratoryjnego, nabywca winien niezwłocznie po- 
wiadomić o tym sprzedawcę, który obowiązany jest oddać 
znajdującą się u niego w przechowaniu próbkę do analizy 
Zakładowi Technologii Nafty Instytutu Naftowego w Trze- 
bini lub laboratorium politechniki (analiza rozjemcza). 


$ 13. 


1. Jeżeli analiza rozjemcza stwierdzi, że towar posiada 
wady, które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich 
usunięcia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowied- 
ni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upły- 
wie odstąpi od umowy. 
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2. Gdy ustalone wady nie dają się usunąć i z analizy | 
rozjemczej wynika, że towar nie odpowiada warunkom 
umowy lub zamówienia, nabywcy służy prawo odstąpie- 
nia od umowy. | 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiąza- 
na jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzch- 
nią bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nad- | 
zorowana. | 


§ 14. 


Koszty analizy rozjemczej ponosi nabywca, jeżeli ana- 
liza rozjemcza jest niezgodna z analizą kontrolną, nato- 
miast w przypadku, gdy analiza rozjemcza nie jest zgod- 
na z analizą atestu laboratoryjnego — sprzedawca pokry- 
wa koszty zarówno analizy rozjemczej jak i kontrolnej. 


V. Opakowanie. 


$ 15, 

Do czasu jednolitego uregulowania sprawy opakowań 
produktów naftowych, w drodze zarządzeń właściwych 
władz, obowiązują w tym przedmiocie przepisy $$ 16—18 
oraz „Warunki najmu oraz sprzedaży opakowań produk- 
tów naftowych“ wydane przez CPN i zatwierdzone przez | 
PKPG. 


$ 16. 


l. Cysterny - wagony do wysyłki towaru z rafinerii 
i baz dostarcza sprzedawca. Również sprzedawca dostar- 
cza oryginalne opakowanie podstawowe (fabryczne). | 
Wszelkie inne opakowanie dostarcza nabywca. 

2. Opakowanie powinno być dostarczone przez nabyw- 
cę na jego koszt do miejsca załadowania towaru co naj- | 
mniej na trzy tygodnie przed-=terminem dostawy. Nabywca | 
obowiązany jest nadesłać opakowanie w stanie czystym, 
nieuszkodzonym, nadającym się do bezpośredniego napeł- 
nienia dostarczonym produktem. 

3. Jeżeli nabywca nie dostarczył opakowania w termi- | 
nie lub dostarczył opakowanie niewłaściwe, sprzedawca 


może — jeżeli wymaga tego rodzaj i bezpieczeństwo to- 
waru — nabyć potrzebne opakowanie na rachunek na- 
bywcy. 

$ 17. 


W tych przypadkach, gdy zostało ustalone, że opako- 
wanie ma dostarczyć sprzedawca, wówczas winien on | 
wysłać towar lub przygotować go do odbioru w opako- 
waniu, które określa umowa, a w braku właściwych po- 
stanowień umownych — w opakowaniu odpowiadającym 
normom ustalonym przez właściwe władze lub w opako- 
waniu przyjętym zwyczajowo — jeżeli normy te nie zo- 
stały ustalone. 


§ 18. ` 


1. Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie za- 
rządzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 30 
dni od daty otrzymania towaru. Przy wysyłce opakowa- 
mia mają odpowiednie zastosowanie przepisy o wysyłce 
i odbiorze towaru. 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie opa- 
kowania, w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych 
władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy ty- 
tułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 2% wartości 
hiezwróconego opakowania. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

4. W razie niędostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi równ i w dodatkowym terminie nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
miezwróconego opakowania. 

§ 19. 

1. Dostawy w wagonach - cysternach odbywają się 
zgodnie z przepisami Instrukcji PKPG o gospodarowaniu 
cysternami. W szczególności przy zwrocie wagonów -i 
cystern stosuje się poniższe przepisy ustępów 2 — 6. 

2. Wagony - cysterny kolejowe, będące własnością 
Sprzedawcy, nabywca obowiązany jest zwrócić po opróż- 
nieniu do stacji przeznaczenia na koszt sprzedawcy, przy 
użyciu każdorazowo nadesłanego przez sprzedawcę listu 
przewozowego na bieg zwrotny. W wypadku nieotrzyma- 
nia przez nabywcę listu przewozowego na bieg zwrotny, 
cysterna winna być odesłana na koszt sprzedawcy do 
stacji macierzystej. 


BIULETYN PKPG. 


3. W razie przetrzymania takiej cysterny przez nabyw- 
cę ponad 24 godziny od chwili podstawienia jej przez 
PKP do rozładunku, nabywca obowiązany będzie zapłacić 
sprzedawcy tytułem kary umownej po zł 100 za każdą 
rozpoczętą godzinę przetrzymania cysterny ponad wyżej 
wskazany termin. W okresie zimowym przy olejach łat- 
wostygnących termin ten przedłuża się do 48 godzin, Za 
okres zimowy uważa się (miesiące oq 1 listopada do 31 
marca. 

Dla ustalenia należności sprzedawcy z powyższego ty- 
tułu miarodajne będzie stwierdzenie przez właściwą sta- 
cję kolejową na oryginale listu przewozowego na bieg 
zwrotny cysterny: 

a) czasu podstawienią pełnej cysterny pod wyładunek, 

b) czasu zabrania jej w stanie próżnym przez PKP. 

Nabywca obowiązany jest dopilnować wypełnienia 
przez urzędników kolejowych nadruku umieszczonego 
w tym celu przez sprzedawcę na odwrocie listów prze- 
wozowych. 

4. Nabywca ma obowiązek założenia plomb na zwraca- 
ne cysterny próżne w tych samych miejscach, w których 
plombowane są cysterny z produktem. 

5. Jeśli nabywca załaduje cysternę próżną niewłaści- 
wym produktem, wywołując zanieczyszczenie, wówczas 
ponosi on rzeczywiste koszty czyszczenia, a nadto płaci 
sprzedawcy tytułem kary umownej kwotę zł 10.000. 

6. W razie dostrzeżenia uszkodzeń cysterny lub spu- 
stów (cieknięcie, pęknięcie itp.) nabywca zobowiązany 
jest zawiadomić o tym bezzwłocznie placówkę sprzedaw- 
cy, do której odsyłana jest cysterna po wyładunku. 


VI. Dostawa towaru. 


§ 20. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy, dostawa następuje bądź przez wydanie towaru 
ze składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca 
przeznaczenia. 1 


S21, 

Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 23) lub wydał przewoźnikowi towar do przewo- 
zu CST 27 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy. 


§ 22. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru na- 
stąpić ma ze skladu sprzedawcy, powinien on wskazać 
jako miejsce wydania skład położony w tej samej miej- 
scowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla któ- 
rego towar jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże on nabywcy skład położony najbliżej. 


$ 23. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania przynajmniej na 7 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 


$ 24, 

1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swe- 
go przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie 
środkiem transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania, 


$ 25. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane przez sprzedawcę 
z należytą starannością, a towar odpowiednio oznaczony. 
Sprzedawca obowiązany jest w granicach zwykłej sta- 
ranności sprawdzić przydatność opakowania dostarczone- 
go przez nabywcę. 


§ 26, 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania na 
środek transportowy j pokwitowania przez przedstawicie- 
la nabywcy. 


2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie (§ 24 ust. 1) sprzedawca może 
wykonać dostawę w drodze wysyłki. 


i VIII. Wysyłka towaru. 


8 27. 


1, Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru, | 


wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru 
przez kolej do przewozu na podstawie listu przewozo- 
wego. 

2. Gdy w wyniku przeprowadzonego badania technicz- 
nego komisja zgodnie ustali, że badany produkt nie ma 
wad i nadaje się do wysyłki, przedstawiciel nabywcy bio- 
rący udział w komisji ma prawo — o ile tego zażąda — 
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być obecnym przy wszystkich czynnościach związanych | 


z załadowaniem i wysyłką towaru. 


3. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 


a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

4. Do przesyłki lub do listu przewozowego powinna 
być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 28. 


1. Gdy wysyłka dokonywana jest z rafinerii lub bazy, | 
wówczas koszty związane z załadowaniem obciążają sprze- | 


dawcę. Wysyłki 
wych. Nabywca ponosi 


dokonywane są w ładunkach wagono- | 
różnicę zwiększonych kosztów | 


w tym przypadku, gdy załadowanie towaru w ładunkach | 


mniejszych niż wagonowea nastąpiło na jego żądanie. 

2. Gdy wysyłka dokonywana jest ze składu dystrybu- 
cyjnego sprzedawcy, wówczas koszty dowiezienia towa- 
ru do stacji kolejowej oraz koszty nadania, naładowa- 
nia na wagon kolejowy i koszty przewozu ponosi na- 
bywca. 

3. Przepis $ 25 ust. 2 ma odpowiedr 1e zastosowanie. 


§ 29. 


Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest ubez- 
pieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabywcy 
i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 


$ 30. 


1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia nabywcy, jak również odbierającej jed- 
nostce gospodarczej, zawiadomienie pisemne, zawierają- 
ce powołanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłko- 
wą (numer i data), adres na jaki towar wysłano, datę 
wysyłki, numer wagonu, numer listu przewozowego, da- 
ne co do rodzaju i ilości załądowanego towaru oraz opa- 
kowania. 

2. Przy wysyłce z rafinerii do zawiadomienia należy 
dołączyć atest laboratoryjny. 

3. Jeżeli towaw był uprzednio poddany badaniu tech- 
nicznemu, należy do zawiadomienia dołączyć odpis spo- 
rządzonego przez komisję protokołu, a w przypadku prze- 


widzianym w $ 10 ust. 1 — atest laboratoryjny. 
§ 31. 
1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 


czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. > 
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała ona z jego wi- 
ny, a w szczególności wskutek niewłaściwego załadowa- 
nia lub opakowania. 
$ 32. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu 
towaru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wy- 
ładowania obciążają nabywcę (niezależnie od kar prze- 
widzianych w $ 19 ust. 3). 


$ 38. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regula- 
minu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynno- 
ści niezbędnych dla ustalenia 


odpowiedzialności kolei | 
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i zachowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, 
a to pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń 
wobec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez 
kolej mabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w cią- 
gu 7 dni od daty sporządzenia. 


$ 34. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu nale- 
ży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodo- 
wania. 

$ 35. 


Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepi- 
sy S$ 27 — 34 z tym, że przy wysyłce transportem samo- 
chodowym towar powinien być skierowany do wskazane- 
go zakładu lub magazynu nabywcy. 


IX. Braki i wady towaru. 
$ 36. 

1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujaw- 
nienie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
sprzedawcy powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro- 
dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze- 
dawcy i nabywcy. 

2. Protokół winien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 

nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 

nia — jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do 
badania. Przepisy $$ 40 i 41 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, gdy wynik badania mie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 

$ 37. 

1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najwyżej w ciągu 4 dn! 
od daty otrzymania zbadać towar i w razie stwierdzenia 
braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić pro- 
tokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie po- 
trzeby fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawlia- 
domi placówkę sprzedawcy, znajdującą się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 

2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 
poddany technicznemu badaniu, przepisy ust. 1 mają za- 
stosowanie tylko wówczas, gdy braki j wady mogły pow- 
stać po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem niewłaści- 
wego opakowania lub załadowania. 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 36 
ust. 2 z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nie- 
obecny, należy uczynić wzmiankę, czy został zawiadomio- 
ny, a ponadto należy zamieścić w protokole opinię bie- 
głego — jeżeli był wzywany. 

8 38. 

1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie prze- 
widzianym w $ 37 ust. 1 w drodze telegraficznej lub te- 
lefonicznej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze 
otrzymanym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać 
mu odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić 
nabywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu pro- 
tokołu i w ciągu mastępnych 3 dni delegować swego 
przedstawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów 
nabywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowa- 
nia nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, 
w jakim został odebrany od przewoźnika. 
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8 39. 


Gdy braki lub wady towaru są tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
badaniu technicznym, bądź przy wydawaniu towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź wreszcie przy otrzymaniu towa- 
ru dostarczonego przez wysyłkę, wówczas stosuje się od- 
powiednio przepisy $$ 37 i 38, przy czym termin cztero 
dniowy przewidziany w $ 37 ust. 1 liczy się od dnia ujaw- 
nienia braków lub wad towaru, 


§ 40. 


l. W razie sporu między stronami w przedmiocie wad, 
strony prześlą pobrane przy sporządzaniu protokołu prób- 
ki do Zakładu Technologii Nafty Instytutu Naftowego 
lub do laboratorium politechnicznego celem dokonania 
właściwych badań i wydania orzeczenia, które będzie dła 
stron wiążące. 


2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów 
nabywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z bada- 
niami. 

$ 41. 


W przypadku stwierdzenia przez Zakład 2d 
Nafty Instytutu Naftowego lub laboratorium politech- 
niczne wad istotnych nabywca może postawić towar do 
dyspozycji sprzedawcy i albo zażądać dostarczenia innego 
towaru, albo odstąpić od umowy. W przypadkach innych 
wad nabywca może żądać obniżenia ceny odpowiednio do 


zmniejszonej dla niego wartości 


użytkowej nadesłanego 
towaru. 


8 42. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar będący w jego posiada- 
niu i postawiony do dyspozycji sprzedawcy i postąpić 
z towarem stosownie do dalszych jego poleceń. Koszty 
Z aj z przechowaniem i dalszą wysyłką ponosi sprze- 

awca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


3. Jeżeli towar ulega szybkiemu zepsuciu, nabywca 
winien przed upływem powyższego terminu, a w razie 
potrzeby nawet nie czekając na polecenie sprzedawcy, 
sprzedać towar na rachunek sprzedawcy przede wszy- 
stkim jednostce gospodarki socjalistycznej. 


8 43. 


1. Jeżeli umowa nie zawiera odmiennych postanowień, 
dostawy poszczególnych partii towarów, dokonywane 
w poszczególnych terminach umownych przez wysyłkę 
w wagonach - cysternach lub w innych ładunkach pełno- 
wagonowych, mogą się różnić od ilości przewidzianej 
'w umowie lub zamówieniu o 10% z tym, że nabywca pła- 
ci jedynie za faktycznie dostarczoną ilość towaru. 


2. Ustęp 1 nie ma zastosowania przy towarach regla- | 
mentowanych, których ilość dostarczona powinna ściśle | 
odpowiadać ilościom wynikającym z przydziałów. 

| 
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OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁU 
HUTNICZEGO — ŻELAZNEGO 


I. Przepisy wstępne. 


SIE 
1. Warunki niniejsze stosuje się przy dostawie podsta- | 
wowych artykułów przemysłu hutniczego — żelaznego, | 


pochodzących z produkcji krajowej, a w szczególności na- | 
stępujących grup towarowych: 
surówki wielkopiecowej i żelazostopów, 
stali zwykłych i szlachetnych, walcowanych, kutych, | 


ciągnionych, prasowanych, szlifowanych, polerowanych, | 
w postaci kształtowników i blach, 


bednarki gorąco - walcowanej, | 
taśmy zimno - walcowanej, | 
walcówki, 


materiałów nawierzchni kolejowej i do taboru kolejo- 
wego, 

rur ze szwem i bez szwu łącznie z kształtkami, 

elektrod, 

drutu do spawania, 

wierteł, 

odlewów staliwnych, 

odlewów lano-kutych, 

odkuwek, 

łuków kopalnianych, 

kul stalowych, 

cylpepsów. 


2. Bliższe określenie wymiarów, gatunków, odchyłek 
wymiarowych oraz własności artykułów w ramach po- 
wyższych grup towarowych zawarte są w katalogach oraz 
normach polskich (PN), a w braku tych ostatnich — w nor- 
mach hutniczych. 


II. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 


$ 2. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa. Jeśli w zarządzeniu władzy lub w umowie prze- 
widuje się, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliższy termin į przedmiot świadczenia, obowią- 
zany jest on nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie 
na taki czasokres przed żądanym terminem dostawy, ja- 
kiego wymagają cykle produkcyjne, ustalone przez Cen- 
tralny Zarząd Przemysłu Hutniczego i podane do wiado- 
mości nabywców. 


2. Zamówienie powinno określać: 


a) szczegółową specyfikację asortymentową według 
przyjętej nomenklatury z dołączeniem w razie po- 
trzeby rysunków, planów, modeli itp. i z podaniem 
norm lub warunków technicznych, jeżeli co do tego 
zgłaszane są specjalne wymogi, 
terminy dostaw oraz ilości, rodzaje i gatunki towa- 
rów, które w tych terminach mają być dostarczone, 
cel, na jaki towar jest przeznaczony, jeżeli nie po- 
dano norm lub warunków technicznych, 
ewentualne oświadczenie, czy dostawa towaru ma 
być poprzedzona badaniem technicznym ze wskaza- 
niem, kto dokona badania, lub czy należy dostarczyć 
atest hutniczy, 
przy towarach reglamentowanych — powołanie się 
na grupę rozdzielnika, datę i numer przydziału, 
f) ewentualne żądanie co do opakowania ze wskaza- 
niem jego rodzaju. 


b) 
c) 
ży 


— 


e) 


$ 3. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, 
sprzedawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od 
umowy lub o jej zmianę, 


2. Jeżeli nabywca nie określił w zamówieniu gatunku, 
długości (przy blachach formatów arkuszy) lub odchyłek 
wymiarowych, sprzedawca może dokonać dostawy w ga- 
tunku handlowym, w długościach normalnych (przy bla- 
chach w arkuszach o wymiarach normalnych) z takimi 
odchyłkami, które są wolne od dopłat, a jeżeli nie wska- 
zał terminów dostawy — sprzedawca wyśle towar w do- 
wolnych terminach w ramach zarządzenia władzy lub 
umowy. 


8 4 


l. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia. 


2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
aości strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 
czy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
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bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że proto- 
kół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzą- 
cych wątpliwości obowiązków stron wynikających z za- 
rządzenia władzy lub z umowy i w następstwie tego na- 
stąpiło opóźnienie wykonania zobowiązania — strona za- 
płaci karę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarcze- 
niu lub w odbiorze przedmiotu dostawy. 


85. 


1. Nabywca może w samym zamówieniu lub na 1 mie- 
siąc przed ustalonym terminem wykonania dostawy nade- 
słać dyspozycję wysyłkową zawierającą następujące da- 
ne: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu nałeży awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i numer zamówienia — jeżeli 
było złożone, 

i) ewentualne zastrzeżenie co do asystowania przedsta- 
wiciela nabywcy przy wysyłce. 


2. Prawo nabywcy do udzielenia dyspozycji wysyłko- 
wej na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wykonania 
dostawy nie narusza postanowień zasad cennikowych 
i programów wytwórczych w odniesieniu do minimal- 
nych ilości, przewidzianych do dostawy z zakładów pro- 
dukcyjnych. 

3. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


| Ir. 


bank, konto ewentualnie tytuł 


Cena i rozliczenie. 


$ 6. 

1. Ceny liczone sa w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników, a w ich braku według 
zasad, ustalonych przez właściwe władze, 

2. W razie odbioru ze składu lub z zakładu produkcyj- 
nego towaru, dla którego cennik przewiduje tylko cenę 
franco wagon stacja odbiorcza, nabywcy nie przysługują 
od tej ceny żadne bonifikaty, 


80. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
przepisach. 


IV. Jakość towaru. 


$ 8. 

1. Dostarczony towar powinien co do jakości odpowia- 
dać polskim normom (PN), o ile zarządzenie władz, umo- 
wa lub zamówienie nie przewidują specjalnych warun- 
ków technicznych. 

2. W razie braku polskich norm (PN) obowiązują nor- 
my wewnętrzne zatwierdzone przez Centralny Zarząd 
Przemysłu Hutniczego lub stosowane w hutnictwie wa- 
runki zwyczajowe. 


V. Badanie techniczne towaru. 


8 9. 


1 Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, w umowie lub 
w zamówieniu badanie techniczne dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez organ wskazany 
przez nabywcę, który poniesie koszty wyznaczonego przez 
siebie organu, związane z badaniem. 
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2. Sprzedawca umożliwi korzystanie z urządzeń labo- 
ratoryjnych i pomiarowych zakładu, w którym badanie 
się odbywa, za opłatą przewidzianą w cenniku. 


$ 10. 


Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badanią technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowa- 
dzone. 

SPE 

Przeprowadzenie czynności badania technicznego wy- 
mienionych w § 12 powinno nastąpić w ciągu 7 dni od 
daty zawiadomienia przewidzianego w $ 10. W razie nie- 
przystąpienia przez wymieniony organ do badania lub 
nieukończenia czynności w powyższym terminie, sprze- 
dawca może wysłać towar. 


$ 12. 


1. Organ dokonujący badania technicznego dokona 
oględzin towaru co do zachowania wymiarów, profili, od- 
chyłek wymiarowych, gatunków i ilości, pobierze próbki 
w sposób ustalony polskimi normami, przeprowadzi pró- 
by w sposób przewidziany w warunkach technicznych 
lub w normach j z czynności tych sporządzi protokół. 

2. W przypadku, gdy spnzedawca kwestionuje treść 
protokołu sporządzonego w myśl ust. 1, wezwie biegłe- 
go z Głównego Instytutu Metalurgii lub zakładu poli- 
technicznego, którego opinia jest dla stron wiążąca. 

3. W przypadku, gdy wezwany biegły nie potwierdzi 
zarzutów, sprzedawca ponosi koszty związane z dodatko- 
wymi badaniami i wezwaniem biegłego. 


$ 18. 

1. Jeżeli badanie techniczne stwierdzi, że towar ma 
wady, które dadzą się usunąć, nabywca może zażądać ich 
usunięcia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowied- 
ni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upły- 
wie odstąpi od umowy. 

2. W przypadku, gdy ustalone wady nie dają się usu- 
nąć, i z badania technicznego wynika, że towar nie odpo- 
wiąda warunkom umowy lub zamówienia, nabywcy słu- 
ży prawo odstąpienia od umowy, 


3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiąza- 
na jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzch- 
nią bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nad- 
zorowana. 


VI. Opakowanie. 


$ 14. 

Towar dostarcza się bez opakowania z wyjątkiem przy- 
padków, gdy poszczególne wyroby gotowe wymagają 
specjalnego opakowania, lub gdy nabywca żąda opako- 
wania; koszty opakowania ponosi nabywca. 


$ 15. 


1. Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie za- 
rządzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 30 
dni od daty otrzymania towaru. 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie opako- 
wania w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych władz, 
nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy tytułem 
kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% wartości nie- 
zwróconego opakowania. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie 
wyznaczonym mu przez sprzedawcę. 


4. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


$ 16. 


Za zwrócone opakowanie sprzedawca uzna nabywcę 
kwotą odpowiadającą zaliczonej wartości opakowania, 
z potrąceniem normalnego zużycia według stawek usta- 
lonych w cennikach lub wymienionych w umowie. Jeżeli 
opakowanie uległo uszkodzeniu, sprzedawca potrąca po- 
nadto kwotę odpowiadającą procentowi zniszczenia, któ- 
rego wysokość ustala sprzedawca z równoczesnym zawia- 
domieniem nabywcy. 
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Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastoso- 
wanie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


§ 18. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, wówczas w razie opóźnienia 
w nadesłaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwe- 


go sprzedawca może — jeżeli wymaga tego bezpieczeń- 
stwo towaru — nabyć żądane opakowanie na rachunek 
nabywcy. 


VII. Dostawa towaru. 


$ 19. 


W zależności od postanowień zarządzenia władzy lub 
umowy, dostawa następuje bądź przez wydanie towaru 
z zakładu produkcyjnego lub ze składu, bądź przez wysył- 
kę do miejsca przeznaczenia, 


§ 20. 

Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewo- 
zm (3 RZS). 


VIII. Wydanie towaru z zakładu produkcyjnego lub 


ze składu 


§ zde 

1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako miejsce 
wydania skład położony w tej samej miejscowości, w któ- 
rej znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar jest 
przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie 
składu, wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 


$ 22. 

Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie zakład pro- 
dukcyjny, z którego wydanie nastąpi. 


8123: 

1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym., 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie wiadomości i legitymować się imiennym upoważnie- 
niem do odebrania. 

3. Przy oględzinach 


posiada 


zewnętrznych przygotowanego do 
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wydania towaru przedstawiciel nabywcy obowiązany jest ! 


towar ten sprawdzić co do zachowania wymiarów profili, 
odchyłek wymiarowych, gatunków i ilości. 


$ 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje 


3 sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 


2. Załadowanie winno być dokonane z należytą staran- | 


nością, towar odpowiednio do postanowień $ 5 opakowa- 
ny i oznaczony. , 


§ 25. 

1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 
wskazanym terminie (§ 23; ust. 1), sprzedawca może wy- 
słać towar. 

§ 26. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru ko- 
leją, następuje to w ładunkach pełnowagonowych, a na 
żądanie nabywcy wysyłka może nastąpić w ładunkach 
mniejszych (półwagonowych lub drobnicowych) z tym, że 
obciąży go wynikła z tego tytułu różnica kosztów trans- 
portu. 

2. Sprzedawca w razie częściowego wykonania zamówie- 
nia może wysłać towar w ładunkach mniejszych z tym, że 
odpowiada wobec nabywcy za mogące wyniknąć dla niego 
z tego tytułu dodatkowe koszty. 


| 
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8 27. 


1. Jeżeli nabywca zastrzegł sobie w zamówieniu lub 
w dyspozycji wysyłkowej, że jego przedstawiciel ma być 
obecny przy wysyłce towaru, sprzedawca wyśle zawiado- 
mienie o zamierzonej wysyłce do nabywcy co najmniej na 
5 dni naprzód wskazując mu termin i miejsce, skąd wysył- 
ka nastąpi. 


Przepis $ 23 ust. 3 i $ 25 ma odpowiednie zastosowanie. 


2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie ($ 23 ust. 1), sprzedawca może 
wysłać towar. 


§ 28. 

1. Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia to- 
waru przez kolej do przewozu na podstawie właściwego 
listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do dokumentu przewo- 
zowego powinna być dołączona specyfikacja wysłanego to- 
waru. 

$ 29. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem ponosi 
nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


$ 30. 

1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia do nabywcy i do odbierającej jednostki 
gospodarczej zawiadomienie pisemne, zawierające powo- 
łanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nr 
i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, nr 
wagonu, nr listu przewozowego oraz dane co do rodzaju 
i ilości załadowanego towaru. 

2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu technicz- 
nemu, należy w zawiadomieniu uczynić o tym wzmiankę, 
z podaniem daty badania. 


$ 31. 

1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 

§ 32, 

Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


$ 33. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obo- 
wiązany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zacho- 
wania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu, sporządzonego przez kolej, 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. 


$ 34. 
i Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
mabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 'wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


$ 35. 

Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepisy 
$ § 26 — 34 z tym, że przy wysyłce transportem samocho- 
dowym towar powinien być skierowany do wskazanego 
składu lub magazynu. 
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Str. 240 


IX. Braki i wady towaru 


§ 36. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru z zakładu: pro- 
dukcyjnego lub ze składu, w szczególności przy oględzi- 
mach zewnętrznych, dokonanych zgodnie z $ 23 ust, 3, po- 


winny być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu | 


sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy i na- 
bywcy. 
! 2. Protokół powinien zawierać: 


imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzeniu protokołu, 

treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpieczenia, 
jeżeli zostały pobrane, 

datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 


3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio podda- 


a) 


b) 


my badaniu technicznemu, przepisy ustępu 1 mają zastoso- | 
wanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są bra- | 
ki lub wady, które mogły powstać po dokonanym bada- | 


niu. 

» 4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do ba- 
dania. Przepisy $$ 39 i 40 stosuje się odpowiednio, 


5. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną, przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 


§ 37. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najwyżej w ciągu 4 
dmi od daty otrzymania, zbadać towar, a 'w szczególności 
dokonać oględzin zewnętrznych przewidzianych w § 23 
ust. 3 i w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad 
jakościowych sporządzić protokół, przy udziale czynnika 
społecznego, a w razie potrzeby fachowych wiadomości 
przy udziale biegłego. O zamierzonym sporządzeniu pro- 
tokołu nabywca zawiadomi oddział sprzedawcy, znajdujący 
się w miejscu odebrania towaru, i wezwie go do udziału 
w tej czynności. Í 


92. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 
poddany badaniu technicznemu, przepisy ustępu 1 mają 
zastosowanie tylko wówczas, gdy braki i wady mogły po- 
wstać po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem niewłaś- 
ciwego opakowania lub załadowania. 


) 3. W przypadku, gdy braki lub wady były tego rodzaju, 
że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujaw- 
nione przy odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy 
się od dnia ich ujawnienia. 


4. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 36 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę, czy został zawiadomiony, a po- 
madto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, jeżeli 
był wzywany. 


§ 38. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 37 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu proto- 
kołu i w ciągu następnych trzech dni delegować swego 


przedstawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów | 
nabywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowa- | 


nia nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, 


w jakim został odebrany od przewoźnika. 


3. Przy dokonywaniu oględzin sprzedawca może wezwać 
biegłego z Głównego Instytutu Metalurgii lub z właści- 
wego zakładu politechnicznego. 


$ 39. 


Przepisy $ 37 i $ 38 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki 
ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
wydaniu. 

8 40. 

1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu próbki nabywca 
przesyła do Głównego Instytutu Metalurgii lub do labora- 
torium politechnicznego celem dokonania właściwych ba- 
dań i wydania orzeczenia, które będzie dla stron wią- 
żące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami. 


§ 41. 

W razie stwierdzenia przez Główny Instytut Metalurgii 
lub laboratorium politechniczne wad istotnych, nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy j albo za- 
żądać dostarczenia innego towaru, albo też odstąpić od 
umowy. W innych przypadkach nabywca może zażądać 
obniżenia ceny, odpowiednio do zmniejszonej dla niego 
wartości użytkowej nadesłanego towaru. 


$ 42. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłużej aniżeli przez 30 dni towar postawiony do dy- 
spozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do 
dalszych poleceń sprzedawcy. Koszty związane z przecho- 
waniem i dalszą wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


3 43. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 4 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 
METALI NIEŻELAZNYCH W BLOKACH, ICH STOPÓW 
ORAZ PÓŁFABRYKATÓW Z METALI NIEŻELAZNYCH 
I ICH STOPÓW 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 
l Jal 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeśli zarządzenie władzy lub umowa stron 
przewiduje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowią- 
zany jest co najmniej na 3 miesiące przed! ustalonym w za- 
rządzeniu władzy lub umowie okresem wykonania dosta- 
wy nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie zamówionego towaru (według nomen- 

) klatury cennika CHMN), jego dokładne wymiary, 

ilość, wagę, skład chemiczny i warunki mechaniczne, 

jak również nazwę normy lub warunki techniczne, 
jeżeli co do tego zgłaszane są specjalne wymogi, 

b) terminy dostaw oraz ilość i rodzaje towarów, które 
w tych terminach mają być dostarczone, 

c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

d) ewentualne oświadczenie, czy dostawa towaru ma 
być poprzedzona badaniem technicznym, czy też na- 
leży dostarczyć atest hutniczy, 

e) przy towarach reglamentowanych — datę i nr przy- 
działu, 

f) ewentualne żądania co do opakowania ze wskazaniem 
jego rodzaju. 


$ 2. 


) 1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprze- 
dawca może wystąpić o przyznanie prawa odstąpienia od 
umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach 
zarządzenia władzy lub umowy stron. 


4 się z przedstawicieli zarówno sprzedawcy 


Str. 241 


Sz: 

1l. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jednost- 
ce zwierzchniej albo władzy, której bezpośrednio podlega, 
lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy prio- 
rytetów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca 
powinien w tymże terminie wystąpić do komisji arbitra- 
żowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w try- 
bie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać sprze- 
dawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca 
nie przekaże sprawy, lub nie złoży w terminie wniosków 
do komisji arbitrażowej, uważa się, że protokół rozbieżno- 
ści zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
iwątpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zepłaci karę 
umowną, przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 


\ § 4. 


1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub co 
najmniej na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wyko- 
nania dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłko- 
wą, zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kelejowej należy podać w brzmieniu 
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zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- | 


tualnie wskazać bocznicę kolejową, 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


Jeżeli zarządzenie władz, umowa lub zamówienie prze- 
widują późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca jej 
nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
'bywcy. 


II. Ceny i rozliczenia 


$ 5. 


1. Ceny liczone sa w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników ustalonych przez właś- 
ciwe władze. 


2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla | 


którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługuje od tej ceny żadna boni- 
fikata. 


$ 6. 
Zapłata należności dokonywana jest w ' terminach 


i w trybie ustalonym w obowiązujących w tym przedmio- 
cie przepisach. 


IM. Jakość towaru 


Sm 

Towar powinien odpowiadać polskim normom (PN), 
© ile zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie mie prze- 
widują specjalnych warunków technicznych. 


IV. Badanie techniczne towaru 


$ 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składającą 
jak i nabywcy. 
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$ 9. 


Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowa- 
dzone. 

$ 10. 


1. Przeprowadzenie czynności badania technicznego, wy- 
mienionych w $ 11, powinno nastąpić w ciągu 14 dni od da- 
ty wysłania zawiadomienia przewidzianego w $ 9. W ra- 
zie nieprzystąpienia przez nabywcę do badania lub nie- 
ukończenia przez komisję jej czynności w powyższym ter- 
minie, sprzedawca może wysłać towar wraz z atestem 
hutniczym. 

2. Jeżeli przygotowana do badania ilość wynosi mniej 
niż 75%, wskazanej w zawiadomieniu, przedstawiciele na- 
bywcy mogą nie przystąpić do badania, przy czym sprze- 
dawca obowiązany jest zwrócić nabywcy koszty związane 
z delegowaniem przedstawicieli do komisji. 


$ 11. 


1. Dokonując badania technicznego, komisja zaznajomi 
się z treścią atestu hutniczego, przeważy zgłoszony do od- 
bioru towar, pobierze próbki do analiz chemicznych i do 
prób mechanicznych oraz przeprowadzi próby mechanicz- 
ne i z czynności tych sporządzi protokół. 

2. Próbki do analiz chemicznych pobierane będą według 
uzgodnionych norm technicznych tylko z metali czystych 
i ze stopów metali w ilości 3 dla każdego wytopu. Próbki 
te pakowane będą w torebki komisyjnie znaczone, pieczę- 
towane i podpisane przez członków komisji, przy czym 
jedną próbę zatrzymuje sprzedawca, drugą nabywca, 
a trzecią przechowuje sprzedawca dla ewentualnej analizy 
rozjemczej. 3 

3. Próbki do prób mechanicznych pobiera się zgodnie 
z obowiązującymi normami polskimi, o ile w umowie nie 
został przewidziany inny sposób. Przy dokonywaniu prób 
mechanicznych komisja korzysta z urządzeń zakładu wy- 
twórczego sprzedawcy za opłatą, przewidzianą w cenniku, 
którą pokrywa nabywca. 


§ 12. 


1. Pobraną próbkę nabywca może poddać we własnym 
zakresie analizie chemicznej (analiza kontrolna), 

2. W razie, gdy wynik analizy kontrolnej nie pokrywa 
się z analizą atestu hutniczego, nabywca winien niezwło- 
cznie powiadomić sprzedawcę, który obowiązany jest od- 
dać znajdującą się u niego w przechowaniu próbkę do ana- 
lizy Głównemu Instytutowi Metalurgii lub do Laborato- 
rium Politechnicznego (analizą rozjemcza). 


$ 13. 


1. Jeżeli badanie techniczne stwierdzi, że towar posiada 
wady, które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich 
usunięcia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie 
odstąpi od umowy. 


2. W przypadku, gdy ustalone wady nie dają się usunąć 
i z badania technicznego wynika, że towar nie odpowiada 
warunkom umowy lub zamówienia, nabywcy służy prawo 
odstąpienia od umowy. 


3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę  zwierzch- 
nią bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nad- 
zorowana. 

§ 14. 


Koszty analizy rozjemczej ponosi nabywca, jeżeli anali- 
za rozjemcza jest niezgodna z analizą kontrolną, natomiast 
w przypadku, gdy analiza rozjemcza nie jest zgodna z ana- 
lizą atestu hutniczego — sprzedawcą pokrywa koszty za- 
równo analizy rozjemczej jak i kontrolnej. 


V. Opakowanie 


§ 15. 


1. Towar dostarczany jest w opakowaniu podstawowym 
(fabrycznym) lub wysyłkowym bezzwrotnym, jeżeli na- 
bywca w umowie lub zamówieniu nie zażądał opakowania 
specjalnego. 
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$ 16. 

Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania towaru. 


§ 17. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w § 16 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem właś- 
ciwych wladz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
'wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie, wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

» 3. W razie niedostarczenia opakowania, podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 

§ 18. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


Sao 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- 
słaniu lub dostarczeniu opakowania niewłaściwego, sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru, 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 


) VI. 


§ 20. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez 
znaczenia. 


wysyłkę do miejsca prze- 


§ 21. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- | 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
| 
1 


Dostawa towaru 
| 
|| 
| 


nia ($ 23) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
(8 27). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy. 


§ 22. 


! 1. W przypadku, gdy umowa przewiduje, że wydanie to- 
waru nastąpić ma ze składu sprzedawcy, powinien on 
wskazać jako miejsce wydania skład położony w tej samej 
miejscowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla 
którego towar jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada | 
składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 

S 23: 

Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towaru 
do wydania przynajmniej na 7 dni 
terminem dostawy, wskazując 
z którego wydanie nastąpi. 


przed wyznaczonym 


mu jednocześnie skład, 


$ 24. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym | 
upoważnieniem do odebrania. 


§ 25. | 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą staran- 
nością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


3 26. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go | 
na środek transportowy i pokwitowania odbioru przez 
przedstawiciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się nabywcy we wskazanym | 
terminie ($ 24 ust. 1), sprzedawca może wysłać towar na | 
adres nabywcy. 


własnym 


VIII. Wysyłka towaru 


8 27. 


> 1. W przypadku, gdy umowa przewiduje wysyłkę towa- 
ru, wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia to- 


waru przez kolej do przewozu na podstawie właściwego 
listu przewozowego. 
2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 


a w razie potrzeby również i przeliczenia 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 

$ 28. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem po- 
nosi nabywea. 

28 Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabywcy 
i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepisy $ 25 ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie. 


$ 29. 

1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia do nabywcy i do odbierającej jednostki gos- 
podarczej, zawiadomienie pisemne, zawierające powołanie 
się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nr i data), 
adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer wago- 
nu, numer listu przewozowego oraz dane co do rodzaju 
i ilości załadowanego towaru. 


2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu technicz- 
nemu, należy do dowodu dostawy dołączyć odpis sporzą- 
dzonego przez komisję protokołu, a w przypadku przewi- 
dzianym w $ 10 ust. 1, — również i atest hutniczy, 


$ 30. 

1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, a W 
szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub zała- 
dowania. 


sztuk ładunku 


$ 31. 


„Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado* 
wania obciążają nabywcę. 


$ 32. 

Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowiąza” 
ny jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru za* 
żądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa” 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. 


8 33. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania: 


$ 34. 

Jeżeli wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przep!* 
sy $$ 29 — 33 z tym, że przy wysyłce transportem samo* 
chodowym towar powinien być skierowany do wskaza* 
nego zakładu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru 


$ 35. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujaw” 
nienie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro” 
dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze” 
dawcy i nabywcy. 
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2 
a) 


b) 


Protokół powinien zawierać: 


sporządzeniu protokołu, 

treść zarzutów zgłoszonych przez 
nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia — jeżeli zostały pobrane, 

datę i miejsce sporządzenia protokołu, 


podpisy osób wymienionych pod a). 


przedstawiciela 
sprzedawcy, 


e) 
d) 


e) 
f) 


3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pod- | 


dany badaniu technicznemu, przepisy ustępu 1 mają za- 
stosowanie tylko wówczas, 
Są braki lub wady, które mogły powstać po dokonanym 
bądaniu. ' 
_ 4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do 
badania. 

Przepisy $$ 39 i 40 stosuje się odpowiednio. 

5 W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 


8 36. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najwyżej w ciągu 4 dni 
od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwierdzenia 
braków ilościowych lub wad jakościowych, sporządzić 
protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie 
potrzeby fachowych wiadomości przy udziale biegłego. 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawia- 
domi oddział sprzedawcy, znajdujący się w miejscu ode- 
brania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 

2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 

poddany technicznemu badaniu, przepisy ustępu 1 mają 
zastosowanie tylko wówczas, gdy braki i wady mogły 
powstać po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem nie- 
właściwego opakowania lub załadowania. 
3. W przypadku, gdy braki lub wady były tego rodza- 
ju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być 
ujawnione przy odbiorze, termin przewidziany w ustępie 
1 liczy się od ania ich ujawnienia, 

4 Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 35 ustęp 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, jeżeli 
był wzywany. 

$ 3h. 


1. Nabywca obowiązany jest, pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy, zawiadomić go w terminie prze- 
widzianym w $ 36 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 


nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- | 


nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protoko- 
łu i w ciągu następnych trzech dni delegować swego 
przedstawiciela. Do czasu upływu powyższych: terminów 
nabywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowa- 
nia nadesłanego towaru į zachować go w stanie takim, 
w jakim został odebrany od przewoźnika. 


8 38. 
Przepisy $$ 36 i 37 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki 


ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet | 


przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
wydaniu. 
$739; 


1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu próbki nabyw- | 


ca przesyła do Głównego Instytutu Metalurgii lub do lar 
boratorium politechnicznego celem dokonania właściwych 
badań i wydania orzeczenia, które będzie dła stron wią- 
żące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów 
nabywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z bada- 
niami. 


imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy | 


gdy przedmiotem zarzutów | 


zamierza dokonać oględzin za- | 


§ 40. 


W przypadku stwierdzenia przez Główny Instytut Me- 
talurgii lub laboratorium politechniczne wad istotnych, 
nabywca może odstąpić od umowy i postawić towar do 
dyspozycji sprzedawcy, albo też zażądać dostarczenia inne- 
go towaru. W innych przypadkach nabywca może żądać 
obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej dla niego 
wartości użytkowej nadesłanego towaru. 


$ 41. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez 
okres nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dy- 
spozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do je- 
go dalszych poleceń. Koszty związane z przechowaniem 
i dalszą wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


§ 42. 

Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, której towar był wydany w składzie sprzedawcy 
lub na której adres był wysłany. 


Załącznik Nr 5 do zarządzenia 
Przewodniczącega PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY MASZYN CIĘŻKICH 
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 


I. Przepisy wstępne 
RE 


Warunki niniejsze dotyczą dostawy niżej wyszczegól- 
nionych maszyn ciężkich i urządzeń technicznych, produ- 
kowanych seryjnie: 


Pompy o napędzie mechanicznym. 
. Pompy ręczne. 

Sprężarki. 

Dźwigarki kozłowe. 

Dźwigi osobowo-towarowe, 
Prasy mimośrodowe. 

Ciągi ślimakowe. 

Elektrowciągi. 

. Wielokrążki. 

Żurawie budowlane, 

. Podnośniki hydrauliczne. 

. Obrotnice wąskotorowe. 

. Wózki transportowe. 

. Koleby (wywrotki). 

. Japonki. 

. Betoniarki. 

. Transportery budowlane, 

. Windy budowlane. 

. Sita wibracyjne. 

. Luzowniki elektro-hydrauliczne. 
Chyżozmiany. 

. Łożyska, sprzęgła i części transmisyjne, 
. Podnośniki śrubowe, 

. Dźwigarki przyścienne. 

. Podajniki węgla. 

. Prasy filtracyjne (błotniarki). 

. Prasy do wysłodków. 

. Piece piekarskie i cukrownicze. 
. Ugniatarki do ciasta, 

. Przesiewaczki do mąki. 

. Wilki do mielenia mięsa. 

. Maszyny do trzepania worków. 
. Wózki do przewozu chieba. 

. Urządzenia pralnicze. 

. Kartoflarki. 

. Wirówki „Rekord“. 


$ 2. 


Warunki niniejsze dotyczą jedynie tych maszyn i urzą- 
dzeń, które zgodnie z zarządzeniem władzy lub umową 
strony mają być wydane lub wysłane nabywcy w stanie 
zmontowanym, bądź których montaż ma być dokonany 
przez sprzedawcę w zakładzie nabywcy, wskazanym 
w zarządzeniu władzy lub umowie. 
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II Dyspozycja wysyłkowa 


8 3. 


1. Nabywca może na jeden miesiąc przed, ustalonym 
zarządzeniem władzy lub umową, terminem wykonania 


dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową, za- 


wierającą następujące dane: 


a) nazwę i adres jednostki gospodarczej, której towar | 


ma być dostarczony, 
b) sposób wysyłki, jeśli nie następuje koleją, 
c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 


czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- | 


niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji 
i ew. wskazać bocznicę kolejową, 
d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
e) komu należy awizować wysyłkę, 


PKP | 


f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony | 


rachunek, 
g) miejsce płatności, bank, konto, ew. tytuł budżetowy, 
h) powołanie się na zarządzenie władzy bądź umowę, 
ze wskazaniem tego przedmiotu dostawy, którego 
dyspozycja wysyłkowa dotyczy. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewiduje 
późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca jej nie na- 
desłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem nabywcy. 


IM. Cena i rozliczenie 


$ 4. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników, a w razie ich braku wg 
zasad ustalonych przez właściwe władze, 

2. W razie odbioru ze składu (magazynu) fabrycznego 
sprzedawcy towaru, dla którego przewidziana jest cena 
loco wagon stacja załadowcza, nabywcy nie służą od tej 
ceny żadne bonifikaty. 


$ 5. 
Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
przepisach. 


IV. Jakość towaru 


8 6. 


1. O ile zarządzenie władzy bądź umowa nie przewidu- 
ją inaczej, dostarczony towar powinien odpowiadać usta- 
lonym standartom. 

2. W braku odmiennych postanowień zarządzenia wła- 
dzy lub umowy, maszyny! i urządzenia techniczne powinny 
być dostarczone w stanie zdatnym do użytku wraz ze 
wszystkimi potrzebnymi częściami i akcesoriami (dosta- 
wa kompletna). 


V. Badanie techniczne towaru 


e 


l. Zastrzeżone w zarządzeniu władzy lub umowie ba- 
danie techniczne towaru dokonywane jest przez komisję 
składającą się z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy, 
w zasadzie w zakładzie wytwórczym sprzedawcy. 

2. Jeżeli ze względu na przedmiot dostawy konieczne 
jest jego zbadanie na miejscu przeznaczenia, wówczas ba- 
danie techniczne odbywać się będzie w zakładzie nabywcy. 


$ 8. 


Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 


$ 9. 


Przeprowadzenie czynności badania technicznego po- 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w $ 8. W razie nieprzystąpienia przez na- 
bywcę do badania lub nieukończenia przez komisję jej 
czynności w powyższym terminie, sprzedawca może wy- 
słać towar wraz z poświadczonym odpisem protokołu 
technicznej kontroli fabrycznej, 


$ 10. 


1. Przeprowadzając badanie techniczne komisja dokona 
"wszelkich czynności potrzebnych dla ustalenia. czy badane 


przedmioty zostały należycie wykonane i z czynności tych 
sporządzi protokół. 

2. Przy dokonywaniu badań komisja korzysta z urzą 
dzeń zakładu wytwórczego sprzedawcy. Nabywca zwróci 
sprzedawcy koszty z tym związane, od obowiązku tego 
nabywca jest zwolniony, jeżeli się okaże, że badany przed” 
miot został wykonany wadliwie. 

3. W przypadku przewidzianym w $ 7 ust. 2 komisja 
korzysta z urządzeń zakładu nabywcy, przy czym sprze- 
dawca obowiązany jest zwrócić nabywcy koszty z tym 
związane, jeżeli się okaże, że badany przedmiot został wy” 
konany wadliwie. 


$ 11. 


W razie niemożności sporządzenia przez komisję zgod- 
nego protokołu strony zwrócą się o wydanie orzeczenia 
do właściwego instytutu naukowo - badawczego lub do 
politechniki. Orzeczenie to jest dla stron wiążące. 


$ 12. 


1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar posiada wady; 
które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunię* 
cia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowiedni ter- 
min z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie 
odstąpi od umowy. 

2. Jeżeli instytucja wymieniona w $ 11 ustali, że to- 
war nie odpowiada warunkom przewidzianym w zarzą: 
dzeniu władzy lub w umowie i że stwierdzonych wad 
usunąć nie można, wówczas nabywcy służy prawo odstą* 
pienia od umowy. 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzch* 
nią bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nad- 
zorowana. 

$ 13. 


Koszty związane z wydaniem orzeczenia, o którym mo- 
wa w § 11 ponosi strona, której stanowisko nie zostało 
potwierdzone. 


VI. Opakowanie 


$ 14. 


Jeżeli ze względu na swoje właściwości towar wymagā 
opakowania wysyłkowego, sprzedawca powinien wysłać t0- 
war albo przygotować go do odbioru w opakowaniu przy” 
stosowanym do właściwości towaru į do środka transpor” 
towego, który będzie użyty. 


$ 15. 


Nabywca może zażądać na swój koszt opakowania spe” 
cjalnego, a dostawca w miarę możliwości żądanie to 
uwzględni, 

§ 16. 


| Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą” 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska” 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 14 dm 
od daty otrzymania towaru. Przy wysyłce opakowania ma- 
ją odpowiednie zastosowanie przepisy o wysyłce i odbio- 
rze towaru. 

S lęg 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w § 16 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze” 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
Iwiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie, wY- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania, podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


$ 18. 


Gdy przewidziano dostarczenie opakowania przez na- 
bywcę, wówczas w razie opóźnienia nadesłania lub dostať- 
czenia opakowania niewłaściwego, sprzedawca może — 
jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru w czasie trans 
portu — nabyć odpowiednie opakowanie na rachunek na” 
bywcy. 
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VII. Dostawa towaru 


$ 19. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru 
z magazynu fabrycznego sprzedawcy, bądź przez wysyłkę 
do miejsca przeznaczenia, bądź przez wydanie towaru 
w zakładzie nabywcy. 

$ 20. 


Termin dostawy uważa się 


za dotrzymany, jeżeli sprze- | 


dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- | 


nia ($ 21) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 


(§ 25), bądź też przygotował zmontowany przedmiot do- | 


stawy do wydania w zakładzie nabywcy ($ 37). 


VII. Wydanie towaru ze składu fabrycznego sprzedawcy | 


$ 21. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpi 
ze składu (magazynu) fabrycznego, sprzedawca zawiado- 
mi nabywcę o przygotowaniu towaru do wydania co naj- 
mniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem dostawy. 


$ 22. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru 


swe- | 


go przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- | 
kiem transportowym. 
2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 


wiednie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania, 


§ 23. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, a towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 24. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania ga 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedsta- 
wiciela nabywcy. ) 

2. W przypadku, gdy przedstawiciel nabywcy nie zgło- 
si się we właściwym. terminie ($ 22) dla zabrania towaru, 
sprzedawca ma prawo wykonać dostawę w drodze wy- 
syłki. 


IX. Wysyłka towaru 


$ 25. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru, 
wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towa- 
ru przez kolej do przewozu na podstawie listu przewozo- 
wego. 

2. W liście przewozowym należy — w zależności od 
potrzeby wynikającej z rodzaju ładunku — zażądać prze- 
ważenia jak również i przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. 

3. Do przesyłki lub listu przewozowego powinna być 
dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


§ 26. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprze- 
dawcę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem 
ponosi nabywca. 

2. Przepis $ 23 ustępu 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz j koszt nabyw- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 


8 27. 


1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce 
gospodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powo- 
łanie się na umowę lub dyspczycję wysyłkową (nr i da- 
ta), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, nr wago- 
nu, nr listu przewozowego oraz dane co do rodzaju i ilo- 
ści załadowanego towaru. 

2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu tech- 
nicznemu, należy do zawiadomienia dołączyć odpis spo- 


rządzonego przez komisję protokołu, a w przypadku prze- 
widzianym w $ 9 — odpis protokołu technicznej kontroli 
fabrycznej. W razie potrzeby do zawiadomienia należy 
także dołączyć instrukcję obsługi j konserwacji wysłanego 
sprzętu, o ile instrukcja ta nie została już dołączona do sa- 
mej przesyłki. 

§ 28. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności na skutek niewłaściwego opakowania 
lub załadowania. 

$ 29. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu 
towaru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyła- 
dowania obciążają nabywcę. 


§ 30. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami regula- 
minu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynno- 
ści, niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i za- 
chowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to 
pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wo- 
bec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez ko- 
lej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 
7 dni od daty sporządzenia. 


$ 31. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu nale- 
ży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodo- 
wania. 

§ 32. 


Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją stosuje się odpowiednio przepi- 
sy §§ 25 — 31 z tym, że przy wysyłce transportem samo- 
chodowym towar powinien być skierowany do wskazane- 
go zakładu lub magazynu. 


X. Wydanie towaru w zakładzie nabywcy 


8 33. 


Gdy przewidziane zostało, że objęte dostawą maszyny 
i urządzenia techniczne zostaną przez sprzedawcę zmon- 
towane w zakładzie nabywcy, wskazanym w zarządzeniu 
władzy lub umowie — stosuje się przepisy S$ 34 — 37. 


§ 34. 


Przeznaczone do zmontowania maszyny i urządzenia 
lub ich części sprzedawca prześle na swój koszt i niebez- 
pieczeńswo do zakładu nabywcy. 


$ 35. 


1. Gdy sprzedawca dokona wysyłki koleją i wskaże na- 
bywcę w liście przewozowym jako odbiorcę przesyłki, 
nabywca powinien przesyłkę tę odebrać od kalei. 

Stosuje się wówczas odpowiednio przepisy $ 25 ust. 3, 
$ 27 ust. 1, § 29 i $ 30. Dochodzenie roszczeń w stosunku 
do kolei z tytułu ubytku lub uszkodzenia towaru w cza- 
sie transportu należy do sprzedawcy, na którego nabyw- 
ca przeleje swoje uprawnienia w stosunku do kolei i któ- 
remu odda do dyspozycji wszelkie dokumenty potrzebne 
„do dochodzenia roszczenia. Przepisy powyższe stosują się 
"odpowiednio, gdy sprzedawca dokona wysyłki innym środ- 
kiem transportowym niż koleją. 

2. Nadesłaną na jego imię przesyłkę powinien nabywca 
z należytą starannością wyładować i przechować bez na- 
ruszenia opakowania do czasu zgłoszenia się pracowników 
Sprzedawcy w celu dokonania montażu. Związane z tym 
koszty ponosi sprzedawca. Przesyłkę należy przechowy- 
wać w miejscu położonym możliwie najbliżej miejsca 
przeznaczonego na zmontowanie przedmiotu dostawy. 
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$ 36. 
Po przybyciu pracowników sprzedawcy w celu dokona- 


nia montażu, nabywca powinien im wydać przechowywaną | 


przez siebie przesyłkę. Pracownicy sprzedawcy: powinni le- 
gitymować się imiennym upoważnieniem sprzedawcy. 


$ 37. 


zmontowaniu przedmiotu dostawy, sprzedawca 
na 3 dni przed wyzna 


VIO 
zawiadomi nabywcę co najmniej 
czonym terminem dostawy. i 

2. Przyjęcie zmontowanego przedmiotu dostawy nabyw- 
ca stwierdza pokwitowaniem. 

3. Jeżeli nabywca nie przystąpi w odpowiednim termi- 
nie do odebrania towaru, sprzedawca może sporządzić 
protokół technicznej kontroli fabrycznej i odpis tego pro- 
tokołu prześle bezzwłocznie nabywcy. Z chwilą sporządze- 
nia tego protokołu towar uważa się za dostarczony. 


XI. Braki i wady towaru 


$ 38. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru z magazynu fa- 
brycznego sprzedawcy, powinny być stwierdzone nie- 


zwłocznie w drodze protokołu, sporządzonego przez przed- | 


stawicieli sprzedawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
d) opis sposobu zabezpieczenia towaru — jeżeli tego 
dokonano, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod „a“. 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pod- 
dany badaniu technicznemu przepisy ust. 1 mają zasto- 
sowanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są wa- 
dy, które mogły powstać po dokonanym badaniu. 

4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony zabezpieczą towar, który następ- 
nie poddany zostanie ekspertyzie ($$ 43 i 44). Gdy wynik 
ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów nabywcy, zapłaci on 
karę umowną przewidzianą za zwłokę w odbiorze do- 
stawy. 

3 39. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a co najmniej w ciągu 
4 dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie 
potrzeby wiadomości fachowych — przy udziale biegłego. 
© zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawiado- 
mi sprzedawcę w drodze telefonicznej lub telegraficznej. 


2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 


poddany badaniu technicznemu, przepisy ust. 1 odnośnie | 


wad mają zastosowanie tylko wówczas, gdy wady mogły 
powstać po dokonaniu badania, bądź są skutkiem niewła- 
ciwego opakowania lub załadowania. 

3. Przy sporządzaniu protokółu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 38 ust. 
2 z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobe- 
«ny, należy uczynić wzmiankę, czy i w jaki sposób został 
zawiadomiony. Ponadto należy zamieścić w protokole 
opinię biegłego, jeżeli był wzywany. 


` § 40. 

1. Jeżeli sprzedawca był nieobecny przy sporządzaniu 
protokołu ($ 39 ust. 3) nabywca obowiązany jest, pod ry- 
gorem utraty roszczeń wobec sprzedawcy, zawiadomić go 
w terminie przewidzianym w $ 39 ust. 1 w drodze tele- 
graficznej lub telefonicznej o stwierdzeniu braków lub 
wad w towarze otrzymanym w drodze wysyłki, a jedno- 
cześnie wysłać mu odpis sporządzonego w tym przedmio- 
cie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu odpisu 
protokołu i w ciągu następnych 3 dni delegować swego 
przedstawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów 


nabywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowa- 
nia nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, 
w jakim został odebrany od przewoźnika. 


$ 41. 


Jeżeli dostawa nastąpiła przez wydanie zmontowanego 
przedmiotu dostawy w zakładzie nabywcy, stosuje się 
odpowiednio przepisy $ 38. 

8 42. 

1. Gdy braki lub wady towaru są tego rodzaju, że na- 
wet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione 
przy badaniu technicznym, bądź przy wydaniu towaru 
z magazynu fabrycznego sprzedawcy, bądź przy otrzyma- 
niu towaru dostarczonego przez wysyłkę, bądź wreszcie 
przy wydawaniu zmontowanego przedmiotu dostawy w za- 
kładzie nabywcy, wówczas stosuje się odpowiednio przepi- 
sy S$ 39 i 40, przy czym termin 4-dniowy przewidziany 
w $ 39 ust. 1, liczy się od dnia ujawnienia braków lub wad 
towaru. 

2. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także 
wówczas, gdy braki lub wady ujawnione zostały dopiero 
po upływie terminu gwarancji przewidzianego w $ 47. 

§ 43. 

1. W razie sporu między stronami w przedmiocie wad, 
strony zwrócą się do właściwej instytucji wymienionej 
w § 11 o zbadanie towaru i wydanie orzeczenia, które bę- 
dzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli orzeczenie to nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, ponosj on wszelkie koszty związane z badaniami. 


$ 44, 

1. W przypadku stwierdzenia orzeczeniem, o którym 
mowa w $ 43, istotnych wad, nabywca może postawić to- 
war do dyspozycji sprzedawcy i albo zażądać dostarczenia 
innego towaru, albo też odstąpić od umowy. W przypad- 
ku stwierdzenia innych wad nabywca może żądać obni- 
żenia ceny odpowiednio do zmniejszonej dla niego war- 
tości użytkowej towaru. 

2. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzch- 
nią lub władzę, której podlega lub przez którą jest nad- 
zorowana. 

§ 45. 


1. Nabywca obowiązany jest przechować przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar będący w jego posia- 
daniu, a postawiony do dyspozycji sprzedawcy i postąpić 
z towarem stosownie do dalszych poleceń. Koszty związa- 
ne z przechowaniem i dalszą wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może odesłać towar pod adresem sprzedawcy na 
jego koszt. Do wysyłki stosuje się odpowiednio przepisy 
o wysyłce towaru przez sprzedawcę, 


§ 46. 
Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


XII. Gwarancja 


$ 47. 


1. O ile zarządzenie władzy lub umowa nie stanowi 
inaczej, sprzedawca obowiązany jest do wykonania wła- 
snym kosztem i staraniem napraw dostarczonych towarów 
i wykonanych montaży, a w razie potrzeby do wymiany 
części i ich wmontowania. Obowiązek ten trwa licząc od 
daty dostawy: 

a) przez okres 12 miesięcy przy maszynach i urzą- 

dzeniach, które pracują na jedną zmianę, 

b) przez okres 6 miesięcy przy pracy na dwie zmia- 

ny, 

c) przez okres 4 miesięcy przy pracy na trzy zmiany. 

2. Sprzedawca zwolniony jest od obowiązku, o którym 
mowa w ustępie 1, jeżeli wykaże, że potrzeba naprawy 
bądź wymiany części powstała wskutek okoliczności, za 
które sprzedawca nie odpowiada. 


3. Sprzedawca jest również zwolniony od obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli nabywca dokonał w do- 
starczonym przedmiocie przeróbek konstrukcyjnych bez 
porozumienia ze sprzedawcą. 
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
MASZYN WŁÓKIENNICZYCH, ROLNICZYCH, 
OBRABIAREK ORAZ ICH CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 
$ e 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonywania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa prze- 
widują, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej przedmiot i termin świadczenia — obowią- 
zany jest on co najmniej na 3 miesiące przed ustalonym 
w zarządzeniu władzy lub w umowie okresem wykonania 
dostawy nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno określać: 

a) znaczenie zamawianego towaru wedle nomenklatu- 

ry ustalonej przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkie- 
go z ewentualnym powołaniem pozycji cennika 


względnie katologu, a ponadto opis techniczny, spe- | 


cjalne warunki techniczne, spis wyposażenia itp. — 

jeżeli dane te są potrzebne dla wykonania dostawy, 

terminy dostaw oraz ilość i rodzaj towaru, który 

w tych terminach ma być dostarczony, 

cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

oświadczenie, czy dostawa towaru ma być ipoprze- 

dzona badaniem technicznym przy udziale stron, czy 

też ma być dostarczony protokół technicznej kontro- 

li fabrycznej przeprowadzonej przez wytwórcę, 

e) ewentualne żądania co do rodzaju opakowania, 

f) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału. 


b) 


c) 
d) 


§ 2. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, 
sprzedawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od 
umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 


dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach | 


zarządzenia władzy lub umowy. 


$ 3. 


l. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 


ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- | 


zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed 
upływem powyższego terminu przekaże sprawę swojej 
jednostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio 
podlega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór do- 
tyczy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do Komisji 
Arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wnio- 
sku do Komisji Arbitrażowej — uważa się, że protokół 
rozbieżności zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- | 


stąpienie do Komisji Arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzą- 
cych watpliwości obowiązków stron, wynikających z za- 
rządzenia władzy lub z umowy, i w następstwie tego na- 
stąpiło opóźnienie wykonania zobowiązania — strona za- 
płaci karę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarcze- 
niu lub odbiorze przedmiotu dostawy. 


84. 

1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub na 
1 miesiąc przed ustalonym terminem wykonania dostawy 
nadesłać dyspozycję wysyłkową, zawierającą następujące 
dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 
b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 


c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaka jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, 
budżetowy, 

h) powołanie się na zarządzenie władzy, umowę lub da- 
tę i numer zamówienia, jeżeli było złożone. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
orzewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabyw- 
ca jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


bank, konto, ewentualnie tytuł 


Ii. Cena i rozliczenie 


Z 51 

1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników, w ich braku według 
zasad ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco wagon stacja 
odbiorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 

$ 6. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


III. Jakość towaru 


$ 7. 


1. W braku odmiennych postanowień zarządzenia wła- 
dzy, umowy lub zamówienia, dostarczony towar powinien 
odpowiadać ustalonym standartom. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa inaczej nie sta- 
mowi, maszyny powinny być dostarczone w stanie zdatnym 
do natychmiastowego użytku, w szczególności ze wszyst- 
kimi potrzebnymi częściami i akcesoriami (dostawa kom- 
pletna). 


IV. Badanie techniczne towaru 


§ 8. 

Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym przez komisję składającą się z przed- 
stawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


§ 9. 
Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowa- 


dzone. 
S 10. 


Przeprowadzenie czynności badania technicznego powin. 
no nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia, prze- 
widzianego w $ 9. W razie nieprzystąpienia przez nabyw- 
cę do badania lub nieukończenia przez komisję jej czyn- 
ności w powyższym terminie sprzedawca może wysłać to- 
war wraz z poświadczonym odpisem protokołu Kontroli 
Technicznej zakładu. 


Sa 


1. Przeprowadzając badanie techniczne komisja doko- 
na wszelkich czynności potrzebnych dla ustalenia, czy ba- 
dane przedmioty zostały należycie wykonane. Z czynności 
tych, komisja sporządzi protokół. 

2. Przy dokonywaniu badań komisją korzysta z urzą- 
dzeń zakładu wytwórczego za przewidzianą w cenniku 
opłatą, którą pokrywa nabywca. W braku cennika wyso- 
kość opłaty będzie równa kosztom własnym sprzedawcy. 
Od obowiązku uiszczenia tej opłaty nabywca jest zwolnio- 
my, jeżeli się okaże, że badany przedmiot został wykona- 
ny wadliwie. 

$ 12. 


W razie niemożności sporządzenia przez komisję zgod- 
nego protokołu strony zwrócą się o wydanie orzeczenia: 
a) jeśli chodzi o maszyny włókiennicze i obrabiarki 
oraz o części zamienne do tych maszyn — do Głów- 
nego Instytutu Mechanizacji, 
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b) jeśli chodzi o maszyny rolnicze i o części zamienne | >) 
Instytutu Mechanizacji | 


do nich do Głównego 
i Elektryfikacji Rolnictwa. 


Orzeczenia tych Instytutów są dla stron wiążące. 


$ 13. 


1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar posiada wady, 
które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunię- 
cia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowiedni termin 


z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi | 


od umowy. 

2. Jeżeli orzeczenie właściwego Instytutu ($ 12) ustali, 
że towar nie odpowiada warunkom przewidzianym w za- 
rządzeniu władzy, umowie lub zamówieniu i że stwierdzo 


nych wad nie można usunąć, wówczas nabywcy służy pra- | 


wo odstąpienia od umowy. r 
3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoja jednostkę zwierzch- 
nią, bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nad- 
zorowana. 
§ 14. 


Koszty związane z wydaniem orzeczenia przez właściwy 
Instytut ($ $ 12 i 13) ponosi strona, której stanowisko nie 
zostało potwierdzone. 


V. Opakowanie 


$ 15. 

Jeżeli ze względu na swoje właściwości towar niezależ- 

nie od opakowania podstawowego (fabrycznego) wyma- 

ga opakowania wysyłkowego, sprzedawca powinien wysłać 

towar, albo przygotować go do odbioru w opakowaniu 

przystosowanym do właściwoścj towaru i do środka trans 
portowego, który będzie użyty. 


g 16. 


Nabywca może zażądać na swój koszt opakowania spe- 
<jalnego. 
$ 17. 


1. Opakowanie podlegające zwrotowi na podstawie za- | 
rządzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca | 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 14 | 


dni od daty otrzymania towaru. 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie opako- 
wania w ilości ustalonej zarządzeniem władz, nabywca 
obowiązany jest zapłacić sprzedawcy tytułem kary umow- 
nej za każdy dzień zwłoki 1% wartości 
opakowania. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

4. W razie niedostarczenia opakowania, podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 


niezwróconego | 


obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- | 


zwróconego opakowania. 


$ 18. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


§ 19. 


Gdy przewidziano dostarczenie opakowania przez na- 
bywcę, wówczas, w razie opóźnienia nadesłania lub dostar- 
czenia niewłaściwego, sprzedawca może — jeżeli tego wy- 


maga bezpieczeństwo towaru w czasie transportu — na- | 


być odpowiednie opakowanie na rachunek nabywcy. 


Dostawa towaru 


$ 20. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze: 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 


VI. 


$ 21. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 23) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 


($ 27). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


§ 22. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru ma na- 
stąpić ze składu (magazynu fabrycznego) sprzedawcy, 
powinien on wskazać jako miejsce wydania skład (maga- 
zyn) położony w tej samej miejscowości, w której znajdu- 
je się zakład nabywcy, dla którego towar jest przezna- 
czony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 
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Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem dostawy, wskazując jednocześnie skład, z któ- 
rego wydanie nastąpi. 


§ 24. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godziny 14 przesłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 


2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania, 


$ 25. 


1. Załadowania towaru dokonuje 
kosztem i staraniem. 


2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, a towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 26. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedsta- 
wiciela nabywcy. 

2. W przypadku, gdy przedstawiciel nabywcy nie zgłosi 
się we właściwym terminie ($ 24) dlą zabrania towaru, 
łe oków ma prawo wykonać dostawę w drodze wy- 
syłki. 


sprzedawca własnym 


VIII. Wysyłka towaru 


$ 27. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru ko- 
leją, wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia to- 
waru przez kolej do przewozu na podstawie listu przewo- 
zowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki lub. listu przewozowego powinna być do- 
łączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 28. 


ii Koszty związane z załadowaniem obciążają sprze- 
dawcę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem 
ponosi nabywca. 

2. Przepis $ 25 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 

3. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbior- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 


8 29. 


1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce 
gospodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powo- 
łanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer 
i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer 
wagonu, numer listu przewozowego oraz dane co do rodza- 
ju i ilości załadowanego towaru. 


2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu technicz- 
nemu, należy do zawiadomienia dołączyć odpis sporządzo- 
nego przez komisję protokołu, a w przypadkach przewi- 
dzianych w $ 10 — odpis protokołu Kontroli Technicznej 
zakładu. W razie potrzeby do zawiadomienia należy 
także dołączyć instrukcję obsługi i konserwacji wysłanego 
sprzętu, o ile instrukcja ta nie została już dołączona do sa- 
mej przesyłki. 
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$ 30. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


$ 31. 


„Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


$ 32. 

Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru, 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedziałności kolei i zachowa- 


nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod | 


rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
Sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej na- 
bywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. 


§ 33. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


$ 34. 
t Gdy wysyłka dokonana jest iniym środkiem transpor- 
owym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepisy 
$ 27 — $ 33 z tym, że przy wysyłce transportem samocho- 
dowym towar powinien być skierowany do wskazanego za- 
kładu lub magazynu. a 


Braki i wady towaru 


$ 35. 

„1. Braki ilościowe i wady jakościowe, 
nienie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro- 
dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze- 
dawcy j nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 


a) 


b) 


IX. 


sporządzaniu protokółu, 

treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

opis sposobu zabezpieczenia towaru — jeżeli tego 
dokonano, 

e) datę i miejsce sporządzania protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pbd- 
dany badaniu technicznemu, przepisy ust. 1 mają zastoso- 
wanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są wa- 
dy, które mogły powstać po dokonanym badaniu. 

4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony zabezpieczą towar, który następ- 
nie poddany zostanie ekspertyzie ($$ 39 i 40). 

5. Gdy wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze dostawy. 


c) 
d) 


§ 36. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysylki towaru, 
mabywca powinien niezwłocznie, a co najmniej w ciągu 
4 dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
zenia braków ilościowych lub wad jakościowych spo- 
rządzić protokół przy udziale czynnika społecznego, 
a w razie potrzeby fachowych wiadomości — przy udziale 
biegłego. O zamierzonym sporządzeniu protokółu nabywca 
zawiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


jego winy, | 


których ujaw- | 


imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy | 
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2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 
poddany badaniu technicznemu, przepisy ust. 1 odnośnie 
wad mają zastosowanie tylko wówczas, gdy wady mogły 
powstać po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem niewłaś- 
ciwego opakowania lub załądowania. 


3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 35 ust. 2 z tym, 


że. jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny — na- 
leży uczynić wzmiankę, czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego — je- 


żeli był wzywany. 
8 37. 

1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 36 ust. 1 w drodze telegraficznej lub tele- 
fonicznej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze 
otrzymanym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu 
odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu proto- 
kołu i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w ja- 
kim został odebrany od przewoźnika. | 


§ 38. 

1. Gdy braki lub wady towaru są tego rodzaju, że na- 
wet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione 
przy badaniu technicznym, bądź przy wydaniu towaru ze 
składu (magazynu fabrycznego), sprzedawcy, bądź wresz. 
cie przy otrzymaniu towaru dostarczonego przez wysyłkę, 
wówczas stosuje się odpowiednio przepisy $ $ 36 į 37, 
przy czym termin 4-dniowy przewidziany w § 36 ust. 1, li- 
czy się od dnia ujawnienia braków lub wad. towaru. 

2. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także 
wówczas, gdy braki lub wady ujawnione zostały dopiero 
po upływie terminu gwarancji przewidzianego w $ 43. 

8 39. 

1. W razie sporu między stronami w przedmiocie wad 
strony zwrócą się do właściwego instytutu wskazanego. 
w $ 12 o wydanie orzeczenia, które będzie dla stron wią- 
żące. 

2. Jeżeli orzeczenie to nie potwierdzi zarzutów nabyw. 
cy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami. 


$ 40. 


W przypadku stwierdzenia orzeczeniem, o którym mo- 
wa w $ 39, wad istotnych nabywca może postawić towar do 
dyspozycji sprzedawcy i albo żądać dostarczenia innego 
towaru, albo odstąpić od umowy. 

W przypadku stwierdzenia innych wad, nabywca może 
żądać obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej dła 
niego wartości użytkowej towaru. 

§ 41. 

1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych 
poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wy- 
syłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabyw 
ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


§ 42. 
Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


X. Gwarancja 


8 43. 


O iłe zarządzenie władzy lub umowa nie stanowi ina- 
czej, sprzedawca obowiązany jest do wykonania własnym 
staraniem j kosztem napraw dostarczonych maszyn, a w ra- 
zie potrzeby do wymiany części i ich wmontowania: 


1) w odniesieniu do maszyn rolniczych — w okresie 6 
miesięcy, licząc od daty dostawy; dla maszyn rolni- 
czych dostarczonych po sezonie, w którym maszyny 
te mogły być użyte do pracy, okres gwarancyjny prze- 
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dłuża się do następnego sezonu z tym, że okres gwa- 
rancyjny nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc 
od daty dostawy; 


2) w odniesieniu do obrabiarek — w okresie 9 miesięcy, 
licząc od daty dostawy; 

3) w odniesieniu do maszyn włókienniczych — w okre- 
sie 6 miesięcy od daty dostawy. 


$ 44. 


Sprzedawca jest zwolniony od obowiązku. o którym mo- 
wa w paragrafie poprzedzającym, o ile wykaże, że potrze- 
ba naprawy lub wymiany części powstała wskutek okolicz- 
ności, za które sprzedawca nie odpowiada. 

Od powyższego obowiązku sprzedawca jest również 
uwolniony, jeżeli nabywca dokonał przeróbek konstrukcyj- 
nych bez porozumienia ze sprzedawcą. 


Załącznik Nr 7 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO I CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH PRODUKCJI KRAJOWEJ 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


SIE 

1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
łimowa stron. Jeżeli zarządzenia władzy lub umowa prze- 
widują, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okreś- 
lić bliżej przedmiot i termin świadczenia obowiązany 
jest on co najmniej na 3 miesiące przed ustalonym w za- 
rządzeniu władzy lub w umowie okresem wykonania do- 
stawy nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie zamawianego towaru według nomenklatu- 
ry ustalonej przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, 
z ewentualnym powołaniem pozycji cennika względ- 
nie katalogu, a ponadto opis 
warunki techniczne, spis 
dane te są potrzebne dla wykonania dostawy, 


terminy dostaw oraz ilość i rodzaj towaru, 
w tych terminach ma być dostarczony, 


b) 


c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

d) oświadczenie, czy dostawa towaru ma być poprze- 
dzona badaniem technicznym przy udziale stron, czy 
też ma być dostarczony protokół technicznej kontroli 
fabrycznej, przeprowadzonej przez wytwórcę, 

e) ewentualne żądania co do rodzaju opakowania, 

f) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału. 

$ 2. 
1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 


przewidzianego w zarządzeniu władzy 
sprzedawca wystąpi o przyznanie prawa 
umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach; za- 
rządzenia władzy lub umowy. 


$ 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
wie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 
czy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach na- 
bywca powinien w tymże terminie wystąpić do Komisji 
Arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wnio- 
sku do Komisji Arbitrażowej — uważa się, że protokół 
rozbieżności zaakceptował. 


lub w umowie, 
odstąpienia od 


techniczny, specjalne | 
wyposażenia itp. — jeżeli | 


który 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do Komisji Arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
watpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub z umowy į w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę 
umowną, przewidzianą za zwłokę . w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 


84. 

1. Nabywca może badź w samym zamówieniu lub na je- 
den miesiąc przed ustalonym terminem wykonania dosta- 
wy nadesłać dyspozycję wysyłkową zawierającą następu- 
jące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 
czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
komu należy awizować wysyłkę, 
na jaką jednostkę gospodarczą ma 
rachunek, 


miejsce płatności, bank, konto ewentualnie tytuł bud- 
żetowy, 


powołanie się na zarządzenie władzy bądź umowę 
lub datę i numer zamówienia — jeżeli było złożone. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


być wystawiony 


h) 


II. Cena i rozliczenie 


8 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników ustalonych przez właściwe 
władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco wagon sta- 
cja odbiorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żad- 
ne bonifikaty. 


$ 6. 


„zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
przepisach. 


II. Jakość towaru 


7. 


O ile zarządzenie władzy, bądź umowa lub zamówienie 
nie przewidują inaczej, dostarczony towar powinien odpor 
wiadać ustalonym stanaartom. 


IV. Badanie techniczne towaru 


$ 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym przez komisję składającą się z przed- 
stawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


$ 9. 
Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 


$ 10. 


Przeprowadzenie czynności badania technicznego po- 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w § 9. W razie nieprzystąpienia przez na- 
bywcę do badania lub nieukończenia przez komisję jej 
czynności w powyższym terminie, sprzedawca może wy- 
słać towar wraz z poświadczonym odpisem protokołu tech- 
nicznej kontroli fabrycznej. 


Shil: 

1. Przeprowadzając badanie techniczne komisja doko- 
na wszelkich czynności potrzebnych dla ustalenia, czy ba- 
dane przedmioty zostały należycie wykonane. Z czynno* 
ści tych komisja sporządzi protokół. 
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2. Przy dokonywaniu badań komisja korzysta z urzą- 
dzeń zakładu wytwórczego za przewidzianą w cenniku 
cplatą, którą pokrywa nabywca; w braku cennika wyso- 
kość opłaty będzie równa kosztom własnym sprzedawcy. 
Od obowiązku uiszczenia tej opłaty nabywca jest zwol- 
niony, jeżeli okaże się, że badany przedmiot został wy- 
konany wadliwie. 


$ 12. 


W razie niemożności sporządzenia przez komisję zgod- 
nego protokołu, strony zwrócą się o wydanie orzeczenia 
do Instytutu Motoryzacji. Orzeczenie to jest dla stron 
wiążące. 

Sa U35 


l. Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar posiada wady, 
które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunię- 
cia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowiedni ter- 
min z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie 
odstąpi od umowy. 

2. Jeżeli Instytut Motoryzacji ustali, że towar nie od- 
powiada warunkom przewidzianym w zarządzeniu wła- 
dzy, umowie lub zamówieniu i że stwierdzonych wad nie 
można usunąć, wówczas nabywcy służy prawo odstąpie- 
nia od umowy. 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzch- 
nią bądź władzę, której bezpośrednio podlega lub przez 
którą jest nadzorowana, 


$ 14. 


Koszty związane z wydaniem orzeczenia przez Instytut 
Motoryzacji ponosi strona, której stanowisko nie zostało 
potwierdzone. 


V. Opakowanie 
Sal: 


Jeżeli ze względu na swoje właściwości towar niezależ- | 


nie od opakowania podstawowego (fabrycznego) wymaga 
Opakowania wysyłkowego, sprzedawca powinien wysłać to- 
war albo przygotować go do odbioru w opakowaniu przy- 
stosowanym do właściwości towaru i do srodka transpor- 
towego, który będzie użyty. 
$ 16. 
Nabywca może zażądać na swój koszt opakowania spe 


cjalnego. a 
$ 17, 


l. Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie za- | 


rządzeń właściwych władz, nabywca przesie do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 30 
dni od daty otrzymania towaru, 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie opa- 
kowania w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych 
władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy ty- 
tułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% wartosci 
niezwróconego opakowania, 


3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- | 
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wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- | 


znaczonym mu przez sprzedawcę. 


4. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego | 


zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


$ 18. 
Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 19. 

Gdy przewidziano dostarczenie opakowania przez na- 
bywcę, wówczas, w razie opóźnienia nadesłania lub do- 
Starczenia opakowania niewłaściwego sprzedawca może — 
jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru w czasie trans- 
portu — nabyć odpowiednie opakowanie na rachunek na- 
bywcy. I 


VI. Dostawa towaru 


8 20. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 


znaczenia. 
EEEE 
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$ 21. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
mia ($ 23) łub wydał przewoźnikowi towar do przewo- 
zu ($ 27). : 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


§ 22. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru na- 
stąpić ma ze składu sprzedawcy, powinien on wskazać 
jako miejsce wydania skład położony w tej samej miej- 
scowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla któ- 
rego towar jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 


$ 23. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania co najmniej na 7 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie 
skład, z którego wydanie nastąpi. 


§ 24. 

1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpor 
wiednie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 


§ 25. 

1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
„nnością, a towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 
3 26. 

1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstaw- 
ciela nabywcy. 

2. W przypadku, gdy przedstawiciel nabywcy nie zgło- 
ki się we właściwym terminie ($ 24) dla zabrania towa- 
ru, sprzedawca ma prawo wykonać dostawę w drodze 
wysyłki. 


VIII. Wysyłka towaru 


$ 27. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru 
koleją, wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia 
towaru przez kolej do przewozu na podstawie listu prze- 
'Wwozowego. i | i 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki lub listu przewozowego powinna być 
dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 28. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprze- 
dawcę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem 
ponosi nabywca. y 

2. Przepis $ 25 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 

3. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt na- 
bywcy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

8 29. 

1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce 
gospodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powo- 
łanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nu- 
mer i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, 
mumer wagonu, numer listu przewozowego oraz dane co 
do rodzaju i ilości załadowanego towaru. 

2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu tech- 
micznemu, należy do zawiadomienia dołączyć odpis spo- 
rządzonego przez komisję protokołu, a w przypadkach 
przewidzianych w $ 10 — odpis protokołu technicznej 
kontroli fabrycznej. W razie potrzeby do zawiadomienia 
należy dołączyć instrukcję obsługi i konserwacji wysła- 
nego sprzętu, o ile instrukcja ta nie została już dołączona 
do samej przesyłki. 
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$ 30. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


§ 31. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu 
towaru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyła- 
dowania obciążają nabywcę. 


8 32. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regula- 
minu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynno- 
ści, niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei 
i zachowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, 
a to pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń 
wobec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez 
kolej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w cią- 
gu 7 dni od daty sporządzenia, 


$ 38. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowa- 
mia. 

§ 34. 


Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepi- 
sy $$ 27 — 33 z tym, że przy wysyłce transportem samo- 
chodowym towar powinien być skierowany do wskazane- 
go zakładu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru. 


3 35. 

1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujaw- 
mienie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro- 
dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze- 
dawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) im.ona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 

nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 


d) opis sposobu zabezpieczenia towaru — jeżeli tego | 


dokonano, 


e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pod- 
dany badaniu technicznemu, przepisy ust. 1 mają zasto- 
sowanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są 
wady, które mogły powstać po dokonanym badaniu. 

4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzuca- 
jąc wady istotne, strony zabezpieczą towar, który następ- 
tije poddany zostanie ekspertyzie ($$ 39 i 40). 

5. Gdy wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 


mywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
'w odbiorze dostawy. 


§ 36. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 

nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 

4 dni od daty otrzymania zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w ra-- 
zie potrzeby facnowych wiadomości — przy udziale bie- 
gtego. O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabyw- 
œa zawiadomi oddział awcy aiduniacy sie w miei- 


scu odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czyn- 
ności. 

2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 
poddany badaniu technicznemu, przepisy ust. 1 odnośnie 
wad mają zastosowanie tylko wówczas, gdy wady mogły 
powstać po dokonanym badaniu bądź są skutkiem nie- 
"właściwego opakowania lub załadowania, 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 35 
„ust. 2, z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nie» 
obecny — należy uczynić wzmiankę czy został zawiado- 
miony, a ponadto należy zamieścić w protokole opinię bie- 
głego — jeżeli był wzywany. 


$ 37. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty ror 
szczeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie, prze- 
widzianym w $ 36 ust. 1 w drodze telegraficznej lub te- 
lefonicznej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze 
otrzymanym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu 
odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
«westionowanego towaru powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu proto- 
kołu i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
'oywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowa- 
nia nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, 
w jakim został odebrany od przewoźnika, 


$ 38. 


1. Gdy braki lub wady towaru są tego rodzaju, że na” 
wet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione 
przy badaniu technicznym, bądź przy wydaniu towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź wreszcie przy otrzymaniu towa- 
ru dostarczonego przez wysyłkę, wówczas stosuje się od- 
powiednio przepisy $8 36 i 37, przy czym termin 4-dnio- 
lwy przewidziany w $ 36 ust. 1 liczy się od dnia ujawnie- 
nia braków lub wad towaru. 

2. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także 
wówczas, gdy braki lub wady ujawnione zostały dopiero 
'po upływie terminu gwarancji przewidzianego w $ 43. 


$ 39. 


1. W razie sporu między stronami w przedmiocie wad, 
strony zwrócą się do Instytutu Motoryzacji o wydanie 
orzeczenia, które będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli orzeczenie to nie potwierdzi zarzutów nabyw* 
fy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami. 


§ 40. 


W przypadku stwierdzenia orzeczeniem, o którym mo- 
wa w $ 39 wad istotnych, nabywca może postawić towar 
do dyspozycji sprzedawcy i albo żądać dostarczenia inne- 
go towaru albo odstąpić od umowy. W przypadku stwier- 
dzenia innych wad nabywca może żądać obniżenia ceny 
odpowiednio do zmniejszonej dla niego wartości użytko- 
wej nadesłanego towaru. 


$ 41. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
mie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspo- 
zycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dal- 
szych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dal- 
szą wysyłką ponosi sprzedawca, 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabyw- 
ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


8 42. 


Czynności, przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy, mogą być wykonane przez jednostkę gospo” 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


X. Gwarancja 


$ 43. 


Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy 
dostarczonego sprzętu oraz zmiany jego części i ich wmoń* 
towania w okresie i na zasadach przewidzianych w umo- 


I rzrozygm i 


SUR, ZEE BIULETYN PKPG. Nr 320/poz. 226 
Załącznik Nr 8 do zarządzenia SB) 
Przewodniczącego PKPG z dnia l. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub co 
26 sierpnia 1950 r. najmniej na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wyko- 
nania dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłko- 
OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY | wą, zawierającą następujące dane: 
ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH | 


I. Przepisy wstępne 
SE 


Warunki niniejsze stosuje się przy dostawach artyku- | 


łów elektrotechnicznych produkcji standartowej i maso- 
wego użytku z wyłączeniem artykułów indywidualnie 
oznaczonych w zgłoszonych zapotrzebowaniach. 


II. Zamówienie į dyspozycja wysyłkowa 


$ 2. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron 
przewiduje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowią- 
zany jest, co najmniej na 3 miesiące przed ustalonym 
w zarządzeniu władzy lub umowie okresem wykonania 
dostawy, nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 


2. Zamówienie powinno określać: 


a) dokładne oznaczenie zamówionego towaru według 
nomenklatury cennika Centrali Handlowej Przemysłu 
Elektrotechnicznego: jego ilość 
lub warunki techniczne, jeżeli co do tego zgłaszane 
są specjalne wymogi, 


b) terminy dostaw, oraz ilość i rodzaje towarów, które 
w tych terminach mają być dostarczone, 

c) cel na jaki towar jest przeznaczony, 

d) oświadczenie czy dostawa towaru ma być poprze- 
dzona badaniem technicznym, a jezeli tak — w jak.e 
są warunki badania, 

e) przy towarach; reglamentowanych — datę i nr przy- 


działu, is 


ewentualne żądania co do opakowania ze wskaza- 
niem rodzaju. 


1) 


8 3. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprze- 
uawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od umo- 
wy lub o jej zmianę. 


2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramacn za- 
rządzenia władzy lub umowy stron. 


SF: 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
14 dni od daty otrzymania zamówienia. 


2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
nosci strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojscia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jednost- 
ce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega 
iub przez ktorą jest nadzorowana, jesii spór dotyczy prio- 
rytetow gospodarczych. W innych przypadkach nabywca 
powinien w tymże terminie wystąpiec do Komisji Arbutra- 
zowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie 


jak również normy | 


sporu przedumownego j jednocześnie przesłać sprzedaw- , 


cy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca nie 
przekaże sprawy lub nie zdoży w terminie wniosku do Ko- 
misji Arbiirażowej — uważa się, że protokół rozbieżności 
zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności iub wystą- 
pienie do Komisji Arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 


wątpiiwości obowiązkow stron, wynikających z zarządze- , 


nia władzy lub umowy i w ń 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub od- 


biorze przedmiotu dostawy. 


w następstwie tego nastąpiło | 


a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę. 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 


rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewidują późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


III. Ceny i rozliczenia 


$ 6. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników ustalonych przez właściwe 
władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne boni- 
fikaty. 

A Zo 

Zapłata należności dokonywana jest w terminachi try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. j 

IV. Jakość towaru 


§ 8. 


Towar powinien odpowiadać polskim normom (PN), 
o ile zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie nie prze- 
widują specjalnych warunków technicznych. 


$ 9. 


Maszyny i aparaty powinny być dostarczone w stanie 
zdatnym do natychmiastowego użytku i, jeżeli zarządzenie 
władzy lub umowa inaczej nie stanowi, rownież ze wszyst- 
kimi częsciami i akcesoriami (dostawa kompletna). 


V. Badanie techniczne towaru 


$ 10. i 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, w umowie lub w za- 
mówieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest 
w zasadzie w zakładzie wytwórczym sprzedawcy, chyba, 
że ze względów technicznych nie jest to możliwe į wów- 
czas odbywa się u nabywcy po dostarczeniu towaru. 

3 IMF 

1. Jeżeli badanie techniczne ma się odbyć u sprzedaw- 
cy, obowiązany jest on zawiadomić nabywcę, że towar jest 
przygotowany do badania technicznego i wskazać miejsce, 
w kiorym badanie to ma być przeprowadzone. 

2. Badanie techniczne dokonywane u nabywcy powinno 
się odbyć nie później, aniżeli w ciągu 14 dni od daty do- 
starczenia towaru. 

$ 12. 

Badania technicznego dokonuje komisja składająca się 
z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy i przeprowadza je 
w sposób przewidziany w warunkach badania zawartych 
w zarządzeniu władzy, w umowie lub w zamówieniu. 


§ 13. 


1. Przeprowadzenie czynności badania technicznego 
u sprzedawcy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia przewidzianego w $ 11 ust. 1. W razie nie- 
przystąpienia przez nabywcę do badania lub nieukończe* 
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mia przez komisję jej czynności w powyższym terminie, | 


sprzedawca może wysłać towar. 
2. W razie nieprzystąpienia przez sprzedawcę do bada- 


nia technicznego w terminie przewidzianym w $ 11 ust. 2, ' 


nabywca może dokonać badania z udziałem wezwanego 
przez siebie biegłego. 
sprzedawcę. : 

j § 14. 


1. Komisja spisuje protokół z dokonanego badania tech- 
nicznego. l z 

9. W razie niemożności spisania zgodnego protokoiu, ko- 
misja zwraca się do Głównego Instytutu Elektrotechniki 
lub Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego o prze- 
prowadzenie badania technicznego. Koszty związane z tym 
badaniem ponosi strona, której stanowisko nie zostało po- 
twierdzone orzeczeniem Instytutu. 


$ 15. 


1. Jeżeli badanie techniczne stwierdzi, że towar posiada ; 


wady, które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich 
usunięcia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie 
odstąpi od umowy. 

2. Jeżeli badanie dokonane przez właściwy Instytut 
($ 14) ustali, że towar nie odpowiada warunkom przewi- 
dzianym w zarządzeniu władzy, umowie lub w zamówie- 
niu i że stwierdzone wady nie dadzą się usunąć, wówczas 
nabywcy służy prawo odstąpienia od umowy. 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią, 
bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nadzoro- 
wana. : ; i 


VI. Opakowanie 


§ 16. 


1. Towar dostarczany jest w opakowaniu podstawowym 
(fabrycznym) lub wysyłkowym bezzwrotnym, jeżeli na- 
bywca w umowie lub zamówieniu nie zażądał opakowania 
specjalnego. bach, He A 

2. Koszty opakowania specjalnego ponosi nabywca. 


SELT 

1. Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie za- 
rządzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 30 
dni od daty otrzymania towaru. 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie opako- 
wania w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych władz, 
nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy tytułem ka- 
ry umownej za każdy dzień zwłoki 1% wartości niezwró- 
conego opakowania. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

4. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy 
zwróconego opakowania. 

$ 18. 

Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 

nie przepisy o wysyłce j oabiorze towaru. 
$ 19. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- 
słaniu lub dostarczeniu opakowania niewłaściwego, sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 


VII. Dostawa towaru 


$ 20. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 


składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- ` 


znaczenia. i 
$ 21. 
Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 23) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 


(3 27). 


Koszt wezwania biegłego obciąża | 


trzykrotną wartość nie- | 


VIII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


§ 22. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako miej- 
sce wydania skład położony w tej samej miejscowości, 
w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar 
jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony możliwie naj- 
bliżej. 

8 23. 

Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania przynajmniej na 7 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 

$ 24. 

1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania. 


$ 25. 
1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 
2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą staran- 
nością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 26. 

1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 
wskazanym terminie ($ 24 ust. 1) sprzedawca może wy- 
konać dostawę w drodze wysyłki. 


IX. Wysyłka towaru 


$ 27. 


1. Gdy umowa przewiduje wysyłkę towaru, wysyłkę 
uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez Ko- 
lej do przewozu na podstawie właściwego listu przewo- 
zowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeljczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


§ 28. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem po- 
nosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed. wysyłką na rzecz i koszt na- 
bywcy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 25 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 


§ 29. 

1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia do nabywcy i do odbierającej jednostki go- 
spodarczej zawiadomienie pisemne, zawierające powołanie 
się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nr i data), 
adres, na jaki towar wysłano, datę wysyłki, nr wagonu, 
nr listu przewozowego oraz dane co do ilości załadowane- 
go towaru. 

2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu technicz- 
nemu u sprzedawcy, należy do zawiadomienia dołączyć od- 
pis sporządzonego przez komisję protokołu. 


8 30. 

1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 
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$ 31. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniein wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


§ 32. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowiąza- 
ny jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru za- 
żądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 


tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu | 


kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 


nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod | 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec | 


sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej na- 


bywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni | 


od daty sporządzenia. 
$ 33. 
Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z 


tytułu | 


ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu nale- | 


ży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodo- 
wania. 


$ 34. 


Jeżeli wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednie przepisy 


§ § 29 — 33 z tym, że przy wysyłce transportem samocho- | 
dowym towar powinien być skierowany do wskazanego | 


składu lub magazynu. 


X. Braki i wady towaru 


§ 35. 


1. Braki ilościowe į wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy powinny być stwierdzone 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedaw- 
cy i nabywcy. 


2. Protokół powinien zawierać: 
a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzeniu protokołu, 
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 
nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
opis sposobu zabezpieczenia towaru, jeżeli tego do- 
konano, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pod- 
dany badaniu technicznemu przepisy ustępu 1 mają za- 
stosowanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są 


braki lub wady, które mogły powstać po dokonanym ba- 
daniu. 


b) 


c) 
d) 


4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc mu wady istotne, strony zabezpieczają towar, który 
zostanie poddany ekspertyzie. Przepisy $ $ 39 i 40 stosuje 
się odpowiednio. 


5 Gdy wynik badania nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
biorze dostawy. 


§ 36. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, na- 
bywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 4 dni 
od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwierdzenia 
braków iłościowych lub wad jakościowych sporządzić pro- 
tokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie po- 
trzeby fachowych wiadomości przy udziale biegłego. O za- 
mierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawiadomi 
oddział sprzedawcy, znajdujący się w miejscu odebrania 
towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 
poddany technicznemu badaniu, przepisy ustępu 1 mają 


zastosowanie tylko wówczas, gdy braki i wady mogły po- 


niezwłocznie w drodze | 


wstać po dokonanym badaniu bądź są skutkiem niewłaś- 
ciwego opakowania lub załadowania. 


3. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od dnia 
ich ujawnienia. 


4. Przy sporządzeniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 35, 
ustęp 2 z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nie- 
obecny, należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomio- 
ny, a ponadto należy zamieścić w protokole opinię biegłe- 
go, jeżeli był wzywany. 


$ 37. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie przewi- 
dzianym w $ 36 w drodze telegraficznej lub telefonicznej, 
o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzymanym 
w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis sporzą- 
dzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów nabyw- 
ca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania na- 
desłanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. 


$ 38. 


Przepisy § 36 i 37 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa mastąpiła przez wydanie towaru, a braki 
ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
wydaniu. 


$ 39. 


Nabywca, zgłaszający zarzuty co do wad jakościowych 
towaru, powinien niezwłocznie wystąpić do Głównego In- 
stytutu Elektrotechniki lub do Państwowego Instytutu Te- 
lekomunikacyjnego o dokonanie właściwych badań i wy- 
danie orzeczenia, które będzie dla stron wiążące. 


$ 40. 


W razie stwierdzenia zgodnie z $ 39 wad istotnych, na- 
bywca może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy 
albo zażądać dostarczenia innego towaru lub odstąpić od 
umowy. W innych przypadkach nabywca może żądać ob- 
niżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej dla niego war- 
tości użytkowej nadesłanego towaru. 


$ 41. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych 
poleceń. Koszty związane z przechowywaniem i dalszą wy- 
syłką ponosi sprzedawca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 42. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


XI. Gwarancja 


$ 43. 


1. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewiduje 
udzielenie przez sprzedawcę gwarancji odnośnie dostarczo- 
nego towaru, do każdego przedmiotu objętego gwarancją 
sprzedawca dołączy zaświadczenie, ustalające okres gwa- 
rancyjny i szczegółowe warunki udzielonej gwarancji, 
które powinny odpowiadać treści zarządzenia władzy lub 
umowy. 


2. Udzielenie gwarancji nie ogranicza odpowiedzialności 
sprzedawcy za wady tego rodzaju, które nawet przy nale- 
żytej staranności nie mogły być ujawnione przy wydaniu 
lub odbiorze. 
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OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
WYROBÓW, MIELIW I SUROWCÓW OGNIOTRWAŁYCH 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


SEL 


' 1. Przedmot świadczenia, jego jakość oraz czas i miejsce | 
wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umo- | 


wa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewi- 
duje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić 
bliżej termin świadczenia — obowiązany jest on nadesłać 
sprzedawcy pisemne zamówienie na 3 miesiące przed usta- 


lonym w zarządzeniu władzy lub umowie terminem wy- | 
konania dostawy surowców, mieliw i kształtek znormali- | 
zowanych i na 6 miesięcy przed okresem dostawy kształ- | 


tek nieznormalizowanych i bloków szklarskich. 
2. Zamówienie powinno określać: 
a) oznaczenie zamówionego towaru według nomenkla- 
tury, cennika i z powołaniem na pozycję, z dołącze- 


niem wzorów, rysunków, planów, modeli itp., jeżeli | 


są potrzebne dla wykonania dostawy, 

b) terminy dostaw oraz ilość i rodzaje towarów, które 
w tych terminach mają być dostarczone, 

c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

d) ewentualne oświadczenie, czy dostawa towaru ma 
być poprzedzona badaniem technicznym lub czy na- 
leży dostarczyć atest techniczny, 

e) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału, 


f) ewentualne żądania co do opakowania ze wskazaniem | 


jego rodzaju. 
$ 2. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprze- 


dawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od umowy | 


lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władzy lub umowy stron. 


l § 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
90 dni od daty otrzymania zamówienia na kształtki nie- 
znormalizowane, a w innych przypadkach w ciągu 30 dni. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie miedojścia do porozumienia, każda ze stron przed upły- 


wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jednost- | 


ce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega, 
lub przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy prio- 
rytetów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca 
powinien w tymże terminie wystąpić do komisji arbitra- 
żowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie 
sporu przedumownego i jednocześnie przesłać sprzedaw- 
cy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca nie 
przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do 
komisji arbitrażowej — uważa się, że protokół rozbieżności 
zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wysta- | 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- | 


stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 


| $ 4. 


1. Nabywca może w samym zamówieniu lub co naj- 
mniej na 1 miesiąc przed ustalonym terminem. wykonania 


dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową, za- | 


wierającą następujące dane: 


a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być | 


dostarczony i jej adres, 
b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 


c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 


rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bu- 
dżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa, lub zamówienie 
przewidują późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 

Il. Ceny i rozliczenia 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników ustalonych przez właściwe 
władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
rifikaty. 

$ 6. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach 


II. Jakość towaru 


$ 7. 


Towar powinien odpowiadać polskim normom (PN), 
o ile zarządzenie wladz, umowa lub zamówienie nie prze- 
widują specjalnych warunków technicznych. 


IV. Badanie techniczne towaru 
§ 8. 

1. Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub w .za- 
mówieniu badanie techniczne dokonywane jest w zakładzie 
wytwórczym sprzedawcy przez przedstawiciela Głównego 
Instytutu Metalurgii lub też Centralnego Laboratorium 
Zjednoczonych Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. 

2. Sprzedawca umożliwi korzystanie z urządzeń labora- 


toryjnych i pomiarowych zakładu, w którym badanie się 
odbywa za opłatą przewidzianą w cenniku. 


$ 9. 
Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że to- 
war jest przygotowany do badania technicznego j wskazać 
miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 


§ 10. 

Przeprowadzenie czynności badania technicznego wy- 
mienionych w § 11 powinno nastąpić w ciągu 14 dni od 
daty zawiadomienia przewidzianego w § 9. W razie nie- 
przystąpienia przez nabywcę do badania lub nieukończenia 
w powyższym terminie, sprzedawca może wysłać towar 
wraz z atestem technicznym. 


sy ally 


1. Organ dokonujący badania technicznego zaznajomi 
się z treścią atestu technicznego, pobierze próbki do ana- 
liz chemicznych i do prób mechanicznych, oraz przepro- 
wadzi próby mechaniczne i z czynności tych sporządzi pro- 
tokół. 

2. Próbki pobierane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Polskiej Komisji Normalizacyjnej w ilości 
3 z każdego badanego artykułu, przy czym jedną próbkę 
zatrzymuje sprzedawca, drugą — nabywca, a trzecią zabie- 
ra przedstawiciel Instytutu dokonującego badania. 


$ 12. 


1. W przypadku, gdy sprzedawca kwestionuje wynik 
badania technicznego, prześle pobrane próbki do Główne- 
go Instytutu Metalurgii, którego orzeczenie jest dla stron 
wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy potwierdzi atest techniczny, 
nabywca ponosj koszty związane z badaniami. 
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SAB 
1. Jeżeli badanie techniczne stwierdzi, że towar posiada 


wady, które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich | 


usunięcia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie 
odstąpi od umowy. 

2. W przypadku, gdy ustalone wady nie dają się usunąć 
i z badania technicznego wynika, że towar nie odpowiada 


warunkom umowy lub zamówienia, nabywcy służy prawo 


odstąpienia od umowy. 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią 
bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nadzoro- 
wana. 


V. Opakowanie 


§ 14. 


1. Surowce wysyłane są luzem w wagonach odkrytych, 
zaś mieliwa i wyroby ogniotrwałe w wagonach krytych 
w opakowaniu podstawowym lub wysyłkowym bezzwrot- 
nym, jeżeli nabywca w umowie lub w zamówieniu nie za- 
żądał opakowania specjalnego. 


2. Koszty opakowania specjalnego ponosi nabywca. 


8 15. 


Przy wysyłkach drobnicowych towar dostarcza się 
w workach jutowych, skrzyniach lub kontenerach. 


$ 16. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania towaru. 


8 17. 


1. W razie niezwrócenia w terminie 
w 8 16 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem właś- 
ciwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1%: 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 


wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie, wy- 


znaczonym mu przez sprzedawcę. 
3. W razie niedostarczenia opakowania 


zwróconego opakowania. 
$ 18. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 19. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- 
słaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwego, sprze- 
dawca może — jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towa- 
ru — nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 


VI. Dostawa towaru 


' $ 20. 


W zależności od zarządzenia władz lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 


$ 21, 
Termin dostawy uważa się za dotrzymany jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wydania 
($ 24) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu ($ 30). 


$ 22. 


Jeżeli ze względów fabrykacyjnych sprzedawca wypro- 
dukował większą ilość kształtek, nabywca obowiązany jest 
przyjąć nadwyżkę do wysokości 5°/⁄o zamówionej ilości. 
Przy zamówieniu kształtek w mniejszej ilości aniżeli 100 
sztuk poszczególnego rodzaju oraz gdy przedmiotem do- 
stawy są wielkie i trudne do wykonania kształtki — na- 
bywca obowiązany jest przyjąć całą wyprodukowaną nad- 


wyżkę. 


przewidzianym | 


iia podlegającego | 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- | 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- | 


VH. Wydanie towaru ze Składu sprzedawcy 


$ 23. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu sprzedawcy, powinien on wskazać jako 
miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowości, 
w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar 
jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada skła- 
du — wskaże nabywcy skład położony najbliżej, 


$ 24. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 

SE 

1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania. 


8 26. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar, o ile nie jest wysyłany luzem, odpowied- 
nio opakowany i oznaczony. 


SE 24: 

1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 
wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar, 


VII. Wysyłka towaru. 


3 28. 


1. Gdy umowa przewiduje wysyłkę towaru, wysyłkę 
uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej 
do przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku na 
stacji załadowania. 


3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 29. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem po- 
nosi nabywca. | 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


§ 30. 


1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia do nabywcy i do odbierającej jednostki 
gospodarczej zawiadomienie pisemne, zawierające powoła- 
nie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nr i da- 
ta), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, nr wago- 
nu, nr listu przewozowego, oraz dane co do rodzaju i ilości 
załadowanego towaru. 


2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu technicz- 
nemu, należy do zawiadomienia dołączyć odpis sporządzo- 
nego przez komisję protokołu, a w przypadku przewidzia- 
nym w $ 10 — atest techniczny, 


$ 31. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 
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$ 32. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


$ 33. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokółu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 


nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni | 


od daty sporządzenia. 
$ 34. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu nale- 
ży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszko- 
dowania. 

§ 35. 

Gdy wysyłka dokonana jest innym środkiem transporto- 
wym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednie przepisy 
$$ 28 — 34 z tym, że przy wysyłce transportem samocho- 
dowym towar powinien być skierowany do wskazanego 
składu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru. z 


$ 36 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro- 


dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze- | 


dawcy i nabywcy. 
2. Protokół powinien zawierać: 


a) imiona, nazwiska į stanowiska osób obecnych przy 

sporządzeniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) opis sposobu pobrania prób, oraz ich zabezpiecze- 

nia — jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio podda- 
ny badaniu technicznemu przepisy ustępu 1 mają zasto- 
sowanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są bra- 
ki lub wady, które mogły powstać po dokonanym badaniu. 

4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzucając 


wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do badania. | 


Przepisy $$ 40 i 41 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 


$ 37. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, na- 
bywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 4 dni 
od daty otrzymania, zbadać towar į w razie stwierdzenia 
braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić pro- 
tokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie po- 
trzeby fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawiado- 
mi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu odebra- 
1ia towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 

2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 


poddany technicznemu badaniu, przepisy ustępu 1 mają | 


zastosowanie tylko wówczas, gdy braki i wady mogły 
powstać po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem niewła- 
ściwego opakowania lub załadowania. 

3. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od 
dnia ich ujawnienia. 


4. Przy sporządzeniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 36 ustęp 
2 z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobec- 
ny, należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, 
a ponadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego 
jeżeli był wzywany. 


8 38. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie, prze- 
widzianym w $ 37 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. 


§ 39. 

Przepisy $ 37 i $ 38 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki 
ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
wydaniu. 

$ 40. 


1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu próbki nabyw- 
ca przesyła do, Głównego Instytutu Metalurgii, celem do- 
konania właściwych badań i wydania orzeczenia, które 
będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami, 


$ 41. 


W razie stwierdzenia przez Główny Instytut Metalurgii 
wad istotnych, nabywca może postawić towar do dyspo- 
zycji sprzedawcy i albo zażądać dostarczenia innego towa- 
ru albo odstąpić od umowy. W innych przypadkach nabyw- 
ca może żądać obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszo- 
nej dla niego wartości użytkowej nadesłanego towaru. 


$ 42. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych 
poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysył- 
ką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 43. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 10 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 

FOSFORANU  TRÓJSODOWEGO, SIARCZKU SODU, 
SIARCZANU SODU, SIARCZANU GLINU, WODY UTLE- 
NIONEJ, SZKŁA WODNEGO, WAPNA CHLOROWANEGO, 
KWASU OCTOWEGO, KARBIDU, KWASU SIARKOWE- 
GO TECHNICZNEGO, SODY AMONIAKALNEJ, SODY 
KAUSTYCZNEJ, KWASU SOLNEGO, ACETONU, FOR- 
MALINY, KWASU MLEKOWEGO TECHNICZNEGO, RO- 
TANINY, SMOŁY PREPAROWANEJ, PAKU, OLEJU 

IMPREGNACYJNEGO, BENZOLU MOTOROWEGO, 
BARWNIKÓW I LEPIKU. 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 


M IE 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miejsce 
wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umowa 
stron. Jeżeli w zarządzeniu władzy lub w umowie przewi- 
duje się, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
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ślić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowiązany 
jest co najmniej na trzy miesiące przed ustalonym w zarzą- 


dzeniu władzy lub umowie okresem wykonania dostawy 


nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 
2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie zamówionego towaru, wg nomenklatury 
cennika CHPCh, ilość, wagę, jak również nazwę nor- 


my lub warunki techniczne, jeżeli co do tego zgła- | 


szane są specjalne wymogi, 


w tych terminach mają być dostarczone, 

cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

ewentualne oświadczenie czy dostawa towaru ma być 

poprzedzona badaniem technicznym lub czy należy 

dostarczyć atest techniczny, 

przy towarach reglamentowanych — datę i nr przy- 

działu, 

f) ewentualne żądania co do opakowania ze wskaza- 
niem jego rodzaju. 


e) 


8 Zk 


1.W razie nienadesłania przez nabywcę 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprze- 
dawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od umowy 
lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych 
zarządzenia władzy lub umowy stron. 


$ 3. 


1. Jeżeli sprzedawca nie sporządzi i nie wyśle protokołu 
rozbieżności w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówie- 
nia, zamówienie uważa się za przyjęte. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jednostce 
zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega, lub 
przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy prioryte- 
tów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca powi- 
nien w tymże terminie wystąpić do komisji arbitrażowej 
z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie spo- 
ru przedumownego i jednocześnie przesłać sprzedawcy od- 
pis wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca nie prze- 
kąże sprawy lub nie złoży 'w terminie wniosku do komisji 
arbitrażowej — uważa się, że protokół rozbieżności za- 
akceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło opóź- 
nienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę 
umowną, przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 


$ 4 


1. Nabywca może, bądź w samym zamówieniu lub co 
najmniej na jeden miesiąc przed ustalonym terminem wy- 
konania dostawy, nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysył- 
kową, zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 
czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
komu należy awizować wysyłkę, 


b) 
c) 


f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bu- 
dżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 

2. Jeżeli zarządzenie władz, umowa lub zamówienie 


przewidują późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca iwyśle towar pod adresem 


nabywcy. 


terminy dostaw, oraz ilość i rodzaje towarów, które | 


zamówienia | 


terminach w ramach | 


TI. Ceny i rozliczenia 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników ustalonych przez właściwe 
władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
mifikaty. 

$ 6. 


„Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


IM. Jakość towaru 


8 7. 


Towar powinien odpowiadać polskim normom (PN) lub 
przepisom wydanym przez właściwe władze o ile zarzą- 
dzenie władzy, umowa lub zamówienie nie przewiduje 
specjalnych warunków technicznych. W braku polskich 
norm lub obowiązujących przepisów stosuje się normy 
przyjęte przez CZP Chem, 


IV. Badanie techniczne towaru 


$ 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó 
wieniu badania techniczne towaru dokonywane są w za- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składają- 
cą się z przedstawicieli sprzedawcy ; mabywcy. 


8 9. 
Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 


$ 10. 

1. Przeprowadzenie czynności badania technicznego 
wymienionych w § 11 powinno nastąpić w ciągu 7 dni od 
daty zawiadomienia przewidzianego w $ 9. W razie nie- 
przystąpienia przez nabywcę do badania lub nieukończe- 
nia przez komisję jej czynności w powyższym terminie, 
sprzedawca może wysłać towar z atestem technicznym. 


J ul 
1. Dokonując badąnia technicznego komisja zaznajomi 
się z treścią atestu technicznego, przeważy zgłoszony do 
odbioru towar, pobierze próbki do analiz chemicznych 
i z czynności tych sporządzi protokół. 
2. Próbki do analiz chemicznych pobierane będą w ilości 
3 dla każdego artykułu w sposób ustalony „instrukcją 
kontroli jakości podstawowych artykułów chemicznych“. 
Próbki te pakowane będą w torebki komisyjnie znaczone, 
pieczętowane i podpisane przez członków komisji, przy 
czym jedną próbkę zatrzyma sprzedawca, drugą — na- 
bywca, a trzecią przechowa sprzedawca dla ewentualnej 
analizy rozjemczej. 
8 12. 


1. Pobraną próbkę nabywca może poddać we własnym 
zakresie analizie chemicznej (analiza kontrolna). 


2. Jeżeli wynik analizy kontrolnej nie pokrywa się 
z analizą atestu technicznego, nabywca winien niezwłocz- 
nie powiadomić sprzedawcę, który obowiązany jest oddać 
znajdującą się w jego przechowaniu próbkę do analizy 
Głównemu Instytutowi Chemii Przemysłowej (analiza 
rozjemcza). 


$ 13. 


1. Jeżeli analiza rozjemcza stwierdzi, że towar posia- 
da wady, które dadzą się usunąć, nabywca może żądać 
ich usunięcia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpo- 
wiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego 
upływie odstąpi od umowy. 

2. Jeżeli ustalone wady nie dają się usunąć i z analizy 
rozjemczej wynika, że towar nie odpowiada warunkom 
umowy lub zamówienia, nabywcy służy prawo odstąpie- 
nia od umowy. 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią 
bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nadzo 
rowana. 
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$ 14. 


Koszty analizy rozjemczej ponosi nabywca, jeżeli anali- | 
za rozjemcza jest niezgodna z analizą kontrolną nato- | 


miast w przypadku, gdy analiza rozjemcza nie jest zgodna 


z analizą atestu technicznego, sprzedawca pokrywa koszty | 


zarówno analizy rozjemczej jak i kontrolnej. 


V. Opakowanie 


SEISE 
Towar dostarczany jest w opakowaniu podstawo- 


wym wyszczególnionym w cenniku CHPCh (fabrycznym) | 


lub wysyłkowym bezzwrotnym, jeżeli nabywca w umo- 
wie lub zamówieniu nie zażądał opakowania specjalnego. 

2. Koszty opakowania specjalnego ponosi nabywca. 

8 16. 

Dostawa w cysternach dokonywana jest na podstawie 
obowiązujących instrukcji regulujących gospodarkę cy- 
sternami. 

$ 17. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- | 


dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 14 


dni od daty otrzymania towaru. Przy wysyłce opakowania 


mają odpowiednie zastosowanie przepisy o wysyłce i od- | 


biorze towaru. 
$ 18. 
1, W razie niezwrócenia w 
w $ 17 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem władz, 
nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy tytułem 


kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% wartości nie- 


zwróconego opakowania. 


2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 


wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 


3, W razie niedostarczenia opakowania podlegającego | 


zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nle- 
zwróconego opakowania. 

$ 19. 

Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje, dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, wówczas w razie opóźnienia 
w nadesłaniu lub dostarczenia niewłaściwego opakowania 
sprzedawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo to- 
waru, nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 


VI. Dostawa towaru 


$ 20. 

W zależności od postanowień zarządzenia władzy lub 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. i 

$ 21. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- | 


dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 


nia ($ 23) lub wydał przewoźnikowi towar do przewo- | 


zu (8 27). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


$ 22. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako 


miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowości, | 


w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego to- 
war jest przeznaczony. 


2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 


§ 23. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- | 


waru do wydania przynajmniej na 7 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie 
skład, z którego wydanie nastąpi. 


8 24. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godziny 14 przysłać na miejsce wydania towaru 
swojego przedstawiciela wraz z dostarczonym przez sle- 


terminie przewidzianym | 


2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania towaru. 


S20: 
1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 
2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany j oznaczony. 


$ 26. 

1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy į pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie ($ 24 ust. 1), sprzedawca może 
wykonać dostawę w drodze wysyłki. 


VIII. Wysyłka towaru 


$ 27. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru, 
wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towa- 
ru przez kolej do przewozu na podstawie właściwego listu 
przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


§ 28. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprze: 
dawcę, zaś koszty związane z wyładowaniem į odbiorem 
ponosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt na- 
bywcy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 25 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 


$ 29. 

1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle, najpóźniej 
następnego dnia do nabywcy i do odbierającej jednostki 
gospodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powo- 
łanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nr 
i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, nr wa- 
gonu, nr listu przewozowego oraz dane co do rodzaju 
i ilości załadowanego towaru. 


2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu tech- 
nicznemu, należy do zawiadomienia dołączyć odpis sporzą- 
dzonego przez komisję protokołu, a w przypadku przewi- 
dzianym w $ 10 ustęp 1 — atest techniczny. 


3 30. 

1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
mikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


$ 31. 


1. Nabywca obowiązany jest wyładować towar nie- 
owłocznie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadej- 
ściu towaru. Koszta i straty spowodowane opóźnieniem 
wyładowania obciążają nabywcę. 

2. W razie wysyłki towaru wagonem — cysterną, na- 
bywca obowiązany jest do całkowitego opróżnienia cy" 
sterny, rozpuszczając ewentualne wykrystylizowane osa- 
dy przez ogrzewanie cysterny parą lub przy pomocy wła- 
snych przenośnych wężownic parowych. 

3. Jeżeli cysterna nie zostanie całkowicie opróżniona 
i będzie zwrócona z pozostałymi w niej ilościami towaru, 
sprzedawca z tego tytułu nie udzieli żadnej bonifikaty 
i obciąży nabywcę kosztami przewozu zwróconego towaru 
oraz kosztami oczyszczenia cysterny. 


$ 32. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
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minu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności | 
niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i za- | 
chowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to | 
pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wo- 
bec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez | 


kolej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w cią- | 
gu 7 dni od daty sporządzenia. 


$ 33. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu na- 
leży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspo- | 
zycji wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia od- | 
szkodowania. 


$ 34. 


Jeżeli wysyłka dokonywana jest, innym środkiem trans- | 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednie przepi- | 
sy $$ 29 — 33, z tym, że przy wysyłce transportem samo- 
chodowym towar powinien być skierowany do wskaza- 
nego składu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru 


$ 35. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujaw- 
nienie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
kprzedawcy powinny być stwierdzene niezwłocznie w dro- | 
dze protokołu, sporządzonego przez przedstawicieli sprze- 
dawcy i nabywcy. 

2. Protokół winien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzeniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 

nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

e) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) opis sposobu pobrania prób oraz ich zabezpiecze- 

nia, jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pod- 
dany badaniu technicznemu przepisy ustępu 1 mają zasto- 
sowanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są 
braki lub wady, które mogły powstać po dokonanym ba- 
daniu. 


4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzuca 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki į prześlą je do ba- 
dania. Przepisy $$ 39 i 40 stosuje się odpowiednio. 

5. Gdy wynik badania nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
'biorze dostawy. 


$ 36. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
mabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu | 
4 dni od daty otrzymania zbadać towar i w razie stwier- | 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych spo- | 
rządzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w ra- 
zie potrzeby fachowych wiadomości — przy udziale bie- 
głego. O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca 
zawiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był | 
boddany technicznemu badaniu, przepisy ustępu 1 mają 
zastosowanie tylko wówczas, gdy braki i wady mogły po- 
wstać po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem niewła- | 
ściwego opakowania lub załadowania, 


3. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet | 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od 
dnia ich ujawnienia. | 


4. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie § 35 
ust. 2 z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nie- 
Obecny, należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomio- | 
my, a ponadto należy zamieścić w protokole opinię bie- 


głego, jeżeli był wzywany. i 


A Se 

1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 36 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporzadzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić 
nabywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu pro- 
tokołu i w ciągu następnych 3 dni delegować swego 
przedstawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów 
nabywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowa- 
nia nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim 
w jakim został odebrany od przewoźnika. 

3 38. 

Przepisy $$ 36 i 37 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki 
ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
wydaniu. 

$ 39. 

1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu próbki nabyw- 
ca przesyła do Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej 
celem dokonania właściwych badań i wydania orzeczenia, 
które będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy mie potwierdzi, zarzutów 
nabywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z bada- 
niami. 7 < 

8 40. 

W razie stwierdzenia przez Główny Instytut Chemii 
Przemysłowej wad istotnych, nabywca może postawić to- 
war do dyspozycji sprzedawcy albo zażądać dostarczenia 
innego towaru, albo odstąpić od umowy. W innych przy- 
padkach nabywca może żądać obniżenia ceny odpowied- 
nio do zmniejszonej dla niego wartości użytkowej nade- 
słanego towaru. 

§ 41. 

1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dy- 
spozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie da 
dalszych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dal- 
szą wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 

§ 42. 

Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę go- 
spodarczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 11 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
WAPNA, CEMENTU, KAMIENIA, PAPY I IZOLACJI, 
SZKŁA TAFLOWEGO I BUDOWLANEGO, KAMIONKI, 
FAJANSU SANITARNEGO, TERRAKOTY, GLAZURY, 
CEGŁY, PUSTAKÓW, DACHÓWEK, KAFLI I KLIN- 
KIERU. 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 
SEO 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron 
przewidują, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej przedmiot i termin świadczenia, obowią- 
zany jest on co najmniej na 3 miesiące przed ustalonym 
w zarządzeniu władzy lub w umowie okresem, w któ- 
rym dostawa ma być wykonana, nadesłać sprzedawcy pi- 
semne zamówienie. | 

2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 
nomenklatury z powołaniem pozycji cenników, z po- 
daniem wzorów, rysunków, planów, projektów jeże- 
li są one niezbędne dla wykonania dostawy, dokład- 
ne wymiary, ilość, wagę, skład chemiczny, normę 
lub warunki techniczne, jeżeli co do tego zgłaszane 
są specjalne wymogi, 
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terminy dostaw oraz ilość i rodzaje towaru, który 

w tych terminach ma być dostarczony, 

c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

d) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału, 

e) ewentualne żądania co do opakowania ze wskaza- 

niem jego rodzaju. 


b) 


sp2: 

1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, 
sprzedawca może wystąpić o przyznanie prawa odstąpie- 
nia od umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminu wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramąch 
zarządzenia władzy lub umowy. 


8 3. 

1. Zamówienie uważa się za przyjęte jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
7 dni od daty otrzymania zamówienia, 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 
czy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że proto- 
kół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub z umowy į w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- | 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 


8 4. 


1. Nabywca może w samym zamówieniu lub na jeden 
miesiąc przed ustalonym terminem wykonania dostawy 
nadesłać dyspozycję wysyłkową zawierającą następujące 
dane: - 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeśli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, | 


e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 

rachunek, 

g) miejsce płatności, 

budżetowy, 

h) powołanie się na datę i numer zamówienia. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem | 
nabywcy. 


bank, konto, ewentualnie tytuł 


II. Cena i rozliczenie | 


§ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników ustalonych przez wła- | 
ściwe władze. 

2. Jeśli odbiór towaru następuje ze składu dostawcy, 
nabywcy przysługuje z ceny franco stacja odbiorcza bo- 
nifikata w wysokości zryczałtowanego kosztu przewozu 
kolejowego. 


| 
| 
g 6. | 
Zapłata należności dokonywana jest w terminach | 
i w trybie ustalonym w obowiązujących w tym przedmio- | 
cie przepisach. i 


IM. Jakość towaru 


3 m 


Dostarczony towar powinien co do jakości odpowiadać 
polskim normom (PN), o ile zarządzenie władzy lub umo- 
wa nie zawiera w tym przedmiocie specjalnych wymogów. 


IV. Opakowanie 


$ 8. 


1. Towar dostarczany jest w opakowaniu podstawo- 
wym (fabrycznym) lub wysyłkowym, jeżeli nabywca 
w umowie lub zamówieniu nie zażądał opakowania spe- 
cjalnego. 


2. Koszty opakowania specjalnego ponosi nabywca, 
o ile w zarządzeniu władzy, umowie lub zamówieniu nie 
przewidziano inaczej. 


$ 9. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania towaru. 


§ 10. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w § 9 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem włar 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania, 


2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od 
obowiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie 
wyznaczonym mu przez sprzedawcę. 


3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


3 INE 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 12. 


W przypadkach, gdy umowa lub zamówienie przewidu- 
je dostarczenie opakowania przez nabywcę, w razie opóź- 
nienia w nadesłaniu lub dostarczenia opakowania nie- 
właściwego, sprzedawca może — jeżeli tego wymaga bez- 
pieczeństwo towaru — nabyć żądane opakowanie na ra- 
chunek nabywcy. 


V. Dostawa towaru 
SE13: 


.W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu dostawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca przezna- 
czenia. 


$ 14. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 16) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
($ 20). 


VI. Wydanie towaru ze składu 


$ 15, 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako 
miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowo- 
ści, w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego 
towar jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 


$ 16. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania co najmniej na 7 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie 
skład, z którego wydanie nastąpi. 
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8 Ai. 

l. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godziny 14 przysłać na miejsce wydania towaru swe- 
go przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie 
srodkiem transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 


$ 18. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
osztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 19. 
l. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 


na środek transportowy i pokwitowania przez przedsta- l 


wiciela nabywcy. 
2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 


we wskazanym terminie (§ 17 ust. 1) sprzedawca może | 


wykonać dostawę w drodze wysylki. 


VII. Wysyłka towaru 
§ 20. 


1. Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia 


towaru przez kolej do przewozu na podstawie właściwe- | 


go listu przewozowego. 


2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 


a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

Do przesyłki 
być dołaczona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 21. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprze- | 


lub do listu przewozowego powinna | 


dawcę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem | 


Ponosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- 
CY I przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


$ 22. 


O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce go- 


Spodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powoła- | 


nie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nr 
1 data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, nu- 
mer wagonu, numer listu przewozowego oraz dane co do 
rodzaju i ilości załadowanego towaru. 


$ 23. 


1. Z chwilą załadowania towaru do przewozu niebez- 
pieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towa- 
Tu przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 


a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub | 


załadowania. 
§ 24. 

Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu +o- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 

8 25. 

Gdy istnieje przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regula- 
minu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynno- 
ści niezbędnych dła ustalenia odpowiedzialności kolei 
i zachowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, 
a to pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń 
wobec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez 
kolej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w cią- 
Bu 7 dni od daty sporządzenia, 


§ 26. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


§ 27. 


Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepi- 
sy $$ 20 — 26 z tym, że przy wysyłce transportem samo- 
chodowym towar powinien być skierowany do wskazane- 
go zakładu lub magazynu. 


VIII. Braki i wady towaru 


$ 28. 


1. Brak; ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro- 
dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze- 
dawcy i nabywcy. 


2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

e) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) opis sposobu pobrania próbek, zabezpieczenia ich 

oraz towaru — jeżeli tego dokonano, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzuca- 
jąc wady istotne, strony zabezpiecza towar i pobiorą 
próbki i prześlą je do badania. Przepisy $$ 31 i 32 stosu- 
je się odpowiednio. 

4. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze dostawy, 


$ 29. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
4 dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w ra- 
zie potrzeby fachowych wiadomości — przy udziale bie- 
głego. O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca 
zawiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 

2. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia 
ich ujawnienia. 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 28 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobe- 
cny — należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomio- 
ny, a ponadto należy umieścić w protokole opinię biegłe- 
go — jeżeli był wzywany. 


§ 30. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie prze- 
widzianym w $ 29 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu proto- 
kołu i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od zużytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w ja- 
kim został odebrany od przewoźnika. 


SALE 
1. Pobrane przy sporządzaniu protokołu próbki na- 
bywca przesyła do Instytutu Techniki Budowlanej lub do 
właściwego zakładu wyższej uczelni celem dokonania ba- 
dań i wydania orzeczenia, które będzie dla stron wiążące. 
2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami. 


$ 32. 


W razie stwierdzenia, przez przedstawiciela sprzedaw- 
cy lub w drodze wymienionej w $ 31 ekspertyzy dokona- 
nej na żądanie nabywcy, wad istotnych, może on posta- 
wić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo odstąpić od 
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umowy albo też zażądać dostarczenia innego towaru. W in- | 


nych przypadkach nabywca może żądać obniżenia ceny 


odpowiednio do zmniejszonej dla niego wartości użytko- | 


wej nadesłanego towaru. 


SDS 
1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 


nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji | 


sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych 
poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wy- 
syłką ponosi sprzedawca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabyw- | 


ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 
§ 34. 
Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 


dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 


darczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 12 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 
ŻWIRU, POSPÓŁKI I PIASKU. 
I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 
$ 1. 

1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miejsce 
wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umowa 
stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron prze- 
widuje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
Ślić bliżej przedmiot i termin świadczenia — obowiązany 
jest on najpóźniej do dnia 5 każdego miesiąca poprze- 
dzającego miesiąc, w którym dostawa ma być wykonana. 
nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie oddzielnie dla 
każdego rodzaju towaru. 

2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie zamówionego towaru według nomenkla- 
tury przyjętej w obrocie, a jeżeli sprzedawca dostar- 
czył nabywcy cenniki lub wykazy — także pozycję 
cennika łub wykazu, ilość, wagę, skład chemiczny 
i stopień twardości, jak również nazwę normy lub 


warunki techniczne, jeżeli co do tego zgłaszane są , 


specjalne wymogi, 
terminy dostaw oraz ilości i jakości towarów, które 
w tych terminach mają być dostarczone, 


b) 


c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, | 

d) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału, | 

e) ewentualne oświadczenie czy wysyłka towaru doko- | 


nana będzie na podstawie gospodarczego 
wego) listu przewozowego. 


$ 2. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie (§ 1, 
ust. 1), sprzedawca może wystąpić o przyznanie prawa 
odstapienia od umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał, w którym miesiącu do- 


(kredyto- 


stawa ma być wykonana, sprzedawca wyśle towar w do- | 


wolnych terminach w ramach 
umowy. 


zarządzenia władzy lub 


3 8h 
1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
14 dni od daty otrzymania zamówienia, 


2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 


zie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed upły- | 


wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 
czy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że proto- 
kół rozbieżności zaakceptował. 
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3. Jeżeli sporzadzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stapiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub z umowy i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę 
umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w cd- 
biorze przedmiotu dostawy. 


$4. 

l. Nabywca może w samym zamówieniu lub na 25 dni 
przed ustalonym terminem wykonania dostawy nadesłać 
dyspozycję wysyłkową oddzielnie dla każdego adresu wy- 
syłkowego, zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z wykazem urzędowym stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 
czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
komu należy awizować wysyłkę, 
na jaką jednostkę gospodarczą ma 
rachunek, 
miejsce płatności, 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i numer zamówienia. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


b) 
c) 


a) 
e) 
f) być wystawiony 


g) bank, konto, ewentualnie tytuł 


II. Cena i rozliczenie 


$ 5. 


Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cenników ustalonych przez właściwe 
władze. 


$ 6. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i w 
trybie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 


przepisach. 
II. Jakość towaru 
I 7. 
Dostarczony towar powinien co do jakości odpowiadać 
polskim normom (PN), a w ich braku — normom Insty” 


tutu Techniki Budowlanej, o ile zarządzenie władzy lub 
umowa nie zawiera w tym przedmiocie specjalnych wy” 
mogów. 


IV. Dostawa tewaru 


$ 8. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowien 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ZC 
składu, bądź przez wysyłkę do miejsca przeznaczenia. 


$9. 

Termin dostawy uważa się za dotrzymany. jeżeli sprze” 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia (§ 11) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
(8 17). 


V. Wydanie towaru ze składu 


$ 10. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą” 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako 
miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowo$5* 
ci, w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego to” 
war jest przeznaczeny. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada skła- 
du — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. Ą 

3. Gdy przewidziano wydanie towaru na brzegu rzekł 
przepisy ust. l i 2 stosuje się odpowiednio. 


SEE 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa” 
ru do wydania co najmniej na 5 dni przed wyznaczony!» 
terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład lU 
miejsce na brzegu rzeki, z którego wydanie nastąpi. 

PE CENE" w | 
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8 12. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 


SETS, 
l. Załadowania towaru dokonuje 
kosztem i staraniem. 
2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością. 


sprzedawca własnym 


$ 14. 
R Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go na 
srodek transportowy i pokwitowania przez przedstawicie- 
la nabywcy. 


VI. Wysyłka towaru 


$ 15. 


Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru ko- 
leją, dokonuje się jej luzem w ładunkach pełnowagono- 
wych, a na żądanie nabywcy wysyłka może nastąpić w ła- 
dunkach mniejszych, z tym, że obciążą go wynikłe z tego 
tytułu koszty transportu. 


§ 16. 


Jeżeli wysyłka miała nastąpić na podstawie gospodarcze- 
go (kredytowego) listu przewozowego, nabywca obowiąza- 
ny jest najpóźniej do dnia 7 miesiąca kalendarzowego, 
w którym ma nastąpić dostawa — dostarczyć pod wska- 
zany przez sprzedawcę adres gospodarcze listy przewo- 
zowe w iłości odpowiadającej zamówieniu. 

W razie niedostarczenia tych listów w powyższym ter- 
minie sprzedawca może, poczynając od dnia 8 danego 
miesiąca wysyłać towar za zwykłym listem przewozowym 
1 obciążyć nabywcę wynikłymi z tego tytułu kosztami. 


$ 17. 
1. Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia to- 
waru przez kolej do przewozu ma podstawie właściwego 
dokumentu przewozowego. 


2. W liście przewozowym należy 
towaru na stacji załadowania. 


8 18. 


Koszty związane z załaddwaniem obciążają 
awcę, zaś koszty związane 
ponosi nabywca. 


zażądać przeważenia 


sprze- 
z wyładowaniem i odbiorem 


$ 19: 


O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce gos- 
podarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powołanie 
Się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer 
i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer 
wagonu, numer listu przewozowego oraz dane co do ro- 
dzaju i ilości załadowanego towaru. 


8 20. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
Stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego załadowania. 


S$ 2h 


„Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kólei zawiadomienia o nadejściu to- 


waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- | 


wania obciążają nabywcę. 
82223 


Gdy istnieje przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowiaza- 


ny jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru za- | 
ządać od kolei przeważenia przesyłki i sporządzenia proto- | 
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kołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu ko- 
lejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. 


8 23. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca cdda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


§ 24. 

W przypadku, gdy wysyłka dokonywana jest innym 
środkiem transportowym aniżeli koleją, stosuje się odpo- 
wiednie przepisy $ 15 — $ 23 z tym, że przy wysyłce 
transportem samochodowym towar powinien być skiero- 
wany do wskazanego zakładu lub magazynu. 


VII. Braki i wady towaru 


$ 25, 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydobywaniu towaru ze składu 
sprzedawcy lub na brzegu rzeki, powinny być stwierdzone 
niezwłocznie w drodze protokołu sporządzonego przez 
przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


2. Protokół powinien zawierać: 


a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów wysuwanych przez przedstawiciela 

nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 

mia — jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzucając 
wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do bada- 
nia. 

Przepisy $ $ 28 i 29 stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutów na- 


bywcy — płacj on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 
§ 26. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 4 dni 
od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwierdzenia 
braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić pro- 
tokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie po- 
trzeby fachowych wiadomości — przy udziałe biegłego. 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawiado- 
mi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu odebra- 
nia towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 

2. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia 
ich ujawnienia. 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 25 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny— 
należy uczynić wzmiankę, czy został zawiadomieny, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego — 
jeżeli był wzywany. 


$ 27. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie prze- 
widzianym w $ 26 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stlonowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przedstawi- 
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ciela. Do czasu upływu powyższych terminów nabywca 
obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania nade- 
słanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim zo- 
stał odebrany od przewoźnika. 


§ 28. 


Przepisy $ 26 i $ 27 stosuje się odpowiednio w przy- 
padku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a bra- 


ki ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że na- | 


wet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione 
przy wydaniu. 


$ 29. 


1. Pobrane przy sporządzaniu protokołu próbki nabywca 
przesyła do Instytutu Techniki Budowlanej. celem dokona- 
nia właściwych badań į wydania orzeczenia. które będzie 
dla stron wiążące. 


2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem. 


8 30. 


W razie stwierdzenia w drodze badań przez Instytut 
Techniki Budowlanej ($ 29) wad istotnych. nabywca mo- 
że postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo zażą- 
dać dostarczenia innego towaru albo odstąpić od umowy. 
W innych przypadkach nabywca może żądać obniżenia ce- 


ny odpowiednio do zmniejszonej dla niego wartości użyt- | 


kowej nadesłanega towaru. 


$31. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres | 


nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozy- 
cji sprzedawcy i postąpić z towarem 
szych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dałszą 
wysyłką ponosi sprzedawca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabywca 
może sprzedać towar ma rachunek 
wszystkim jednostce gospodarki socjalistycznej. 

8 32. 
Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 


dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę %ospo- | 


darczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 18 do zarządzenia | 
Przewodniczącego PKPG .z dnia | 


26 sierpnia 1950 r. 
OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 


PREFABRYKOWANYCH ARTYKUŁÓW BETONOWYCH, 
IZOLACYJNYCH, 


ŻELBETONOWYCH, MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH I MAT. 


Il. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 


SE 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron 
przewiduje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
ckreślić bliżej term n i przedmiot świadczenia — obowia- 
zany on jest co najmniej na 4 tygodnie przed ustalonym 
w zarządzeniu władzy lub w umowie terminem wykonania 
dostawy nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 


2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie zamówionego towaru ściśle według no- 
menklatury odpowiedniego katalogu, dokładne wy- 


miary, ilość, jak również nazwę normy lub warunki | 


techniczne, jeżeli co do tego są zgłoszone specjalne 
wymogi, j 

b) terminy dostaw oraz ilość i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczony, 

c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, 


d) oświadczenie, czy dostawa ma być poprzedzona ba- 
daniem technicznym, czy też należy dostarczyć pi- 


semne stwierdzenie badania: jakości towaru przez | 


wewnątrz-zakładową techniczną kontrolę produkcji, 
e) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału. 


stosownie do dal- | 


sprzedawcy przede | 


| 


ST: 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia, prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedaw- 
ca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od umowy lub 
o jej zmianę. 

Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze” 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w, ramach Z8- 
rządzenia władzy lub umowy stron. 


$ 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawcć 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciąg% 
14 dni od daty otrzymania zamówienia. e: 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbie?” 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W 1%; 
zie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed 
upływem powyższego terminu przekaże sprawę SwoJEJ 
jednostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednie 
podlega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór A 
tyczy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach < 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisii 
arbitrażowej z wnioskiem 0 rozstrzygnięcie rozbieżność, 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na” 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wn, 
sku do komisji arbitrażowej — uważa się, że protoko 
rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wysta” 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzący” 
watpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządze” 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpił” 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka 
rę umowną, przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lu 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 


$ 4. 
1 Nabywca może w samym zamówieniu lub najpóźnie! 
na 4 tygodnie przed ustalonym terminem wykonania Q0 
stawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową, zawie” 
'ającą następujące dane: A 
a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, i 
sposób wysyłki. jeżeli nie następuje koleją, . 
miejsce, do którego towar ma być wysłany. przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w przmie 
niu. zgodnym z urzędowym wykazem stacji FR 
i ewentualnie ustalić bocznicę kolejową, 


b) 
c) 


d) czy towar ma być ubezpieczonv i na jaką sumę, 
e) komu należy awizować przesyłkę, > 
f) na jaka jednostkę gospodarczą ma być wystawioT: 


rachunek, 
miejsce płatności, bank, konto, tytuł budżetowy: A 
powołanie się na numer i datę zamówienia, jeśli |. 
składane. >. 
2. Jeżeli zarzadzenie władzy, umowa lub zamówien 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywć” 
jej nie nadesłał w terminie, ustalonym w umowie lub za 
mówieniu — sprzedawca wyśle towar pod adresem ” 
bywcy. 


II. Cena i rozliczenie. 


YN db 
1. Cene liczy się w wysokości, obowiązującej w dniu 4% 


stawy towaru według cenników, ustalonych przez właśc 

we władze. dla 
2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, . _. 

którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja odb!0 


cza, nabywcy hie przysługują od tej ceny żadne bonifikat?" 


$ 6. 
Zapłata należności dokonywana jest w terminach i 
bie, ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
pisach. 


w Mać 
prze” 


II. Jakość towaru. 
San , 
Towar powinien odpowiadać polskim normom (PNE 
o ile zarządzenie władzy, umowa, lub zamówienie ^ 
przewidują specjalnych warunków technicznych. p 
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IV. Badanie techniczne towaru. 


SG. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 


wieniu badanie techniczne towaru odbywa się w sposob | 
(Instrukcja | 
Ministerstwa Budownictwa | 


ustalony zarzadzeniami właściwych władz 

Tzewodniczącego PKPG i 
Z 1.VIL1949 r. o elementach prefabrykowanych i ich za- 
stosowaniu w budownictwie), a w braku takich zarządzen 
według przepisów rozdziału niniejszego. Badanie przepro- 
wadza w zakładzie wytwórczym sprzedawcy komisja, 
składająca się z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


89. 


Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że | 


towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
żać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 


$ 10. 


1. Przeprowadzenie czynności badania technicznego, Wy- 
Mmienionych w $ 11, powinno nastąpić w ciągu dni 14 od 
daty zawiadomienia, przewidzianego w § 9. W razie nie- 
przystąpienia przez nabywcę do badania lub nieukończe- 
nia przez komisję jej czynności w powyższym terminie, 
Sprzedawca może wysłać towar po uprzednim pisemnym 
stwierdzeniu przez wewnątrz - zakładową kontrolę pro- 
dukcji, że jakość towaru odpowiada zamówieniu. 

2. Jeżeli przygotowana do badania ilosć wynosi mniej 
aniżeli 75% wskazanej w zawiadomieniu, przedstawiciele 
nabywcy mogą nie przystąpić do badania, przy czym 
sprzedawca obowiązany jest zwwócić nabywcy koszty, 
związane z delegowaniem przedstawicieli do komisji. 


$ 11. 


s 1. Dokonując badania technicznego, komisja zaznajomi 
Się z wynikami wewnątrz - zakładowej kontroli technicz- 
nej sprzedawcy odnosnie dainego towaru, przem.erzy 
1 przeliczy zgłoszony do odbioru towar oraz przeprowadzi 
odpowiednie próby i z czynności tych sporządzi protokoł. 
_ 4. Próbki do prób. mechanicznych pobiera się zgodnie 
2 obowiązującymi normami polskimi, o ile w umowie nie 
został przewidziany inny sposób. Przy dokonywaniu prób 
mechanicznych komisja korzysta z urządzeń zakładu wy- 
twórczego sprzedawcy za opłatą, przewidzianą w specjal- 
nym cenniku, którą pokrywa nabywca. 

3. Probki do ewentuainych analiz chemicznych, pobie- 
asie będą w ilości trzech dla każdego pretabrykatu. Prob- 
ki te będą pakowane w turepgi znaczone, pieczętowane 
l podpisywane komisyjnie, przy czym jedną probką za- 
trzymuje sprzedawca, drugą — nabywca, a trzecią przecho- 
Wuje sprzedawca dia ewentualnej analizy rozjemczej. 


8 12. 
„1. Pobraną próbkę nabywca może poddać we własnym 
zakresie anauzie chemicznej (analiza kontrolna). 

2. W razie gdy 'wynik analizy kontrolnej nie pokrywa się 
z analizą dokonaną przez sprzedawcę, nabywca winien 
niezwłocznie powiadomić sprzedawcę, który obowiązany 
jest oddać znajdującą się u niego probkę do analizy Insty- 
tutowi Techniki Budowlanej (analiza rozjemcza). 

3 B. 

1. Jeżeli analiza rozjemcza stwierdzi, że towar posiada 
wady, które dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich 
usunięcia i w tym celu wyznaczy sprzedawcy odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie 
odstąpi od umowy. 

2. Gdy ustalone wady nie dają się usunąć i z analizy 
rozjemczej wynika, że towar nie odpowiada warunkom 
umowy lub zamówienia — nabywcy służy prawo odstą- 
pienia od umowy. 

„ 8. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią, 


bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nadzo- | 


rowana. 
$ 14. 


ponosi nabywca, jeżeli anali- 


Koszty analizy rozjemczej 
nato- 


za rozjemcza nie jest zgodna z analizą kontrolną, 
miast w przypadku, 
na z analizą sprzedawcy — sprzedawca pokrywa koszty 
zarówno analizy rozjemczej jak i kontrolnej. 


gdy analliza rozjemcza nie jest zgod- | 


$ 15, 
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego 
rozdziału ($$ 9 — 14) komisja może stosować odpowiednie 


zasady, zawarte w zarządzeniach powołanych w $ 8. 


V. Dostawa towaru. 


STG: 


W zależności od postanowień umowy lub zarządzenia 
władzy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca: prze- 
znaczenia. 

S= 14. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia (8 19) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
($ 24). 


VI. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


$ 18. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru ma na- 
stąpić ze składu sprzedawcy, powinien: on wskazać jako 
miejsce wydania skład, położony możliwie najbiiżej Za- 
kladu nabywcy, dla którego towar ma być przeznaczony. 


;8 19. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania co najmniej na 10 dni przed wyznaczo- 


nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie 
skład, z którego wydanie nastąpi. 
8 20. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 

9. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania towaru. 


5 21. 

W razie nieprzybycia osoby upoważnionej do odbioru 
towaru ze składu sprzedawcy w przewidzianym terminie, 
sprzedawca może niezwłocznie po upływie terminu od- 
bioru towar wysłać nabywcy, dołączając pisemne stwier 
dzenie jakości towaru przez wewnątrz-zakładową tech- 
niczną kontrolę produkcji. 


R 22. 

1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Zaladowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami władz 
($ 8). 

5 23. 

Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go na 
środek transportowy i pokwitowania przez przedstawicie- 
la nabywcy. 


VII. Wysyłka towaru 


8 24. 

1. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, uważa się wy- 
syłkę za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej 
do przewozu na podstawie właściwego listu przewozo- 
wego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia 
ładunku, a w razie potrzeby i przeliczenia na stacjj Zza- 
ładowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 25. 

1. Koszty, związane z załadowaniem, obciążają dostaw- 
cę, zaś koszty, związane z wyładowaniem i odbiorem, po- 
nosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. £ 

3. Przepis § 22 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie, 
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$ 26. 


1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce 
gospodarczej, zawiadomienie pisemne, zawierające powo- 
łanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nu- 
mer i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, 
numer wagonu, 
i ilość załadowanego towaru. 

2. Jeżeli towar był uprzednio poddany badaniu tech- 
nicznemu, należy do zawiadomienia dołączyć odpis spo- 
rządzonego przez komisję protokołu, a w przypadkach 
przewidzianych w $ 10 ust. 1 — pisemne stwierdzenie 
wyników wewnątrz - zakładowej kontroli produkcji odnoś- 
nie jakości produkcji. 

8 27. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 
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numer listu przewozowego oraz rodzaj | 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, wy- | 


nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego załadowania. 


$ 28. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu 
towaru. Koszty i straty, spowodowane opóźnieniem wy- 
ładowania, obciążają nabywcę. 


S$ 29. 


Gdy istnieje przypuszczenie, że w czasie transportu | 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obo- | 


wiązany jest przed przystąpieniem do wyładowania to- 
waru zażądać od przewoźnika sprawdzenia przesyłki 
i sporządzenia protokołu zgodnie z obowiązującymi prze- 
pisami regulaminu kolejowego oraz 
innych czynności, niezbędnych dla ustalenia odpowie- 


dzialności kolei i zachowania prawa dochodzenia od niej | 


odszkodowania, a to pod rygorem utraty prawa do ewen- 
tualnych roszczeń wobec sprzedawcy. Odpis protokołu, 
sporządzonego przez kolej, nabywca prześle do wiadomo- 
ści sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty sporządzenia. 


$ 30. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu na- 
leży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspo- 
zycji wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia od- 
szkodowania. é s 


331. 

Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednie przepi- 
sy $$ 24 — 30 z tym, że przy wysyłce transportem samo- 
chodowym towar powinien być skierowany do wskazane- 
go zakładu lub magazynu. 


VIII. Braki i wady dostawy 


8 32. 

1. Braki ilościowe i wady jakościowe towaru, których 
ujawnienie było możliwe przy wydawaniu towaru ze 
składu sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocz- 
nie w drodze protokołu, sporządzonego przez przedstawi- 
cieli sprzedawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 
treść zarzutów, wysuwanych przez przedstawiciela 
nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia, jeżeli zcstały pobrane, 
datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
podpisy osób, wymienionych pod a). 


b) 


e) 
d) 


e) 

t) 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pod- 
dany badaniu technicznemu, przepisy ust. 1 mają zasto- 
sowanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są 
braki lub wady, które mogły powstać po dokonanym ba- 
daniu. È ; 


dokonać wszelkich | 


4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zanzu- 
cając wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je 
do badania. Przepisy $$ 35 i 36 stosuje sie odpowiednio. 

5.W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną, przewidzia- 
na za zwłokę w odbionze przedmiotu dostawy. 


$ 33. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
4 dni od daty otrzymania zbadać towar i w razie 
stwierdzenia braków ilościowych i wad jakościowych to- 
waru sporządzić protokół przy udziale czynnika społecz- 
nego, a w razie potrzeby fachowych wiadomości — przy 
udziale biegłego. O zamierzonym sporządzeniu protokołu 
nabywca zawiadomi oddział sprzedawcy, znajdujący się 
w miejscu odebrania towaru i wezwie do udziału w tej 
czynności. 

2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był 
poddany technicznemu badaniu, przepis ust. 1 ma zasto- 
sowanie tylko wówczas, gdy braki i wady mogły powstać 
po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem niewłaściwe- 
go opakowania lub załadowania. Ą 

3. W przypadku, gdy braki lub wady były tego rodzaju, 
że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujaw- 
nione przy odbiorze, termin przewidziany w ust. 1, liczy 
się od dnia ich ujawnienia. 

4. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 32 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobe 
cny, należy uczynić wzmiankę, czy został zawiadomiony, 
a nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, je- 
żeli był wzywany. 


$ 34. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie, prze- 
widzianym w $ 33, w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze, otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić 
nabywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu pro- 
tokołu i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od zużytkowa- 
nia nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, 
w jakim został odebrany od przewoźnika. 


3 35. 


1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu próbki nabyw- 
ca przesyła do Instytutu Techniki Budowlanej, celem do- 
konania właściwych badań i wydania orzeczenia, które 
będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty, związane z badaniami. 


3 36. 


W przypadku stwierdzenia w drodze badań przez In- 
stytut Techniki Budowlanej ($ 35) wad istotnych, nabyw- 
ca może odstąpić od umowy i postawić towar do dyspo- 
zycji sprzedawcy albo też zażądać dostarczenia innego 
towaru. W innych przypadkach nabywca może żądać ob- 
niżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej dla niego war- 
tości użytkowej nadesłanego towaru. 


8 37. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych 
poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wy- 
syłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu, przewidzianego w ust. 1, na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy: 


$ 38. 


Czynności, przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy, mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, której towar był wydany w składzie sprzedawcy 
lub na której adres był wysłany. 
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Załącznik Nr 14 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia | 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
DŁUŻYC I KŁÓD TARTACZNYCH, ŁUSZCZARSKICH 
I ZAPAŁCZANYCH, SUROWCA KOPALNIANEGO, SŁU- 
PÓW TELETECHNICZNYCH, ENERGETYCZNYCH I RA- 
DIOFONICZNYCH, PAPIERÓWKI, PODKŁADÓW KOLE: 
JOWYCH, TARCICY I SKLEJKI. 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


$ 1. 

1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
Sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron 
przewidują, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej przedmiot i termin Świadczenia -— obowią- 
zany jest on co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem ; 
kwartału, w którym dostawa ma być wykonana, nadesłać 
sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno określać: | 

a) oznaczenie sortymentu, wymiarów oraz jakości we- 
dług nomenklatury przyjętej w Państwowym Gos- 
podarstwie Leśnym, 

b) terminy dostaw oraz ilości towaru poszczególnego 
sortymentu, wymiarów i jakości, które w tych ter- 
minach mają być dostarczone, 

c) cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

d) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału. 


$ 2. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia | 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, | 
sprzedawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od 
umowy lub o jej zmianę. | 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach 
zarządzenia władzy lub umowy. 


8 3. 

l. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności, strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia, każda że stron przed 
upływem powyższego terminu przekaże sprawę swojej 
jednostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio 
podlega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór do- 
tyczy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wnio- 
sku do komisji arbitrażowej — uważa się, że protokół 
rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub z umowy i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 

3 4. 

1. Nabywca może w samym zamówieniu lub na 1 mie- 
siąc przed ustalonym terminem wykonania dostawy nade- 
slać dyspozycję wysyłkową zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 
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f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 


rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i numer zamówienia. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


II. Cena i rozliczenie 


$ 5. 


Ceny liczone sa w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cenników ustalonych przez właści- 
we władze. : 


§ 6. 


1. W razie wydania nabywcy drewna okrągłego w skła- 
dnicy przy kolei potrąca się od ceny franco wagon stacja 
odbiorcza koszt załadunku na wagon i przewozu koleją 
według ustalonej stawki zryczałtowanej. 


2. Za towar sprzedany ze składu przy zakładzie produk- 
cyjnym w ilościach od 20 m sześc. wzwyż pobierana jest 
cena odpowiadająca cenie franco wagon stacja odbiorcza, 
w razie zaś sprzedaży w ilościach mniejszych — cena cen- 
nika składowego. 

S 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach 
i w trybie ustalonym w obowiązujących w tym przedmio- 
cie przepisach. 


IIE. Jakość i pomiar towaru 


$ 8. 


Dostarczony towar powinien co do jakości odpowiadać 
polskim normom (PN), o ile zarządzenie władzy lub umo- 
wa nie zawiera w tym przedmiocie specjalnych wymo- 
gów. W braku norm sprzedawca dostarczy towar zgodnie 
z normami przyjętymi w Państwowym Gospodarstwie Leś- 
nym. 

8 9. 

1. Pomiar drewna okrągłego i związanych z nim sorty- 
mentów dokonywany jest według „Instrukcji w sprawie 
sortowania i pomiaru drewna w Lasach Państwowych“. 

2. Pomiar materiałów tartych i sklejki dokonywany jest 
według polskich norm (PN), a w razie ich braku dla da- 
nego sortymentu w sposób dotychczas stosowany 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym. 


IV. Opakowanie 


$ 10. 


Do czasu uregulowania sprawy opakowań przez właści- 
we władze —— towar wysyła się w opakowaniu tylko na żą- 
danie nabywcy, który też ponosi koszt żądanego opako- 
wania. 


YV. Dostawa towaru 
So 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje badź przez wydanie towaru ze 
składu lub składnicy przy kolej, bądź przez wysyłkę do 
miejsca przeznaczenia. 


$ 12. 
Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wydania 


($ 14) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
(§ 19). 


VI. Wydanie towaru ze składu 


$ 13. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako 
miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowości, 
w której znajduje się zakład nabywcy, dła którego towar 
jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej, 
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$ 14. 1 
Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 


ru do wydania co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym | 


terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład lub 
składnicę przy kolei, z której wydanie nastąpi. 
SEID! 


1 Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 


przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- | 


kiem transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania. 


$ 16. 


1. Załadowania towaru ze składu dokonuje sprzedawca | 


własnym kosztem i staraniem, zaś ze składnicy przy ko- 
lei — nabywca. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, a w przypadkach przewidzianych w $ 10 — to- 
war odpowiednio opakowany i oznaczony. 


SEI 

1. Wydanie towaru ze składu następuje z chwilą załado- 
wania go na środek transportowy i pokwitowania przez 
przedstawiciela nabywcy, zaś ze składnicy przy kolei — 
z chwilą spisania protokołu zdawczo - odbiorczego lub po- 
kwitowania. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie ($ 15, ust. 1) sprzedawca ma pra- 
wo wysłać towar pod adresem nabywcy. 


VII. Wysyłka towaru 


§ 18. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru: koleją, 
dokonuje się jej w ładunkach pełnowagonowych. Na żą- 
danie nabywcy wysyłka może nastąpić w ładunkach 
mniejszych z tym, że obciąża go wynikła z tego 
nadwyżka kosztów transportu. 

2. Przepis $ 16, ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie 
z tym, że sprzedawca ma obowiązek nakrywać otwarte 
wagony dachem tylko na żądanie nabywcy i na jego koszt. 


i $ 19. 

1. Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia to- 
waru przez kolej do przewozu na podstawie właściwego 
listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki lub do listu przewozowego powinna być 
dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 20. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem po- 
nosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbior- 
cy i przesłać mu połisę ubezpieczeniową. 

$ 21. 

O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia do nabywcy i do odbierającej jednostki gos- 
podarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powołanie 
się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer 
i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer 
wagonu, numer listu przewozowego oraz rodzaj i ilość 
załadowanego towaru. 


$ 22. 

1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


8 23. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 
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$ 24. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obo- 
wiązany jest przed przystąpieniem do wyładowania towa- 
ru zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulami- 
nu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności 
niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i za- 
chowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to 
pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wo- 
bec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez ko- 
lej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 
dni od daty sporządzenia. 


Fo 8 25. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowa- 
nia. 

$ 26. 


Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepisy 
$$ 18 — 25 z tym, że przy wysyłce transportem samochodo- 
wym towar powinien być skierowany do wskazanego za- 
kładu lub magazynu. 


VIII. Braki į wady towaru 


$ 27. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu lub 
składnicy przy kolei, powinny być stwierdzone niezwłocz- 
nie w drodze protokołu sporządzonego przez przedstawi- 
cieli sprzedawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis. stwierdzonego stanu faktycznego, 
opis sposobu zabezpieczenia towaru — jeżeli tego 
dokonano, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
f) podpisy osób wymienionych pod a). 


3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzucając 
wady istotne, strony zabezpieczą towar i wezwą biegłego. 
Przepisy $ 31 stosują się odpowiednio. 

4. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
biorze dostawy. 


b) 


c) 
d) 


§ 28. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru. 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóżniej w ciągu 4 
dni od daty otrzymania, zbadać towar 1 w razie stwierdze- 
nia braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić 
protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie pů- 
trzeby fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawa- 
domi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu odebra- 
nia towaru 1 wezwię do udziału w tej czynosci. 

2. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich 
ujawnienia. 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych arahen 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 27 ust, 2 z tym, 
że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest E — na- 
leży uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a ponad- 
to należy zamieścić w protokole opinię biegłego — jeżeli 
był wzywany. 

$ 29. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie przewi- 
dzianym w $ 28 w drodze telegraficznej lub telefoniczne) 
o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzymanym 
w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis spo- 
rządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


zwa" 
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2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 


i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przedstawi- | 


ciela. Do czasu upływu powyższych terminów nabywca 
obowiązany jest powstrzymać się od zużytkowania nade- 
słanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim zo- 
stał odebrany od przewoźnika. 


§ 30. 


Sprzedawca nie odpowiada za różnice wynikłe pomię- 
dzy danymi specyfikacji wysyłkowej, a pomiarem nabyw- 
cy, jeżeli nie przekraczają one w poszczególnych przy- 
padkach 1% przy zgodności ilości sztuk, ani też za różnice 
w pomiarze średnie drzewa okrągłego mierzonego w po- 
jedynczych sztukach, nie przekraczające jednego centy- 
metra. 

$ 31. 

W razie stwierdzenia przez przedstawiciela sprzedawcy 
lub w drodze ekspertyzy dokonanej na żądanie nabywcy 
wad istotnych towaru, może on postawić towar do dyspo- 
zycji sprzedawcy i albo zażądać dostarczenia innego towa- 
ru albo wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od umo- 
wy. W innych przypadkach nabywca może żądać obniże- 
nia ceny odpowiednio do zmniejszonej dla niego warto- 
ści użytkowej nadesłanego towaru. 

§ 32. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych 
poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wy- 
syłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabyw- 
ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 38. 
Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę go- 
spodarczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 15 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
TKANIN WEŁNIANYCH: (SUKNA, MATERIAŁÓW 
UBRANIOWYCH, PŁASZCZOWYCH,  SUKNIOWYCH 
I KOSTIUMOWYCH, KOCÓW, PLEDÓW, CHUSTEK, 
SZALI I TKANIN SPECJALNYCH), WATY, WATOLINY 
I PRZĘDZY WEŁNIANEJ. 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


$ 1. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa 
przewiduje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowią- 
zany jest on co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem 
kwartału kalendarzowego, w którym dostawa następuje, 
nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 
w obrocie nomenklatury z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane na- 
bywcy, z podaniem 'wzorów symboli, deseni, kolorów 
itp. (jeżeli nabywcy służy prawo ich oznaczćnia), ry- 
sunków, planów, projektów itp. (jeżeli są one niezbę- 
dne dla wykonania przedmiotu dostawy), 
terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczany, 
oświadczenie czy dostawa ma być poprzedzona ba- 
daniem technicznym, czy też nabywca żąda jedynie 
certyfikatu jakościowego danego towaru, 
przy towarach reglamentowanych datę j 
przydziału, 

e) bliższe wymogi odnośnie opakowania. 

3. Przewidziane w ust. 1 zamówienie składane będzie 
w wyniku konsultacji stron odbywanych zgodnie z in- 
strukcjami planistycznymi, a w ich braku wg dotychcza- 
sowej praktyki, w czasokresie poprzedzającym nadesłanie 
zamówienia. 


b) 
c) 


d) numer 


$ 2. 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedaw- 
ca może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie pra- 
wa odstąpienia od umowy lub jej zmiany. 

Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władz, lub umowy stron, uwzględniając przy 
tym w miarę możności sezonowe potrzeby odbiorcy. 


§ 3. 

yil- Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 
czy sprawy priorytetów gospodarczych. W innych przy- 
padkach nabywca powinien w tymże terminie wystąpić 
do komisji arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie 
rozbieżności w trybie sporu przedumownego i jednocze- 
śnie przesłać sprzedawcy odpis wniosku listem poleco- 
nym. Jeżeli nabywca nie przekaże sprawy lub nie złoży 
w terminie wniosku do komisji arbitrażowej — uważa 
się, że protokół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 

$4 7 

1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub co 
najmniej na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wyko- 
nania dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłko- 
wą zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kołejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 


e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bu- 
dżetowy, 

h) powołanie się na datę i Nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


II. Cena i rozliczenie 


$5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników, a w ich braku wg zasad 
ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne boni- 
fikaty. 

$ 6. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


III. Jakość towaru 


SR 


Towary winny odpowiadać polskim normom (PN), 
a w ich braku warunkom kwalifikacji i klasyfikacji wy- 
robów włókienniczych, opartych na odnośnych zarządze- 
niach lub umowie stron. ; 
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FV. Badanie techniczne towaru 


8 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 


kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składają- | 


cą się z przedstawicieli nabywcy i sprzedawcy. 


SO: 


1. Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, 


że towar jest przygotowany do badania technicznego | 


i wskazać miejsce, w którym badanie to ma być przepro- 
wadzone. 

2. Przeprowadzenie czynności badania technicznego po- 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 


przewidzianego w ust. 1. W razie nieprzystąpienia przez na- | 


bywcę do badania lub nieukończenia przez komisję jej 


czynności w powyższym terminie sprzedawca może wy- | 


słać towar wraz z poświadczonym odpisem protokołu 
technicznej kontroli fabrycznej. 


$ 10. 
Dokonując badania komisja sprawdza zgodność wszy- 


stkich cech towaru z danymi umowy lub zamówienia oraz | 


czy towar odpowiada ustalonym lub przyjętym między 
stronami warunkom klasyfikacji i kwalifikacji towarów 
i z czynności swych sporządza protokół. 


$ 11. 


1. W razie niemożności spisania zgodnego protokołu, 
próbka towaru przesłana zostanie do Głównego Instytutu 
Włókiennictwa lub Wydziału Włókienniczego Politechniki 
Łódzkiej. Orzeczenie jednej z powyższych instytucji bę- 
dzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli orzeczenie stwierdzi, że towar odpowiada wa- 
runkom technicznym, nabywca ponosi koszty, związane 
z badaniem. 

$ 12. 


1. W razie stwierdzenia, że towar posiada wady, które 
dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunięcia 
i w tym celu wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu odstąpi od umowy. 


2. Jeżeli ustalone wady nie dają się usunąć i z proto- | 


kołu badania lub orzeczenia rozjemczego wynika, że to- 


war nie odpowiada warunkom umowy, normom lub usta- | 


lonym w zarządzeniu, lub umowie warunkom kwalifi- 


kacji j klasyfikacji nabywcy służy prawo odstąpienia od | 


umowy. 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzch- 
nią bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nad- 
zorowana. 


4 


V. Opakowanie 


$ 13. 


Towar jest dostarczany w opakowaniu następującym: 
a) tkaniny lekkie — papier Jawa 80-gramowy, 

b) tkaniny ciężkie — papier Jawa 100-gramowy, 
c) koce, pledy, chustki, watolina — bez opakowania. 


Do przewiązywania sztuk — sznurek papierowy o (2) | 
amm, | 
d) przędza — skrzynie drewniane, znormalizowane, 
$ 14. 


Nabywca może w umowie lub zamówieniu zażądać opa- 
kowania specjalnego. Koszty opakowania specjalnego po- 
nosi nabywca. 


§ 15. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 90 dni 
od daty otrzymania towaru. 


$ 16. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w 8 15 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 


2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 

3. 


„Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 18. 

Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- 
słaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwego sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru, 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. Jeżeli 
nabycie tego rodzaju opakowania okaże się niemożliwe, 
sprzedawca może wstrzymać wysyłkę zawiadamiając o tym 
nabywcę telegraficznie. 


VI. Dostawa towaru 


§ 19. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 


$ 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
ni 5 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 

28). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


$ 21. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składów sprzedawcy, powinien on wskazać jako miej- 
sce wydania towaru skład położony w tej samej miejsco- 
wości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego 
towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejscowości nie 
posiada składów, powinien wskazać nabywcy w miarę 
możności skład położony najbliżej. 


§ 22. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania co najmniej na dwa dni przed termi- 
nem dla nabywców miejscowych i na pięć dni — dla na- 
bywców zamiejscowych. 

W zawiadomieniu wskazać należy skład, z którego wy- 
danie nastąpi. 


3 23. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przedsta- 
wiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem trans- 
portowym. 

9. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania towaru. 


$ 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

92. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 25. 

1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedsta- 
wiciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar. 


VIII. Wysyłka towaru 


$ 26. 


1. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej do 
przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. i 


zzz. 
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3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


SEI 
1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostaw- 


cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem po- | 


nosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbior- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


$ 28. 


1. O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiadomi | 


pisemnie nabywcę w dniu wysyłki, a w ciągu następnych 
3 dni prześle mu fakturę. Zawiadomienie powinno obej- 
mować adres, pod jakim towar wysłano, datę załadowania, 
numer wagonu, numer listu przewozowego, rodzaj i ilość 
towaru, powołanie się na zamówienie lub dyspozycję wy- 
syłlkową. 

2. Do zawiadomienia należy dołączyć, jeżeli towar był 
uprzednio poddany badaniu technicznemu, odpis sporzą- 
dzonego przez komisję protokołu oraz certyfikat jakościo- 
wy, jeżeli był on przewidziany w umowie lub zamówie- 
niu, 

$ 29. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzen'a towaru 
Przechodzi na nabywcę. 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- | 


nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 

$ 30. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 

SEa 

Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulami- 
nu kolejowego, oraz dokonać wszelkich innych czynności, 
niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i za- 
chowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to 
pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wo- 
bec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez ko- 
lej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 
czterech dni od daty sporządzenia. 


$ 32. 

Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu nale- 
ży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodo- 
wania. 

S=338 


Jeżeli wysyłka towaru nastąpić ma innym środkiem 
transportowym niż koleją, stosuje się odpowiednie prze- 
pisy $$ 26 — 32 z tym, że przy wysyłce transportem sa- 
mochodowym towar powinien być skierowany do wska- 
zanego zakładu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru 


§ 34. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujaw- 
nienie było możliwe przy wydaniu towaru ze składu 
sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro- 
dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze- 
dawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) datę į miejsce sporządzenia protokołu, 

e) podpisy osób wymienionych pod a). 


3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, które czynią towar dla niego bezuży- 
tecznym, próbka towaru zostanie przesłana do Głównego 
Instytutu Włókiennictwa lub laboratorium Wydziału Włó- 
kienniczego Politechniki Łódzkiej. Przepisy $$ 38 i 39 
stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutu nabyw- 
cy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
biorze dostawy. 


$ 35. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
czterech dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie 
stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych 
sporządzić protokół przy udziale czynnika społecznego, 
a w razie potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy 
udziale biegłego. 

O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawia- 
domi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu ode- 
brania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 

2. Jeżeli braki lub wady były tęgo rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od 
dnia ich ujawnienia. Termin ten liczy się również od dnia 
ujawnienia braków lub wad, jeżeli z powodu specyficz- 
nych właściwości danego obrotu, nie mogły one być ujaw- 
nione przy odbiorze. 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie § 34 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, jeże- 
li był wzywany. 

$ 36. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 35 w drodze telegraficznej lub telefo- 
nicznej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzy- 
manym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu 
odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu proto- 
kołu i w ciągu następnych trzech dni delegować swego 
przedstawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów 
nabywca obowiązany jest powstrzymać się od użytko- 
wania nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, 
w jakim został odebrany od przewoźnika. 


$ 37. 


Przepisy $ 35 i $ 36 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze skła- 
du sprzedawcy, a braki ilościowe i wady jakościowe były 
tego rodzaju, że nie mogły być ujawnione przy wydaniu. 


$ 38. 


l. W razie nieuzgodnienia stanowisk w przedmiocie 
wad towaru próbki zakwestionowanego towaru strony 
prześlą do Głównego Instytutu Włókiennictwa lub do 
Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej celem 
dokonania właściwych badań i wydania orzeczenia, które 
będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów 
nabywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 
towaru. 

§ 39. 


W razie stwierdzenia przez jedną z instytucji wymie- 
nionych w $ 38, iż towar posiada wady istotne, nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo 
zażądać dostarczenia innego towaru, albo odstąpić od 
umowy. W innych przypadkach nabywca może żądać 
obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej wartości na- 
desłanego towaru. 

$ 40. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspo- 
zycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dal- 
szych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dal- 
szą wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 
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§ 41. 


W odniesieniu do towaru, który przed 'odbiorem ze | 


składu lub przed wysyłką był poddany technicznemu ba- 
daniu, stwierdzenie wad jakościowych może być uznane 
tylko w następujących wypadkach: 


a) gdy braki mogły powstać po dokonanym badaniu, | 


skutkiem niewłaściwego pakowania lub ładowania, 
b) jeżeli stwierdzone wady jakościowe dotyczą sztuk 


lub innych jednostek towaru, które nie były przeglą- | 


dane, jakkolwiek wchodziły w skład partii podda- 
nej badaniu technicznemu, a co wynika z protokołu 
badania technicznego. 


§ 42. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę go- 
spodarczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 16 do zarządzenia | 
Przewodniczącego PKPG z dnia 


26 sierpnia 1950 r. 
OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 


TKANIN BAWEŁNIANYCH, ŚRODKÓW OPATRUNKO- 


WYCH I PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ. 
I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 
SA. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 


sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub | 


umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa prze- 
widuje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
ślić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowiązany 
jest on co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem 
kwartału kalendarzowego, w którym dostawa następuje, 
nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 


2. Zamówienie powinno określać: 
a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 


w obrocie nomenklatury z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane 


nabywcy, z podaniem wzorów, deseni itp. (jeżeli na- | 
bywcy służy prawo ich oznaczenia), rysunków, pla- | 
nów, projektów itp. (jeżeli są one niezbędne dla wy- | 


konania przedmiotu dostawy), 


b) terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczany, 

c) oświadczenie czy dostawa ma być poprzedzona ba- 
daniem technicznym, czy też nabywca żąda jedynie 
certyfikatu jakościowego danego towaru, 

d) przy towarach reglamentowanych datę i numer przy- 


działu, 3 
e) bliższe wymogi odnośnie opakowania. 


3. Przewidziane w ust. 1 zamówienie składane będzie 


w wyniku konsultacji stron odbywanych zgodnie z instruk- | 


cjami płanistycznymi, a w ich braku wg dotychczasowej 
praktyki, w czasokresie poprzedzającym nadesłanie za- 
mówienia. 


$ 2. 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- ; 


widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedaw- 
ca może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie pra- 
wa odstąpienia od umowy lub jej zmiany. 


Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach 
zarządzenia władz lub umowy stren, uwzględniając przy 
tym w miarę możności sezonowe potrzeby odbiorcy. 


8 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi ; nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
nie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 


czy sprawy priorytetów gospodarczych. W innych przy- 
padkach nabywca powinien w tymże terminie wystąpić 
do komisji arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie 
rozbieżności w trybie sporu przedumownego i jednocześnie 
przesłać sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Je- 
żeli nabywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w termi- 
nie wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że pro- 
tokół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budżą- 
cych wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarzą- 
dzenia władzy lub umowy, i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 


8 4. 


1. Nabywca może w samym zamówieniu lub co najmniej 
na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wykonania do- 
stawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową zawie- 
rającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie= 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
1 ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 


b) 
c) 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


HH. Cena i rozliczenie, 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników, a w ich braku wg zasad 
ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 

$ 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


l MI. Jakość towaru. 


SE 


Towary winny odpowiadać polskim normom (PN), 
a w ich braku warunkom kwalifikacji i klasyfikacji wy- 
robów włókienniczych opartych na odnośnych zarządze- 
niach lub umowie stron. 


IV. Badanie techniczne towaru. 


$ 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w Zza- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składają” 
cą się z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


$ 9. 


1. Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę: 
że towar jest przygotowany do badania technicznego 
i wskazać miejsce, w którym badanie to ma być przepro” 
wadzone. 

2. Przeprowadzenie czynności badania technicznego po- 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w ust. 1. 


EA 
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W razie nieprzystąpienia przez nabywcę do badania lub 
nieukończenia przez komisję jej czynności w powyższym 
terminie, sprzedawca może wysłać towar wraz z poświad- 
czonym odpisem protokołu technicznej kontroli fabrycz- 
nej. 

$ 10. 

Dokonując badania komisja sprawdza zgodność wszyst- 
kich cech towaru z danymi umowy, lub zamówienia oraz 
czy towar odpowiada ustalonym lub przyjętym między 
stronami warunkom klasyfikacji i kwalifikacji towarów 
i z czynności swych sporządza protokół. 


81, 

l. W razie niemożności spisania zgodnego protokołu, 
próbka towaru przesłana zostanie do Głównego Instytutu 
Włókiennictwa, lub Wydziału Włókienniczego Politechni- 
ki Łódzkiej. Orzeczenie jednej z powyższych instytucji 
będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli orzeczenie stwierdzi, że towar odpowiada wa- 
runkom technicznym, nabywca ponosi koszty, związane 
z badaniem. 

8 12; 


1, W razie stwierdzenia, że towar posiada wady, które 


dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunięcia: 


1 w tym celu wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu odstąpi od umowy. 

2. Jeżeli ustalone wady nie dają się usunąć i z proto- 
kołu badania lub orzeczenia rozjemczego wynika, że to- 
war nie odpowiada warunkom umowy, normom lub usta- 
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lonym w zarządzeniu lub umowie warunkom kwalifikacji | 


i klasyfikacji, nabywcy służy prawo odstąpienia 
umowy. 

3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią 
bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nadzo- 
rowana. 


V. Opakowanie. 


9m3: 
Towar jest dostarczany w opakowaniu następującym: 
a) tkaniny bawełniane opakowane są w papier, 
b) środki opatrunkowe — w belach obszytych tkaniną 
(opakowania specjalne), / 
c) przędza opakowana jest w skrzynie, 


§ 14. 

Nabywca może w umowie lub w zamówieniu zażądać 
Opakowania specjalnego. Koszty opakowania specjalnego 
ponosi nabywca. 

$ 15. 

Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 90 
dni od daty otrzymania towaru. 


$ 16. 

l. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 15 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
Ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


SE 


od | 


nabywca prześle do miejsca | 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- | 


nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 18. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- 
słaniu, lub dostarczenia opakowania niewłaściwego sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru, 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 

Jeżeli nabycie tego rodzaju opakowania okaże się nie- 
możliwe, sprzedawca może wstrzymać wysyłkę zawiada- 
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] VI. Dostawa towaru. 


8 19. 

W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 

§ 20. 

'Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia (§ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
($ 28). 


VI. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy. 


$ 21. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składów sprzedawcy, powinien on wskazać jako 
miejsce wydania towaru skład położony w tej samej miej- 
scowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla któ- 
rego towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejscowości 
nie posiada składów, powinien wskazać nabywcy w miarę 
możności skład położony najbliżej. 


$ 22. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania co najmniej na dwa dni przed terminem dla 
nabywców miejscowych i na pięć dni — dla nabywców za- 
miejscowych. 

W zawiadomieniu wskazać należy skład, z którego wy- 
danie nastąpi. 

£123 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przed- 
stawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania towaru. 


§ 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 25. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar. 


VII. Wysyłka towaru. 


$ 26. 


1. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej do 
przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 27. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem į odbiorem po- 
nosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbior- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust, 2 stosuje się odpowiednio, 


$ 28. 


1. O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiadomi 
pisemnie nabywcę w dniu wysyłki, a w ciągu następnych 
3 dni prześle mu fakturę. 

Zawiadomienie winno obejmować adres, pod jakim to- 
war wysłano, datę załadowania, numer wagonu, numer 
listu przewozowego, rodzaj i ilość towaru, powołanie się 


m..iniając o tym nabywce telegraficznie. na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową. 
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z me". 


2. Do zawiadomienia należy dołączyć, jeżeli towar był 
uprzednio poddany badaniu technicznemu, odpis sporzą- 
dzonego przez komisję protokołu oraz certyfikat jakościo- 
wy, jeżeli był on przewidziany w umowie lub zamówieniu. 


$ 29. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


§ 30. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


531 

Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. 

Odpis protokołu sporządzonego przez kolej nabywca 
prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu czterech dni 
od daty sporządzenia. 


§ 32. 

Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy 
do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszko- 
dowania. 

$ 33. 

W przypadku gdy wysyłka towaru nastąpić ma innym 
środkiem transportowym niż koleją, stosuje się odpowied- 
nie przepisy $ 26 — $ 32 z tym, że przy wysyłce transpor- 
tem samochodowym towar powinien być skierowany do 
wskazanego zakładu lub magazynu. , 


IX. Braki i wady towaru, 


$ 34. 

1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedaw- 
cy i nabywcy. | 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

e) podpisy osób wymienionych pod a). 

Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzucając 
wady istotne, które czynią towar dla niego bezużytecznym, 
próbka towaru zostanie przesłana do Głównego Instytutu 
Włókiennictwa lub laboratorium Wydziału Włókiennicze- 
go Politechniki Łódzkiej. 

Przepisy $ 38 i $ 39 stosuje się odpowiednio. 


2. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutów na- | 


bywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze dostawy. 


§ 35. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 


nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
czterech dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie 


stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych | 


sporządzić protokół przy udziale czynnika społecznego, 


a w razie potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy | 


udziale biegłego. , 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawia- 


brania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


domi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu ode- | 


2. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się 0 
dnia ich ujawnienia. 

Termin ten liczy się również od dnia ujawnienia bra- 
ków lub wad, jeżeli z powodu specyficznych właściwość! 
danego obrotu nie mogły być one ujawnione przy od- 
biorze. 

3. Przy sporządzeniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 34 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny; 
należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a po” 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, j€- 
żeli był wzywany. 


$ 36. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 35 w drodze telegraficznej lub telefo- 
nicznej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzy” 
manym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odp!5 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwe” 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw” 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów nabyw* 
ca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania na- 
desłanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. 


$ 37. 


Przepisy $ 35 i $ 36 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze składu 
sprzedawcy, a braki ilościowe i wady jakościowe były te- 
go rodzaju, że nie mogły być ujawnione przy wydaniu. 


§ 38. 


1. W razie nieuzgodnienia stanowisk w przedmiocie wad 
towaru, próbki zakwestionowanego towaru strony prześlą 
do Głównego Instytutu Włókiennictwa lub Wydziału Włó- 
kienniczego Politechniki Łódzkiej celem dokonania wła- 
ściwych badań i wydania orzeczenia, które będzie dla stron 
wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na” 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 
towaru. 

8 39. 


W razie stwierdzenia przez jedną z instytucji wymienio” 
nych w $ 38, iż towar posiada wady istotne, nabywca mo 
że postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo żądać 
dostarczenia innego towaru, albo odstąpić od umowy: 
W innych przypadkach nabywca może żądać obniżenia Ce" 
ny odpowiednio do zmniejszonej wartości nadesłaneg® 
towaru. 

$ 40. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okre$ 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dy- 
spczycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do 
dalszych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dal- 
szą wysyłką ponosi sprzedawca, 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy: 


§ 41. 


W odniesieniu do towaru, który przed odbiorem ze skła- 
du lub przed wysyłką był poddany technicznemu badaniu: 
stwierdzenie wad jakościowych może być uznane tylko 
w następujących wypadkach: s 

a) gdy braki mogły powstać po dokonaniu badania: 

skutkiem niewłaściwego pakowania lub ładowania, 

b) jeżeli stwierdzone wady jakościowe dotyczą sztuk 

lub innych jednostek towaru, które nie były p-Ze 
glądane, jakkolwiek wchodziły w skład partii pod- 
danej badaniu technicznemu, a co wynika z proto- 
kołu badania technicznego. 


§ 42. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę %0- 


darczą, na której adres towar był wysłan | noz ÓE 
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Załącznik Nr 17 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
TKANIN LNIANYCH I JUTOWYCH, PRZĘDZY LNIA- 
NEJ I PAKUŁANEJ, NICI, SZPAGATÓW, WORKÓW 
I SIENNIKÓW, KONFEKCJI LNIANEJ. 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 
8 1. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas į miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa prze- 
widuje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
Ślić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowiązany 
jest on co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem 


kwartału kalendarzowego, w którym dostawa następuje, 


nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 
2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej | 


w obrocie nomenklatury, z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane 
nabywcy, z podaniem wzorów, deseni itp. (jeżeli na- 
bywcy służy prawo ich oznaczenia), rysunków, pla- 
nów, projektów itp. (jeżeli są one niezbędne dla wy- 
konania przedmiotu dostawy), 

terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczony, 


b) 
c) 


certyfikatu jakościowego danego towaru, 
przy towarach reglamentowanych datę i numer przy- 


działu, ' 
e) bliższe wymogi odnośnie opakowania. 


d) 


3. Przewidziane w ustępie 1 zamówienie składane bę- | 


dzie w wyniku konsultacji stron odbywanych zgodnie 
z instrukcjami planistycznymi, a w ich braku wg dotych- 


czasowej praktyki, w czasokresie poprzedzającym nadesła- | 


nie zamówienia. 
SEZ 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- | 
widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedawca 


może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie prawa 
odstąpienia od umowy lub jej zmiany. Jeżeli nabywca nie 


wskazał terminów wysyłki, sprzedawca wyśle towar w do- | 


wolnych terminach w ramach zarządzenia władz lub umo- 
wy stron, uwzględniając przy tym w miarę możności sezo- 
nowe potrzeby odbiorcy. 
83. 
1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 


nie sporządzi i nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności | 


w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. ; 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór do- 
tyczy sprawy priorytetów gospodarczych. W innych przy- 
padkach nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do 
komisji arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie roz- 
bieżności w trybie sporu przedumownego i jednocześnie 
nrzesłać sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Je- 
żeli nabywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w termi- 
nie wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że pro- 
tokół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
władzy lub umowy, i w następstwie tego nastąpiło opóź- 
nienie wyjkonania zobowiązania — strona zapłaci karę 
umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 

$ 4. 

1. Nabywca może w samym zamówieniu lub co najmniej 
na jeden miesiąc przed ustalonym terminem wykonania 
dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową Za- 
wierającą następujące dane: 


oświadczenie, czy dostawa ma być poprzedzona ba- | 
daniem technicznym, czy też nabywca żąda jedynie | 


nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 

sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


o Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. l 


II. Cena i rozliczenie. 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników, a w ich braku wg zasad 
ustalonych przez właściwe władze. 


2% W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 

($ 6. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


MI. Jakość towaru. 


$ 7. 


Towary powinny odpowiadać polskim normom (PN), 
a w ich braku warunkom kwalifikacji i klasyfikacji wy- 
robów włókienniczych opartych na odnośnych zarządze- 
niach lub umowie stron. 


U TV. Badanie techniczne towaru. 
§ 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składającą 
się z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


(8 9. 


1. Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 


2, Przeprowadzenie czynrości badania technicznego po- 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w ustępie 1. W razie nieprzystąpienia 
przez nabywcę do badania lub nieukończenia przez komi- 
sję jej czynności w powyższym terminie, sprzedawca może 
wysłać towar wraz z poświadczonym odpisem protokołu 
technicznej kontroli fabrycznej. 


8 10. 


Dokonując badania komisja sprawdza zgodność wszyst- 
kich cech towaru z danymi umowy lub zamówienia oraz czy 
towar odpowiada ustalonym lub przyjętym między stro- 
nami warunkom Klasyfikacji i kwalifikacji towarów 
i z czynności swych sporządza protokół, 


$ 11. 


1. W razie niemożności spisania zgodnego protokołu, 
próbka towaru przesłana zostanie do Głównego Instytutu 
Włókiennictwa lub Wydziału Włókienniczego Politechniki 
Łódzkiej, orzeczenie jednej z powyższych instytucji będzie 
dla stron wiążące. 

2. Jeżeli orzeczenie stwierdzi, że towar odpowiada wa- 
runkom technicznym, nabywca ponosi koszty, związane 
z badaniem. 
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$ 12. 


1. W razie stwierdzenia, że towar posiada wady, które 
dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunięcia 
i w tym celu wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu odstąpi od umowy. 

2. Jeżeli ustalone wady nie dają się usunąć i z proto- 
kołu badania lub orzeczenia rozjemczego wynika, że towar 


BIULETYN PKPG. 


nie odpowiada warunkom umowy, normom lub ustalonym | 


w zarządzeniu lub umowie warunkom kwalifikacji i kla- 
syfikacji, nabywcy służy prawo odstąpienia od umowy. 


3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana | 


jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią 


bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nadzo- | 


rowana. 


V. Opakowanie. 


$ 13. 


Towar jest dostarczany w opakowaniu następującym: 

a) tkaniny bielone — końce sztuk przewiązane tasiem- 

kami, opakowane w tomofan i papier, 

tkaniny surowe —- składane w metrach, brzegi prze 

szyte nićmi, 

tkaniny brezentowe i krawieckie — bez opakowa- 

nia — rolowane i przeszyte nićmi, 

d) sienniki i worki — w belach ściągniętych bednarką, 

e) artykuły powlekane — rolowane i owijane w papier, 

f) artykuły powroźnicze — kłębkowane bez opakowania, 

g) nici i szpagaty — w paczkach opakowane w papier 
i w skrzyniach. 

Szczegółowy sposób nawijania i układania towarów ure- 


b) 
e) 


gulowany jest oddzielną instrukcją Centralnego Zarządu 


Przemysłu Włókien Łykowych. 
$ 14. 


Nabywca może w umowie lub w zamówieniu zażądać | 


opakowania specjalnego. 
Koszty opakowania specjalnego ponosi nabywca. 


§ 15. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 90 dni 
od daty otrzymania towaru. 


$ 16. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym | 


w $ 15 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnią nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 


3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego | 


zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 


wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- | 


zwróconego opakowania. 


SALT: 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 18. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie | 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- | 


słaniu lub dostarczeniu opakowania niewłaściwego, sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru, 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 

Jeżeli nabycie tego rodzaju opakowania okaże się nie- 
możliwe, sprzedawca może wstrzymać wysyłkę zawiada- 
miając o tym nabywcę telegraficznie. 


VI. Dostawa towaru, 


$ 19. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 
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§ 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia (§ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
($ 28). 


VH. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy. 


$ 21. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składów sprzedawcy, powinien on wskazać jako miej- 
sce wydania towaru magazyn położony w tej samej miej 
scowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla któ- 
rego towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejscowości 
nie posiada magazynów, powinien wskazać nabywcy 
w miarę możności magazyn położony najbliżej. 


$ 22. 


Sprzedawca zawiadcmi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania co najmniej na dwa dni przez terminem 
dla nabywców miejscowych i na pięć dni — dla nabyw- 
ców zamiejscowych. 

W zawiadomieniu wskazać należy skład, z którego wy- 
danie nastąpi. 

8 23. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przed- 
stawicieła wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania towaru. 


§ 24. = 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
xosztem i staraniem. 

2: Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


§ 25. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy j pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

! 2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar. 


j 


VII. Wysyłka towaru. 


§ 26. 


1. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej do 
przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 27. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostawcę, 
zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem ponosi 
nabywca. 

2. Na żadanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbior- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową, 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


$ 28. 


1. O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiadomi 
pisemnie nabywcę w dniu wysyłki, a w ciągu następnych 
3 dni prześle mu fakturę. Zawiadomienie powinno obejmo- 
wać adres, pod jakim towar wysłano, datę załadowania, 
numer wagonu, numer listu przewozowego, rodzaj i ilość 
towaru, powołanie się na zamówienie lub dyspozycję wy- 
syłkową. 

2. Do zawiadomienia należy dołączyć, jeżeli towar był 
uprzednio poddany badaniu technicznemu, odpis sporzą- 
dzonego przez komisję protokołu oraz certyfikat jakościo- 
wy, jeżeli był on przewidziany w umowi á 
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$ 29. | 2. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
; í ROA ...| przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
r.z pak nadamia, towarugde przewozi niebezpie odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od 


czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru | 


przechodzi na nabywcę. 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- | 


nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 


a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub | 


załadowania. 
§ 30.* 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


8 31. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu czte- 
rech dni od daty sporządzenia. 


§ 32. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu: ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


$ 33. 


Jeżeli wysyłka towaru nastąpić ma innym środkiem | 
transportowym niż koleją, stosuje się odpowiednie prze- | 


pisy $ 26 — § 32 z tym, że przy wysyłce transportem sa- 
mochodowym: towar powinien być skierowany do wska- 
zanego zakładu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru. 


$ 34. 

1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy 
i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 


a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy | 


sporządzaniu protokołu, 


b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- | 


bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

e) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzucając 
wady istotne, które czynią towar dla niego bezużytecznym, 
próbka towaru zostanie przesłana do Głównego Instytutu 
Włókiennictwa lub laboratorium Wydziału Włókienniczego 
Politechniki Łódzkiej. Przepisy $ 38 i § 39 stosuje się od- 
powiednio. 


4 Gdy wynik badania nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
biorze dostawy. 


§ 35. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czte- 
rech dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie 
potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy udziale bie- 
głego. 

O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawila- 
domi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu ode- 


dnia ich ujawnienia. Termin ten liczy się również od dnia 
ujawnienia braków lub wad, jeżeli z powodu specyficznych 
właściwości danego obrotu, nie mogły one być ujawnione 
przy odbiorze. 


3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 34 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinie biegłego, jeżeli 
był wzywany. 


§ 36. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 35 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w ja- 
kim został odebrany od przewoźnika. 


§ 37. 


Przepisy $ 35 i $ 26 stosuje się odpowiednio w przy- 
padku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, a braki ilościowe i wady jakościowe 
były tego rodzaju, że nie mogły być ujawnione przy wy- 
daniu. 

$ 38. 


1. W razie nieuzgodnienia stanowisk w przedmiocie 
wad towaru próbki zakwestionowanego towaru nabywca 
przesyła do Głównego Instytutu Włókiennictwa lub do 
Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej celem do- 
konania właściwych badań i wydania orzeczenia, które bę- 
dzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 
towaru. 


8 39. 


W razie stwierdzenia przez jedną z instytucji wymie- 
nionych w $ 38, iż towar posiada wady istotne, nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy, albo za- 
żądać dostarczenia innego towaru, albo odstąpić od umo- 
wy. W innych przypadkach nabywca może żądać obniże- 
nia ceny odpowiednio do zmniejszonej wartości nadesła- 
nego towaru. 


§ 40. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dy- 
spozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do 
dalszych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dal- 
szą wysyłką ponosi sprzedawca. 


2 2Po' upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 41. 


W odniesieniu do towaru, który przed odbiorem ze skła- 
du i przed wysyłką był poddany technicznemu badaniu, 
stwierdzenie wad jakościowych może być uznane tylko 
w nastepujących wypadkach: 

a) gdy braki mogły powstać po dokonanym badaniu 

skutkiem niewłaściwego pakowania lub ładowania, 

b) jeżeli stwierdzone wady jakościowe dotyczą sztuk lub 

innych jednostek towaru, które nie były przeglądane, 
jakkolwiek wchodziły w skład partii poddanej bada- 
niu technicznemu, a co wynika z protokołu badania 
technicznego. 


$ 42. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę go- 


nia towaru i wezwie do udziału w tej czynności, spodarczą, na której adres towar był wysłany. 


M — 
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Załącznik Nr 18 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
TKANIN TECHNICZNYCH ORAZ SUKNA I FILCÓW 
TECHNICZNYCH. 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 


$1. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa prze- 
widuje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
ślić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowiązany 
jest on co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem kwar- 
tału kalendarzowego, w którym dostawa następuje, nade- 
słać sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 
w obrocie nomenklatury z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane 
nabywcy, z podaniem wzorów, deseni itp. (jeżeli na- 
bywcy służy prawo ich oznaczenia), rysunków, pla- 
nów, projektów itp. (jeżeli są one niezbędne dla wy- 
konania przedmiotu dostawy), 
terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczony, 
oświadczenie, czy dostawa ma być poprzedzona ba- 
daniem technicznym, czy też nabywca żąda jedynie 
certyfikatu jakościowego danego towaru, 
przy towarach reglamentowanych datę i numer przy- 
działu, 

e) bliższe wymogi odnośnie opakowania. 

3. Przewidziane w ust. 1 zamówienie składane będzie 
w wyniku konsultacji stron odbywanych zgodnie z instruk- 
cjami planistycznymi, a w ich braku wg dotychczasowej 
praktyki, w czasokresie poprzedzającym nadesłanie zamó- 
wienia. 


b) 


c) 


d) 


"8 2. 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedawca 
może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie prawa 
odstąpienia od umowy lub jej zmiany. Jeżeli nabywca nie 
wskazał terminów wysyłki, sprzedawca wyśle towar w do- 
wolnych terminach w ramach zarządzenia władz lub umo- 


wy stron, uwzględniając przy tym w miarę możności sezo- | 


nowe potrzeby odbiorcy. 
$ 3. 

1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega, lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy 
sprawy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do ko- 
misji arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie roz- 
bieżności w trybie sporu przedumownego i jednocześnie 


przesłać sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Je- | 
żeli nabywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w termi- | 
nie wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że pro- | 


tokół rozbieżności zaakceptował, 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
władzy lub umowy, i w następstwie tego nastąpiło opóź- 
nienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę u- 
mowną przewidzianą za zwłokę w dostarczaniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 

$ 4. 

1. Nabywca może w samym zamówieniu lub co najmniej 
na jeden miesiąc przed ustalonym terminem wykonania 
dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową za- 
wierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 


| 
| 


n 


b) 
C) 


sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


II. Cena i rozliczenie, 


§ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników, a w ich braku wg zasad 
ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 

$ 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


II. Jakość towaru, 


'§ 7. 


Towary powinny odpowiadać polskim normom (PN), 
a w ich braku warunkom kwalifikacji i klasyfikacji wy- 
robów włókienniczych opartych na odnośnych zarządze- 
niach lub umowie stron. 


IV. Badanie techniczne towaru. 


$ 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składającą 
się z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


8 9. 


1. Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, że 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 

2. Przeprowadzenie czynności badania technicznego po- 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w ustępie 1. W razie nieprzystąpienia 
przez nabywcę do badania lub nieukończenia przez komi- 
sję jej czynności w powyższym terminie, sprzedawca może 
wysłać towar wraz z poświadczonym odpisem protokołu 
technicznej kontroli fabrycznej, 


$ 10. 

Dokonując badania komisja sprawdza zgodność wszyst- 
kich cech towaru z danymi umowy lub zamówienia oraz czy 
towar odpowiada ustalonym lub przyjętym między stro- 
nami warunkom klasyfikacji i kwalifikacji towarów 
i z czynności swych sporządza protokół. 


$ 11. 

l. W razie niemożności spisania zgodnego protokołu, 
próbka towaru przesłana zostanie do Głównego Instytutu 
Włókiennictwa lub Wydziału Włókienniczego Politechniki 
Łódzkiej. Orzeczenie jednej z powyższych instytucji be- 
dzie dla stron wiążące, 

2. Jeżeli orzeczenie stwierdzi, że towar odpowiada wa- 
runkom technicznym, nabywca ponosi koszty związane 
z badaniem. 

SAL2; 


1. W razie stwierdzenia, że towar posiada wady, które 
dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunięcia 
i w tym celu wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni termin, 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu odstąpi od umowy. 
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2. Jeżeli ustalone wady nie dają się usunąć i z proto- 
kołu badania lub orzeczenia rozjemczego wynika, że towar 
nie odpowiada warunkom umowy, normom, lub ustalonym 
w zarządzeniu lub umowie warunkom kwalifikacji i kia- 
syfikacji, nabywcy służy prawo odstąpienia od umowy. 

. 3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią 
bądź władzę, której podlega lub przez którą jest nadzo- 


Trowana. 
V. Opakowanie. 
§ 13. 
Towar jest dostarczany bez opakowania. 
§14. 


Nabywca może w umowie lub zamówieniu zażądać opa- 
kowania specjalnego. Koszty opakowania specjalnego po- 
nosi nabywca lub też ulegnie ono zwrotowi na podstawie 
zarządzeń właściwych władz. 

SAI 8 

Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 90 dni 
od daty otrzymania towaru. 


$ 16. 

l. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 15 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za „każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. , - 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy. od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. s i 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 

$ 17. 

Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 

nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 18. 


Opakowania przez nabywcę, 
słaniu lub dostarczenia 0 
dawca może, jeżeli tego wymaga _ 
nabyć żądane opakowanie na rachunek 
nabycie tego rodzaju opakowź 
sprzedawca może wstrzymać 
o tym nabywcę telegraficznie. 


wysyłkę, 


VI. Dostawa towaru. 
$ 19. 


W zależności 
si uje bądź przez wydanie towaru ze 
mowy, dostawa następuje bądz p I prze- 


składu sprzedawcy, bądź przez wySy 
znaczenia. 
$ 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzy 
dawca przed jego upływem przygotowa 
nia ($ 22) lub wydał przewoźnikowi towa 
($ 28). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy. 
$ 21. 


Gdy zostało przewidziane, ż 
ma ze składów sprzedawcy, 3 i J 
miejsce wydania towaru magazyn, położony W tej -aHa 
miejscowości, w której znajduje się zakład nabywcy, a 
którego towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejsco- 
wości nie posiada magazynów, powinien wskazać nabywcy 
w miarę możności magazyn położony najbliżej. 

SEZA ( 

Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania conajmniej na dwa dni przed terminem dla 
nabywców miejscowych i na pięć dni dla nabywców za- 
miejscowych. W zawiadomieniu wskazać należy skład, 
z którego wydanie nastąpi. 


ł towar do wyda- 
r do przewozu 


e wydanie towaru nastąpić 
powinien on wskazać jako 


kowania okaże się niemożliwe, | 
zawiadamiając | 


od zarządzenia władzy lub postanowień | 


many, jeżeli sprze- | 
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$ 23. 


l. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przed- 
stawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania towaru. 


$ 24. 


l. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony, 


$ 25. 


I. A Rb a następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy į pokwitowania przez = 
pe aF p PRZE A 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 
wskazany terminie sprzedawca może wysłać towar. 


VIII. Wysyłka towaru 


§ 26. 


1. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej 
do przewozu na podstawie właściwego listu przewo- 
zowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia 
a w razie potrzeby przeliczenia sztuk ładunku na 
stacji załadowania. 

200: przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego to- 
waru. 

$ 27. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem 
ponosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt 
odbiorcy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


§ 28. 


L O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiadomi 
pisemnie nabywcę w dniu wysyłki, a w ciągu następnych 
3 dni prześle mu fakturę. Zawiadomienie powinno obejmo- 
wać adres, pod jakim towar wysłano, datę załadowania 
Nr wagonu, Nr listu przewozowego, rodzaj i ilość towa- 
ru, powołanie się na zamówienie, lub dyspozycję wysył- 
kową. 

2. Do zawiadomienia należy dołączyć, jeżeli towar był 
uprzednio poddany badaniu technicznemu, odpis sporzą- 
dzonego przez komisję protokołu oraz certyfikat jakościo- 
wy, jeżeli był on przewidziany w umowie lub zamówie- 


niu. 
$ 29. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo „przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


8 30. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


3 31. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulami- 
nu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, 
niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i za- 
chowania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to 
pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszcezeń Wo0- 


mama”, tÓrEgo wydanie Nastąpi. EEEE EEEE 


aa. 
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bec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez ko- 
lej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 
4 dni od daty sporządzenia. 


S$ 62. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszeł- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowa- 
nia. 


$ 33. 


Jeżeli wysyłka towaru nastąpić ma innym środkiem 
transportowym niż koleją, stosuje się odpowiednie prze- 
pisy S$ 26 — 32 z tym, że przy wysyłce transportem sa- 
mochodowym towar powinien być skierowany do wskaza- 
nego zakładu lub magazynu. 


IX. Braki į wady towaru 


$ 34. 


1.Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu 
sprzedawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w dro- 
dze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprze- 
dawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

e) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, które czynią dla niego towar bezużytecz- 
nym, próbka towaru zostanie przesłana do Głównego In- 
stytutu Włókiennictwa lub laboratorium Wydziału Włó- 
kienniczego Politechniki Łódzkiej. Przepisy $$ 38 i 39 sto- 
suje się odpowiednio. 

4. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 


§ 35. 


1.Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
4 dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie 
potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy udziale bie- 
głego. O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca 
zawiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 

2. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ustępie pierwszym li- 
czy się od dnia ich ujawnienia. Termin ten liczy się rów- 
nież od dnia ujawnienia braków lub wad, jeżeli z powo- 
dów specyficznych właściwości danego obrotu nie mogły 
one być ujawnione przy odbiorze. 

3. Przy sporządzeniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 34 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a po- 
nadto nałeży zamieścić w protokole opinię biegłego, jeżeli 
był wzywany. 


c) 


$ 36. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 35 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien zawiadomić o tym nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od: użytkowana 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w ja- 
kim został odebrany od przewoźnika. 


$ 37. 


Przepisy $$ 35 i 36 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze skła- 
du sprzedawcy, a braki ilościowe ; wady jakościowe były 
tego rodzaju, że nie mogły być ujawnione przy wydaniu. 


$ 38. 

1. W razie nieuzgodnienia stanowisk w przedmiocie 
wad towaru, próbki zakwestionowanego towaru nabywca 
przesyła do Głównego Instytutu Włókiennictwa lub do 
Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej celem de- 
konania właściwych badań i wydania orzeczenia, które 
będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 
towaru. 

$ 39. 


W razie stwierdzenia przez jedną z instytucji wymie- 
nionych w $ 38, iż towar posiada wady istotne, nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo za- 
żądać dostarczenia innego towaru, albo odstąpić od umo- 
wy. W innych przypadkach nabywca może żądać obniże- 
nia ceny odpowiednio do zmniejszonej wartości nadesła- 
nego towaru. 

§ 40. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych po- 
leceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką 
ponosi sprzedawca, 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabyw- 
ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 41. 

W odniesieniu do towaru, który przed odbiorem ze skła- 
du lub przed wysyłką był poddany technicznemu badaniu,. 
stwierdzenie wad jakościowych może być uznane tylko 
w następujących wypadkach: 

a) gdy braki mogły powstać po dokonanym badaniu, 

skutkiem niewłaściwego pakowania lub ładowania, 

b) jeżeli stwierdzone wady jakościowe dotyczą sztuk 

lub innych jednostek towaru, które nie były prze- 
glądane, jakkolwiek wchodziły w skład partii pod- 
danej badaniu technicznemu, a co wynika z proto- 
kołu badania technicznego. 


§ 42. 
Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę go- 
spodarczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 19 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
TKANIN Z JEDWABIU NATURALNEGO I SZTUCZNE- 
GO, GAZY MŁYŃSKIEJ, PLUSZY, DYWANÓW I CHOD- 
NIKÓW, PASMANTERII TKANEJ I PLECIONEJ, KO- 
RONEK, FIRANEK I TIULU, NICI ZE STYLONU I JED- 
WABIU NATURALNEGO 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


Rails 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa prze- 
widuje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
ślić bliżej termin i przedmiot Świadczenia — obowiązany 
jest on co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem 
kwartału kałendarzowego, w którym dostawa następuje, 
nadesłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno okreśłać: ) 

a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 

w obrocie nomenklatury, z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane 
nabywcy, z podaniem wzorów, deseni itp. (jeżeli 
nabywcy służy prawo ich oznaczenia) rysunków, 
planów, projektów itp. (jeżeli są one niezbędne dla 
wykonania przedmiotu dostawy), 

b) terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 


w tych terminach ma być dostarczany, masz = 
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c) oświadczenie 
daniem technicznym, 


certyfikatu jakościowego 


czy dostawa ma być poprzedzona ba- 
czy też nabywca żąda jedynie 
danego towaru, 


d) przy towarach reglamentowanych datę i numer 
przydziału, è 
e) bliższe wymogi odnośnie opakowania. 


BIULETYN PKPG. 


3. Przewidziane w ust. 1 zamówienie składane będzie 


w wyniku konsultacji stron odbywanych zgodnie z in- 
strukcjami planistycznymi, a w ich braku według dotych- 


czasowej praktyki, w czasokresie poprzedzającym nade- | 


słanie zamówienia. 


$ 2. 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy, lub umowie, sprzedaw- 
ca może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie pra- 
wa odstąpienia od umowy, lub jej zmiany. s 

Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władz lub umowy stron, uwzględniając przy 
tym w miarę możności sezonowe potrzeby odbiorcy. 


8 3. 

„1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 
czy sprawy priorytetów gospodarczych. W innych przy- 
padkach nabywca powinien w tymże terminie wystąpić 
do komisji arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie 
rozbieżności w trybie sporu przedumownego i jednocze- 
śnie przesłać sprzedawcy odpis wniosku listem poleco- 
nym. Jeżeli nabywca nie przekaże sprawy lub nie złoży 
w terminie wniosku do komisji arbitrażowej — uważa 
się, że protokół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności, lub wy- 
stapienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzą- 
cych watpliwości obowiązków stron wynikających z za- 
rządzenia władzy, lub umowy i w następstwie tego na- 


stąpiło opóźnienie wykonania zobowiązania — strona za- | 
płaci karę umowną, przewidzianą za zwłokę w dostarcze- | 


iub w odbiorze przedmiotu dostawy. 


$ 4. 


1. Nabywca może w samym zamówieniu lub co naj- 
mniej na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wykonania 
dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową, za- 
wierająca następujące dane: : 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
miejsce, do którego 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ew. wskazać bocznicę kolejową, 
czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
komu należy awizować wysyłkę, 
na jaką jednostkę gospodarczą ma 
rachunek, 
miejsce płatności, bank, konto, 
budżetowy, 
pownłanie się na 
składane. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


niu 


b) 
c) 


d) 
e) 


f) byé wystawiony 


ewentualnie tytuł 


— 


& 


h) datę i nr zamówienia, jeżeli było 


Cena i rozliczenie 


85. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników, a w ich braku wg zasad 
ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 


IL 


towar ma być wysłany, przy | 


| 
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$ 6. 


„Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


HI. Jakość towaru 


3% 

Towary powinny odpowiadać polskim normom (PN), 
a w ich braku warunkom kwalifikacji i klasyfikacji wy- 
robów włókienniczych, opartych na odnośnych zarządze- 
niach lub umowie stron. 


Badanie techniczne towaru 


$ 8. 

Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję, składają- 
cą się Z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


89. 

1. Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, 
że towar jest przygotowany do badania technicznego 
i wskazać miejsce, w którym badanie to ma być przepro- 
wądzone. 4 

2. Przeprowadzenie czynności badania technicznego 
powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w ustępie 1. W razie nieprzystąpienia 
przez nabywcę do badania lub nieukończenia przez ko- 
misię jej czynności w powyższym terminie, sprzedawca 
może wysłać towar wraz z poświadczonym odpisem pro- 
tokołu technicznej kontroli fabrycznej. 


§ 10. 
Dokonujac badania komisja sprawdza 
stkich cech towaru z danymi umowy, lub zamówienia 
oraz czy towar odpowiada ustalonym lub przyjętym mię- 
dzy stronami warunkom klasyfikacji i kwalifikacji towa- 
rów i z czynności swych sporządza protokół. 


si M: 

1. W razie niemożności spisania zgodnego protokołu, 
próbka towaru przesłana zostanie do Głównego Instytutu 
Włókiennictwa, lub Wydziału Włókienniczego Politechniki 
Łódzkiej. Orzeczenie jednej z powyższych instytucji będzie 
dla stron wiążące. 

2. Jeżeli orzeczenie stwierdzi, że towar odpowiada wa- 
runkom technicznym, nabywca ponosi koszty, związane 
z badaniem. 


IV. 


zgodność wszy- 


$ 12. 

1. W razie stwierdzenia, że towar posiada wady, któ- 
re dadza się usunąć, nabywca może żądać ich usunięcia 
iw tym celu wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu odstąpi od umowy. 

9. Jeżeli ustalone wady nie dają się usunąć i z proto- 
kołu badania, lub orzeczenia rozjemczego wynika, że to- 
war nie odpowiada warunkom umowy, normom, lub usta- 
lonym w zarządzeniu, lub umowie warunkom kwalifikacji 
i klasyfikacji, nabywcy służy prawo odstąpienia od 
umowy. 

3 O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzch- | 
nią bądź władzę, której podlega, lub przez którą jest nad- 
zorowana. 


V. Opakowanie 


R JIRA 

Towar jest dostarczany w opakowaniu przewidzianym 

w tymczasowej instrukcji opakowania wydanej przez 

Centralny Zarząd Przemysłu Jedwabnicza - Galanteryj- 
nego. 

$ 14. 

Nabywca może w umowie, lub w zamówieniu zażądać 
opakowania specjalnego. 

Koszty opakowania specjalnego ponosi nabywca. 


$ 15. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- | 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 90 dni) 
od daty otrzymania towaru. 
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$ 16. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 15 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


$ 17. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 18. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- 
słaniu lub dostarczeniu opakowania niewłaściwego sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru, 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. | A 

Jeżeli nabycie tego rodzaju opakowania okaże się nie- 
możliwe, sprzedawca może wstrzymać wysyłkę zawiada- 
miając o tym nabywcę telegraficznie, 


VI. Dostawa towaru 


§ 19. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 


$ 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
($ 28). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


$ 21. F 
Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składów sprzedawcy, powinien on wskazać jako 
miejsce wydania towaru magazyn położony w tej samej 
miejscowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla 
którego towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejsco- 
wości nie posiada magazynów, powinien wskazać nabyw- 
cy w miarę możności magazyn położony najbliżej. 


$ 22. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- | 


ru do wydania co najmniej na dwa dni przed terminem 
dla nabywców miejscowych i na pięć dni — dla nabywców 
zamiejscowych. 
W zawiadomieniu wskazać należy skład, z którego wy- 
danie nastąpi. 
$ 23. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 


do godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przedsta- | 


wiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem trans- 
towym. 
4 Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie wiadomości fachowe į legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania towaru. 


§ 24. 
1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 
2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


8 25. 


1 Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

, 2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar. 


VIII. Wysyłka towaru 


$ 26. 


1.Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej do 
przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


3 27. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostawcę, 
zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem ponosi 
nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiazany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbior- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


§ 28. 

1. O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiado- 
mi pisemnie nabywcę w dniu wysyłki, a w ciągu następ- 
nych 3 dni prześle mu fakturę. Zawiadomienie powinno 
obejmować adres pod jakim towar wysłano, datę załado- 
wania, numer wagonu, numer listu przewozowego, rodzaj 
i ilość towaru, powołanie się na zamówienie lub dyspo- 
zycję wysyłkową. 

2. Do zawiadomienia należy dołączyć, jeżeli towar był 
uprzednio poddany badaniu technicznemu, odpis sporza- 
dzonego przez komisję protokołu oraz certyfikat jakościo- 
wy, jeżeli był on przewidziany w umowie lub zamówie- 
niu. 


$ 29. 


1. Z chwilą nadania towaru do 
czeństwo przypadkowej 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


przewozu — niebezpie- 
utraty lub uszkodzenia towaru 


$ 30. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
uje po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 

$ 31. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru. nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolej i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod ry- 
gorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. 

Odpis protokołu sporządzonego przez kolej nabywca 
prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu czterech dni 
od daty sporządzenia. 


$ 32. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


3 33. 

W przypadku, gdy wysyłka towaru nastąpić ma innym 
środkiem transportowym niż koleją, stosuje się odpowied- 
nie przepisy $$ 26 — 32 z tym, że przy wysyłce transpor- 
tem samochodowym towar powinien być skierowany do 
wskazanego zakładu lub magazynu. 


IX. Braki į wady towaru, 


$ 34. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedaw- 
cy i nabywcy. 
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Protokół powinien zawierać: 
imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 
nabywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

c) podpisy osób wymienionych pod a). 
. 3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzuca- 
jąc wady istotne, które czynią towar dla niego bezuży- 
tecznym, próbka towaru zostanie przesłana do Głównego 
Instytutu Włókiennictwa lub Wydziału Włókienniczego 
Politechniki Łódzkiej. 

Przepisy $$ 38 i 39 stosuje się odpowiednio. 


a) 
b) 
c) 


4. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutu nabyw- | 


ty, zapłacj on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- | 


biorze dostawy. 
` § 35. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, | 


nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
czterech dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie 
stwierdzenia braków ilościowych, lub wad jakościowych 
sporządzić protokół przy udziale czynnika społecznego, 
a w razie potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy 
udziale biegłego. 

O zamierzonym sporządzaniu protokołu nabywca za- 


wiadomi oddział sprzedawcy, znajdujący się w miejscu | 


odebrania towaru j wezwie do udziału w tej czynności. 


2. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet | 


przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od 


dnia ich ujawnienia. Termin ten liczy się również od dnia | 


ujawnienia braków lub wad, jeżeli z powodu specyficz- 
nych właściwości danego obrotu, nie mogły one być ujaw- 
nione przy odbiorze. 


3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- | 


kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie § 34 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę, czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, jeże- 
li był wzywany. 

3 36. 


1 Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 


czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- | 


w $ 35 w drodze telegraficznej, 
nej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


widzianym 


lub telefonicz- | 


2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwe- | 
stionowanego towaru — powinien o tym zawiadomić na- | 


bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu proto- 


kołu i w ciągu następnych trzech dni delegować swego | 


przedstawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów 
nabywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowa- 
nia nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, 
w jakim został odebrany od przewoźnika. 

$ 37. 


Przepisy $$ 35 i 36 stosuje się odpowiednio w przy- 


padku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze | 


składu sprzedawcy, a braki ilościowe i wady jakościowe 


były tego rodzaju, że nie mogły być ujawnione przy wy- | 


daniu. 
3 38. 
1, W razie nieuzgodnienia stanowisk w przedmiocie wad 
towaru, próbki zakwestionowanego towaru strony prześlą 
do Głównego Instytutu Włókiennictwa lub Wydziału Włó- 


kienniczego Politechniki Łódzkiej celem dokonania wła- | 
ściwych badań i wydania orzeczenia, które będzie dla stron | 


wiążące. 
2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 


towaru. 
$ 39. ~ 


W razie stwierdzenia przez jedną z instytucji wymie- | 


nionych w $ 38, iż towar posiada wady istotne, nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo za- 


żądać dostarczenia innego towaru, albo odstąpić od umo- | 


wy. W innych przypadkach nabywca może żądać obniże- 
nia ceny odpowiednio do zmniejszonej wartości nadesła- 
nego towaru. l 


§ 40. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 20 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych 
poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysył- 
ką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


8 41. 


W odniesieniu do towaru, który przed odbiorem ze skła- 
du lub przed wysyłką był poddany technicznemu badaniu. 
stwierdzenie wad jakościowych może być uznane tylko 
w następujących wypadkach: 

a) gdy braki mogły powstać po dokonanym badaniu 

skutkiem niewłaściwego pakowania lub ładowania, 

b) jeżeli stwierdzone wady jakościowe dotyczą sztuk 

lub innych jednostek towaru, które nie były prze- 
glądane, jakkolwiek wchodziły w skład partii pod- 
danej badaniu technicznemu, a co wynika z proto- 
kołu badania technicznego. 


$ 42. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę go- 
spodarczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 20 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 
Gb 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umo- 
wa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewi- 
duje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić 
bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowiązany jest 
on co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem kwartału 
kalendarzowego, w którym dostawa następuje, nadesłać 
sprzedawcy pisemne zamówienie. 


2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 
w obrocie nomenklatury, z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane 
nabywcy, z podaniem wzorów, deseni itp. (jeżeli na- 
bywcy służy prawo ich oznaczenia). rysunków, pla- 
nów, projektów itp. (jeżeli są one niezbędne dla wy- 
konania przedmiotu dostawy), 

b) terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczany, 

c) przy towarach reglamentowanych datę i numer przy- 

działu, 
d) bliższe wymogi odnośnie opakowania. 


82. 

W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedawca 
może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie prawa 
odstąpienia od umowy lub jej zmiany. Jeżeli nabywca 
nie wskazał terminów wysyłki, sprzedawca wyśle towar 
w dowolnych terminach w ramach zarządzenia władz lub 
umowy stron. uwzględniając przy tym w miarę możności 
sezonowe potrzeby odbiorcy. 


8 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadza uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jednost- 
ce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega 
lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy spra- 
wy priorytetów gospodarczych. W innych wypadkach na- 
bywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
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arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wnio- 
sku do komisji arbitrażowej — uważa się, że protokół roz- 
bieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło opóźnie- 
nie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę umow- 
ną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w odbiorze 
przedmiotu dostawy. 


$ 4. 


1. Nabywca może w samym zamówieniu lub eo najmniej 
na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wykonania do- 
stawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową zawie- 
rającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 
czy towar ma być ubezpieczony į na jaką sumę, 
komu należy awizować wysyłkę, 
na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 
miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bud- 
żetowy, 
powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


b) 
c) 


d) 
e) 
f) 


g) 
h) 


M. Cena i rozliczenie. 


$5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru wg cenników, a w ich braku wg zasad 
ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne boni- 
fikaty. 

8 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach i trybie 
ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie przepi- 
sach. 


III. Jakość towaru, 


Sue 


Towary powinny odpowiadać polskim normom (PN), 
a w ich braku ustalonym warunkom technicznym. : 


IV. Opakowanie. 
§ 8. 


Towar jest dostarczany w opakowaniu następującym: 
a) w paczkach (pasma w motkach), 


b) na kanetkach lub szpulach tarczowych względnie cy- 
lindrycznych w kartonach, 

c) w kartonach pakowanych do skrzyń, 

d) na stożkach pakowanych do skrzyń. 


$ 9. 


Nabywca może w umowie lub zamówieniu zażądać opa- 
kowania specjalnego. Koszty opakowania specjalnego po- 
nosi nabywca. 

$ 10. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
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dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- | 


zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 4 mie- 
sięcy od daty otrzymania towaru. 


Str. 286 


8 11. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 10 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1%% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


812. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i o odbiorze towaru. 


$ 13. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nade- 
słaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwego, sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru, 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 

Jeżeli nabycie tego rodzaju opakowania okaże się nie- 
możliwe, sprzedawca może wstrzymać wysyłkę, zawiada- 
miając o tym nabywcę telegraficznie. 


V. Dostawa towaru. 


$ 14. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 


$ 15. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
ia (8 17) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
($ 28). 


VI. Wydanie towaru ze Składu sprzedawcy. 


$ 16. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składów sprzedawcy, powinien on wskazać jako 
miejsce wydania towaru magazyn położony w tej samej 
miejscowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla 
którego towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejsco- 
wości nie posiada magazynów, powinien wskazać nadawcy 
w miarę możności magazyn położony najbliżej. 


$ 17. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania co najmniej na dwa dni przed terminem 
dla nabywców miejscowych i na pięć dni dla nabywców 
zamiejscowych. 

W zawiadomieniu wskazać należy skład, z którego wy- 
danie nastąpi. 

$ 18. 


l. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przed- 
stawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem tran- 
sportowym 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania towaru. 


$ 19. 


1 Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 20. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przede 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 
wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar. 
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VII. Wysyłka towaru. 


$ 21. 


l. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej do 
przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


8 22. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostawcę, 
zaś koszty zwiazane z wyładowaniem i odbiorem ponosi 
nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbiorcy 
i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio, 


8 23, 


1. O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiadomi 
pisemnie nabywcę w dniu. wysyłki, a w ciągu następnych 
3 dni prześle mu fakturę. Zawiadomienie powinno obejmo- 
wać adres pod jakim towar wysłano, datę załadowania, 
numer wagonu, numer listu przewozowego, rodzaj i ilość 
towaru, powołanie się na zamówienie lub dyspozycję wy- 
syłkowa. 

2. Do zawiadomienia należy załączyć certyfikat jako- 
Ściowy, jeżeli był on przewidziany w umowie lub zamó- 
wieniu. 

§ 24. 

1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 
czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 

$-25: 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


§ 26. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 


nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu czte- | 


rech dni od daty sporządzenia. 


§ 27. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy 
do nabywcy, któremu sprzedawca odda do 
wszełkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodo- 
wania. 


$ 28. 


BIULETYN PKPG. 


dyspozycji | 


Jeżeli wysyłka towaru nastąpić ma innym środkiem tran- | 


sportowym niż koleją, stosuje się odpowiednie przepisy 
$21 — $ 27 z tym, że przy wysyłce transportem samocho- 
dowym towar powinien być skierowany do wskazanego 
zakładu lub magazynu. 


VIII. Braki i wady towaru. 


$ 29. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy 
i nabywcy. 
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2. Protokół powinien zawierać: 
a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 
b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
d) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
e) podpisy osób wymienionych pod a). 
3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzuca- 
jąc wady istotne, które czynią towar dla niego bezużytecz- 
nym, próbka towaru zostanie przesłana do Głównego In- 


stytutu Włókiennictwa lub laboratorium Wydziału Włó- 
kienniczego Politechniki Łódzkiej. 


Przepisy $ 33 i $ 34 stosuje się odpowiednio. 
4. Gdy wynik badania nie potwierdzi zarzutu nabywcy, 


zapłaci on karę umowną przewidziana za zwłokę w od- 
biorze dostawy. 


§ 30. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czte- 
rech dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie 
potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy udziale bie- 
głego. 

O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawia- 
domi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu ode- 
brania towaru i wezwie do udziału w tej czynności, 

2. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od 
dnia ich ujawnienia. Termin ten liczy się również od dnia 
ujawnienia braków lub wad, jeżeli z powodu specyficz- 
nych właściwości danego obrotu nie mogły one być uja- 
wnione przy odbiorze, 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie \§ 29 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, jeżeli 
był wzywany. 

$ 31. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 30 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej, o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzymanym 
w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis spo- 
rządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych, terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. 


$ 32. 


Przepisy $ 30 i $ 31 stosuje się odpowiednio w przypadku, 
gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze składu 
sprzedawcy, a braki ilościowe i wady jakościowe były tego 
rodzaju, że nie mogły być ujawnione przy wydaniu. 


§ 33. 

1. W razie nieuzgodnienia stanowisk w przedmiocie wad 
towaru, próbki zakwestionowanego towaru nabywca prze- 
syła do Głównego Instytutu Włókiennictwa lub Wydziału 
Włókienniczego Politechniki Łódzkiej celem dokonania 
właściwych badań i wydania orzeczenia, które będzie dla 
stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 
towaru. 

$ 34. 


W razie stwierdzenia przez jedną z instytucji wymienio- 
nych w $ 38, iż towar posiada wady istotne, nabywca mo- 
że postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo zażą- 
dać dostarczenia innego towaru, albo odstąpić od umowy. 
W innych przypadkach nabywca może żądać obniżenia ce- 
ny odpowiednio do zmniejszonej wartości nadesłanego to- 
waru. 
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$ 35. 


l. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dy- 
spozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do 
dalszych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dal- 
szą wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać tcwar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 36. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunkow 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę go- 
spodarczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 21 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
SKÓR, OBUWIA, WYROBÓW FUTRZARSKICH, 
BIAŁOSKÓRNICZO - RĘKAWICZNICZYCH, PASÓW, 
ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH, RYMARSKICH 
I GALANTERII SKÓRZANEJ 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 


SE 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub unio- 
wa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewi- 
duje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
ślić bliżej termin į przedmiot świadczenia — obowiązany 
jest on co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem kwar- 


tału kalendarzowego, w którym dostawa następuje, nade- | 


słać sprzedawcy pisemne zamówienie. 


2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 
w obrocie nomenklatury, z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane 
nabywcy, z podaniem rysunków technicznych, pla- 
nów, projektów itp. (jeżeli są one niezbędne dla wy- 
konania przedmiotu dostawy). Zamówienie na arty- 
kuły techniczne należy składać nie w sztukach i pa- 
rach lecz w kg, 

terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczany, 

oświadczenie czy dostawa ma być poprzedzona bada- 
niem technicznym, a jeżeli tak, to jakie są warunki 
badania, 

przy towarach reglamentowanych datę i numer przy- 
działu, 

e) bliższe wymogi odnośnie opakowania, 


$2. 

W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedaw- 
ca może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie pra- 
wa odstąpienia od umowy lub jej zmiany. Jeżeli nabyw- 
ca nie wskazał terminów wysyłki, sprzedawca wyśle to- 
war w dowolnych terminach w ramach zarządzenia władz 
lub umowy stron, uwzględniając przy tym w miarę moż- 
ności sezonowe potrzeby odbiorcy. 


$ 3. 


ł. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności 
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia. 


b) 


c) 


d) 


2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór doty- 
czy sprawy priorytetów gospodarczych. W innych przy- 
padkach nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do 
komisji arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie roz- 
bieżności w trybie sporu przedumownego j jednocześnie 
przesłać sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Je- 
żeli nabywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w termi- 
nie wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że pro- 
tokół rozbieżności zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wysta” 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło opóźnie- 
nie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę umow- 
ną, przewidziana za zwłokę w dostarczeniu lub w od 
biorze przedmiotu dostawy. 


$ 4. 


l. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub co 
najmniej na l miesiąc przed ustalonym terminem wykona- 
nia dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową, 
zawierająca następujące dane: d 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 
czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
komu należy awizować wysyłkę, 


b) 
c) 


d) 
e) 


f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bud- 
żetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


Il. Cena i rozliczenie. 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dn:u 
dostawy towaru wg cenników, a w ich braku według za- 
sad ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 

$ 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach i Aboy= 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze” 
pisach. 


III. Jakość towaru. 


8 7. 


Towary powinny odpowiadać polskim normom (PN), 
a w ich braku ustalonym warunkom technicznym. 


IV. Badanie techniczne towaru. 
3 8. 

Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie lub zamo- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za” 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składającą 
się z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy, która przepro” 
wadza je w sposób przewidziany w zarządzeniu władzy; 
umowie lub zamówieniu. 

89. 

1. Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, Z€ 
towar jest przygotowany do badania technicznego i wska- 
zać miejsce, w którym badanie to ma być przeprowadzone. 

2. Przeprowadzenie czynności badania technicznego Po" 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w p. 1. W razie nieprzystąpienia przez na- 
bywcę do badania lub nieukończenia przez komisję JEJ 
szynności w powyższym terminie, sprzedawca może wysłać 
towar wraz z poświadczonym odpisem protokołu technicz- 
nej kontroli fabrycznej. 


$ 10. 


Dokonując badania komisja sprawdza zgodność wszyst- 
kich cech towaru z danymi umowy lub zamówienia oraz 
czy towar odpowiada ustalonym lub przyjętym między 
stronami warunkom klasyfikacji i kwalifikacji towarow 
i z czynności swych sporządza protokół. 
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$ iil; 


l. W razie niemożności spisania zgodnego protokołu, to- 
Ner zostanie poddany ekspertyzie przez biegłego wskaza- 
aa wniosek stron przez odpowiedni zakład lub iabo- 

orium jednej z wyższych szkół. 

<. Jeżeli orzeczenie biegłego stwierdzi, 
aa warunkom technicznym, nabywca 
wiązane z badaniem. 


że towar odpo- 
ponosi Koszty 


$ 12. 


m W razie stwierdzenia, że towar posiada wady, które 
p. SIę USUNĄC, nabywca może żądać ich usunięcia 
M4 tym celu wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni. termin 
mopeniem, że po bezskutecznym upływie powyższego 
minu odstąpi od umowy. 
RA e lon wady nie dają się usunąć i z proto- 
nie A lub orzeczenia rozjemczego wynika, że towar 
pi odpowiada warunkom umowy, normom, lub ustalonym 
runkom technicznym, nabywcy służy prawo odstąpien:a 
od umowy. 
O odstapieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
Jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnią 
adź władzę, której podlega lub przez która jest nadzo 
rowana. 


V. Opakowanie. 


saia: 

Towar jest dostarczany w opakowaniu następującym: 

a) obuwie dostarczane jest w znormalizowanych pudeł- 
kach tekturowych i kartonach wysyłkowych lub 
skrzyniach, z wyjątkiem obuwia przemysłowego, u- 
mowego į kanadyjek, które Są dostarczane tylko 
w kartonach wysyłkowych lub skrzyniach, 

b) skóry gotowe miękkie małe i duże, juchto-faledry, 
krupony podeszwowe, karki i boki — wiązane w ilo- 
ści i w sposób przyjety i plombowane, 

c) połówki, grzbiety i szczupaki zwinięte w rulony po 
5 sztuk i związane w sposób przyjęty, j 
d) wyroby futrzarskie dostarczane są bez opakowania, 
e) pasy, artykuły techniczne i rymarskie dostarczane są 
bez opakowania, SRA 
f) galanteria skórzana dostarczana jest w odpowiednich 

pudełkach lub w opakowaniu papierowym. 


$ 14. 


Nabywca może w umowie lub zamówieniu zażądać opa- 
owania specjalnego. Koszty opakowania specjalnego p9- 
nosi nabywca. 
$ 15. 


d Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
zeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 90 dni 


od daty otrzymania towaru. 


$ 16. 


N l. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
W $ 15 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wia- 
Ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
Wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie Wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. f 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


S aie 


„Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 18. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, w razie opóźnienia w nauesła- 
niu lub dostarczenia opakowania niewłaściwego, Sprze- 
dawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo towaru, 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. „  . 

Jeżeli nabycie tego rodzaju opakowania okaże się nle- 
możliwe, sprzedawca może wstrzymać wysyłkę, zawiada- 


miając o tym nabywcę telegraficznie. 
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VŁ Dostawa towaru. 


$ 19. 


W załeżnoścj od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy, dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 

$ 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wydania 
($ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu ($ 28). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy. 


SZ 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składów sprzedawcy, powinien on wskazać jako 
miejsce wydania towaru magazyn położony w tej samej 
miejscowości, w której znajduje się zakład nabywcy, dla 
którego towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejsco- 
wości nie posiada magazynów, powinien wskazać nabywcy 
w miarę możności magazyn położony najbliżej. 


§ 22. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania co najmniej na dwa dni przed terminem 
dla nabywców miejscowych i na pięć dni — dla nabywców 
zamiejscowych. 

W zawiadomieniu wskazać należy skład, z którego wy- 
danie nastąpi. 

S 23. 


1. Nabywca obowiazany jest we wskazanym terminie do 
godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przedstawi- 
ciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem transpor- 
towym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowie- 
dnie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania towaru. 


$ 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z nałeżytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


§ 25. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar. 


VIIL. Wysyłka towaru. 


8 26. 


1. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej do 
przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


8 27. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostawcę, 
zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem ponosi 
nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbiorcy 
i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


$ 28. 

1. O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiadomi 
pisemnie nabywcę w dniu wysyłki, a w ciągu następnych 
3 dni prześle mu fakturę. Zawiadomienie powinno obej- 
mować adres pod jakim towar wysłano, datę załadowania, 
numer wagonu, numer listu przewozowego, rodzaj i ilość 
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towaru, powołanie się na zamówienie, lub dyspozycję wy- 
syłkową. 

2. Do zawiadomienia należy dołączyć, jeżeli towar był 
uprzednio poddany badaniu technicznemu, odpis sporzą- 
dzonego przez komisję protokołu oraz certyfikat jakościo- 
wy, jeżeli był on przewidziany w umowie lub zamówieniu. 


$ 29 
N A 
1. Z chwilą nadania towaru do przewozu — niebezpie- 


czeństwo przypadkowej 
przechodzi na nabywcę. 
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utraty lub uszkodzenia towaru : 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- i 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, . 


a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


$ 30. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


§ 31. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowia- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu czte- 
rech dni od daty sporządzenia. 


§ 32. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu naieży do 


nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- | 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. | 


$ 33. 


W przypadku gdy wysyłka towaru nastąpić ma innym , 
środkiem transportowym niż koleją, stosuje się odpowied- | 


kolej | 


nie przepisy $ 26 — $ 32 z tym, że przy wysyłce transpor- | 


tem samochodowym towar powinien być skierowany do 
wskazanego zakładu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru. 


$ 34. 
1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 


nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- | 
dawcy powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze | 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy | 


i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

e) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. W odniesieniu do towaru, który był uprzednio pod- 
dany badaniu technicznemu przepisy ust. 1 mają zasto- 
sowanie tylko wówczas, gdy przedmiotem zarzutów są 
braki lub wady, które mogły powstać po dokonanym ba- 
daniu. 

4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzu- 
cając wady istotne, które czynią towar dla niego bezuży- 
tecznym, towar zostanie poddany ekspertyzie. 

Przepisy $ 38 i $ 39 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi 
zarzutów nabywcy: zapłaci on karę umowną przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 


§ 35. 
1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
siedmiu dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie 


c) 
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stwierdzenia braków ilościowych, lub wad jakościowych 
sporządzić protokół przy udziale czynnika społecznego, 
a w razie potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy 
udziale biegłego. 


O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca za- 
wiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłka był 
poddany badaniu technicznemu przepisy ust. 1 mają za- 
stosowanie tylko wówczas, gdy braki i wady mogły pow- 
stać po dokonanym badaniu, bądź są skutkiem niewła- 
ściwego opakowania lub załadowania. 


3. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od dnia 
ich ujawnienia. Termin ten liczy się również od dnia 
ujawnienia braków lub wad, jeżeli z powodu specyficz- 
nych właściwości danego obrotu, nie mogły one być ujaw- 
nione przy odbiorze, 


4. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 34 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę, czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, jeże- 
li był wzywany. 


$ 36. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 35 w drodze telegraficznej, lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu. odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w ja- 
kim został odebrany od przewoźnika. 


$ 37. 


Przepisy $$ 35 i 36 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze skła- 
du sprzedawcy, a braki ilościowe i wady jakościowe były 
tego rodzaju, że nie mogły być ujawnione przy wydaniu. 


$ 38. 


1. W razie nieuzgodnienia stanowisk, w przedmiocie 
wad towaru, towar zostanie poddany ekspertyzie przez 
biegłego wskazanego na wniosek stron przez odpowiedni 
zakład lub laboratorium jednej z wyższych szkół. 


2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 
towaru. 


$ 39. 


W razie stwierdzenia w drodze ekspertyzy, iż towar 
posiada wady istotne, nabywca może postawić towar do 
dyspozycji sprzedawcy i albo zażądać dostarczenia innego 
towaru, albo wystąpić o przyznanie mu prawa odstąpie- 
nia od umowy. W innych przypadkach nabywca może żą- 
dać obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej wartości 
nadesłanego towaru. 


$ 40. 
1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez 
okres nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony 


do dyspozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosow- 
nie do dalszych poleceń. -Koszty związane z przechowa- 
niem i dalszą wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 41. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę go- 
spodarczą, na której adres towar był wysłany, 
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Załącznik Nr 22 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
ARTYKUŁÓW GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH 
I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


Sale 

1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umo- 
wa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewiduje, 
że nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić bli- 
żej termin į przedmiot świadczenia — obowiązany jest on 
co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem kwartału 
kalendarzowego, w którym dostawa następuje, nadesłać 
sprzedawcy pisemne zamówienie. 

9. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie zamówionego towaru według przyjętej 
w obrocie nomenklatury, z powołaniem pozycji wy- 
kazów towarów lub cenników, jeżeli są one znane 
nabywcy; z podaniem wzorów, deseni itp. (jeżeli na- 
bywcy służy prawo ich oznaczenia), rysunków, pla- 
nów, projektów itp. (jeżeli są one niezbędne dla wy- 
konania przedmiotu dostawy), i 
terminy dostaw oraz ilości 1 rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczony, 
oświadczenie czy dostawa ma być poprzedzona ba- 
daniem technicznym, czy też mabywca żąda jedynie 
certyfikatu jakościowego danego towaru, 
przy towarach reglamentowanych datę i numer przy- 
działu, 

e) bliższe wymogi odnośnie opakowania. 


$ 2. 

W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprzedawca 
może wystąpić we właściwym trybie o przyznanie prawa 
odstąpienia od umowy, lub jej zmiany. 

Jeżeli nabywca nie 
dawca wyśle towar w 


b) 
c) 


d) 


dowolnych terminach w ramach za- 


rządzenia władz, lub umowy stron, uwzględniając przy tym 


w miarę możności sezonowe potrzeby odbiorcy. 


SR 
1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle nabywcy protokołu rozbieżności 
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia. 
2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 


wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jednost- | 


ce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega, 
lub przez którą jest nadzorowana. jeżeli spór dotyczy Spra- 
wy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach na- 
bywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy, lub nie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że proto- 
kół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporzadzenie protokołu rozbieżności, lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec niebudzących 
watpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w nastepstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 


SPD 

1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub co nał- 
mniej na 1 miesiąc przed ustalonym terminem wykonania 
dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową zawie- 
rającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową. 


wskazał terminów wysyłki, sprze- | 


„i wskazać miejsce, w którym badanie to ma być przepro- 
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d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
e) komu należy awizować wysyłkę, 
f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 


rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i nr zamówienia, jeżeli było 
składane. 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


II. Ocena i rozliczenie 


S$: 

1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru wg cenników, a w ich braku wg zasad usta- 
lonych przez właściwe władze. 

2 W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla któ. 
rego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja odbiorcza, 
nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bonifikaty, 


SG: 


Zapłata należności dukonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


IM. Jakość towaru 


je 6 
Towary powinny odpowiadać polskim normom (PN) 
a w ich braku warunkom klasyfikacyjnym opartym na 
odnośnych zarządzeniach, lub umowie stron. 


IV. Badanie techniczne towaru 


$ 8. 


Zastrzeżone w zarządzeniu władzy, umowie, lub zamó- 
wieniu badanie techniczne towaru dokonywane jest w za- 
kładzie wytwórczym sprzedawcy przez komisję składającą 
się z przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


8 9. 


1. Sprzedawca obowiązany jest zawiadomić nabywcę, 
że towar jest przygotowany do badania technicznego 
wadzone. 

2. Przeprowadzenie czynności badania technicznego po- 
winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 
przewidzianego w p. 1. W razie nieprzystąpienia przez na- 
bywcę do badania lub nieukończenia przez komisję jej 
czynności w powyższym terminie sprzedawca może wysłać 
towar wraz z poświadczonym odpisem protokołu technicz- 
nej kontroli fabrycznej. 

sao: 

Dokonując badania komisja sprawdza zgodność wszysl- 
kich cech towaru z danymi umowy, lub zamowienia oraz 
czy towar odpowiada ustalonym lub przyjętym między stro- 
nami warunkom klasyfikacji i kwalifikacji towarów 
i z czynności swych sporządza protokół. 


SAME 

1. W razie niemożności spisania 

strony przekażą próbkę towaru do głównego Instytutu | 

Chemii Przemysłowej w Warszawie lub do Politechniki | 

Łódzkiej Pracowni Kauczuków i Mas Plastycznych celem | 
wydania orzeczenia. 

2, Jeżeli orzeczenie stwierdzi, 


zgodnego protokołu, | 


że towar odpowiada wa- 


runkom technicznym, nabywca ponosi koszty związane Į 
z badaniem. 
$ 12. 
1. W razie stwierdzenia, że towar posiada wady, które | 
dadzą się usunąć, nabywca może żądać ich usunięcia 


i w tym celu wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni termin, 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu odstąpi od umowy. 

2. Gdy ustalone wady nie dają się usunąć į z protokołu | 
badania lub orzeczenia rozjemczego wynika, że towar niej 
odpowiada warunkom umowy, normom lub ustalonymi 
w zarządzeniu lub umowie warunkom klasyfikacji i kwa- 
Lfkacji, nabywcy służy prawo odstąpienia od umowy. i 
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3. O odstąpieniu od umowy każda ze stron obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić swoją jednostkę zwierzchnia 
bądź władzę, której podlega, lub przez która jest nadzo 
rowana. 


| V. Opakowanie 
Si 13: 


Towar jest dostarczany: 


1) luzem (opony somochodowe, skórguma), 
2) w opakowaniu 


a) bezpośrednim (prezerwatywy, gruszki, galanteria 
itp.), 
b) pośrednim (duże kartony. wonki, skrzynie). 
§ 14. 


Nabywca może w umowie, lub zamówieniu zażądać opa- 
kowania specjalnego. Koszty opakowania specjalnego po- 
nosi nabywca. ` 

srai 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- | 


dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 90 dni od 
daty otrzymania towaru . 

8 16. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 15 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem właści- 
wych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedaw- 
cy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% war- 
tości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wlązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie, wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegajacego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić 
zwróconego opakowania. 

$> 143 

Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 

nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 
$ 18. 


Jeżeli umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywce. w razie opóźnienia w nade. 


słaniu, lub dostarczeniu opakowania niewłaściwego, sprze- | 
wymaga bezpieczeństwo towaru, | 


dawca może, jeżeli tego 
nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 

Jeżeli nabycie tego rodzaju opakowania okaże się nie- 
możliwe. sprzedawca może wstrzymać wysyłke zawiada- 
miając o tym nabywcę telegraficznie. 


VI. Dostawa towaru 


$ 19. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 


składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze-, | 


znaczenia. 
§ 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 


nia (§ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu. | 


($ 28). 


VII. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 
SZ 


j 
j 


sprzedawcy trzykrotną wartość nie- | 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 


ma ze składów sprzedawcy, powinien on wskazać jako 
miejsce wydania towaru skład położony w tej samej miej- 
scowości,.w której znajduje się zakład. nabywcy, dla któ- 
rego towar jest przeznaczony, a jeżeli w tej miejscowości 
nie posiada składów. powinien wskazać nabywcy w miarę 
możności skład położony najbliżej. 


8 22: 

Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towaru 
do wydania co najmniej na dwa dni przed terminem dla 
nabywców miejscowych i na pięć dni — dla nabywców za- 
miejscowych. 

W zawiadomieniu wskazać należy skład, z którego wyda- 
nie nastąpi. 


8.2288 


l. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godz. 14 przysłać na miejsce wydania swego przedsta- 
wiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem tran- 
sportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania towaru. 


§ 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany j oznaczony. 


§ 25. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na srodek transportowy i pokwitowania przez przedstawi. 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar. 


VIII Wysyłka towaru 


8 26. 


1. Gdy przewidziano wysyłkę towaru, wysyłkę uważa 
się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez kolej do 
przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzehy przeliczenia sztuk ładunku na stacji 
załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej, lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


SEZ. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają dostawcę, 
zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem ponosi 
nabywca. 

'2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbiorcy 
1 przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 


$ 28. 


1. O dokonanej wysyłce towaru sprzedawca zawiadomi 
pisemnie nabywcę w dniu wysyłki, a w ciągu następnych 
3 dni prześle mu fakturę. Zawiadomienie winno obejmo- 
wać adres, pod jakim towar wysłano, datę załadowania, 
numer wagonu, numer listu przewozowego, rodzaj į ilość 
towaru, powołanie się na zamówienie lub dyspozycję wy- 
sylłkową. 

2. Do zawiadomienia należy dołączyć, jeżeli towar był 
uprzednio poddany badaniu technicznemu, odpis sporza- 
dzonego przez komisję protokołu oraz certyfikat jakoś- 
ciowy, jeżeli był on przewidziany w umowie lub zamó- 
wieniu. 

$ 29. 


1. Z chwilą nadania towaru do 
czeństwo przypadkowej 
przechodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni. 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


przewozu — niebezpie- 
utraty lub uszkodzenia towaru 


830 

Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 

M. Gil, 

Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
żądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia proto- 
kołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu ko- 
lejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. 


Str. 293 


Odpis protokołu sporządzonego przez 
prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu czterech dni od 
daty sporządzenia. 


S$ 32. 


Dochcdzenie roszczeń w stosunku do kołei z tytułu ubyt- | 


ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy. któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 


kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. | 


8 33 
S$ Sel 
Gdy wysyłka towaru ma nastąpić innym środkiem tran- 
sportowym niż koleją, stosuje się odpowiednie przepisy 
$ 26 — $ 32 z tym, że przy wysyłce transportem samocho- 


dowym towar powinien być skierowany do wskazanego | 


zakładu lub magazynu. 


IX. Braki i wady towaru 

§ 34. 
i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy 
i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu fektycznego, 

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

e) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. W odniesieniu do towaru. który był uprzednio pod- 
danv badaniu technicznemu przepisy ust. 1 mają zastoso- 
wanie tylko wówczes. gdy przedmiotem zarzutów są braki 
lub wady. które mogły powstać po dokonanym badaniu. 

4. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzu- 
cając wady istotne, które czynią dla niego towar bezuży- 
tecznym. próbka towaru zostanie przesłana do Głównego 
Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie lub do Poli- 
techniki Łódzkiej Pracowni Kauczuków i Mas Płastycz 
nych. Przepisy $ 38 i § 39 stosuje się odpowiednio. 

5. Gdy wynik badania nie potwierdzi zarzutów nabywcy, 
zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w odbio- 
rze dostawy. 


l. Braki ilościowe 


$ 35. 


1. Jeżeli dostawa nestąpiła w drcdze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie. a najpóźniej w ciągu czte- 
rech dni od daty otrzymania zbadać towar i w razie stwier 


dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- | 


dzić protckół przy udziale czynnika społecznego, a w razie 
potrzeby ściśle fachowej ekspertyzy — przy udziale 


biegłego. O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca | 


zawiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. W odniesieniu do towaru, który przed wysyłką był | 


poddany badaniu technicznemu przepisy ust. 1 mają zasto- 
sowanie tylko wówczas, 

po dokonanym badaniu. bądź sa skutkiem niewłaściwego 
opakowania lub załadowania. 

3. Jeżeli braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze. termin przewidziany w ustępie 1 liczy się od dnia 
ich ujawnienia. Termin ten 
ujawnienia braków łub wad, jeżeli z powodu specyficznych 
właściwości danego obrotu nie mogły one być ujawnione 
przy odbiorze. 


4 Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie § 34 ust. 2 z tym, 
że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 


kolej nabywca | 


gdy braki i wady mogły powstać | 


liczy się również od dnia | 


BIULETYN PKPG. 


należy | 


uczynić wzmianke czy został zawiadomiony. a ponadto na- | 


leży zamieścić w protokole opinię biegłego, jeżeli był wzy- 
wany. 
$ 36. 


1. Nabywca obowiązany jest 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie prze- 
widzianym w $ 35 w drodze telegraficznej, lub telefonicz- 
nej o stwierdzen u braków lub wad w towarze otrzymanym 


pod rygorem utraty rosz- 


w drodze wysylki, a jednocześnie wysłać mu odpis spo- | 


rządzonego w tym przedmiocie protokołu. 
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2. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionewanego towaru powinien o tym zawiadomić nabywcę 
najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciagu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów nabyw- 
ca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania nade- 
słanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. 


SBE 


Przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio w przypadku 
gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru ze składu 
sprzedawcy, a braki ilościowe i wady jakościowe były tego 


rodzaju. że nie mogły być ujawnione przy wydaniu. 
$ 38. 


1. W razie nieuzgodnienia stanowisk w przedmiocie 
wad towaru. próbki zakwestionowanego tcwaru nabywca 
przesyła do Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej 
w Warszawie lub do Politechniki Łódzkiej Pracowni Kau- 
czuków i Mas Plastycznych celem dokonania właściwych 
badań i wydania orzeczenia, które będzie dla 0 wią- 
żące. 


2, Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem 
towaru. 

S$ 39. 


W razie stwierdzenia przez jedną z instytucji wymienio- 
nych w § 38, iż towar posiada wady istotne. nabywca może 
postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo zażądać 
dostarczenia innego towaru albo odstąpić od umowy. 
W innych przypadkach nabywca może żadać obniżenia ceny 
odpowiednio do zmniejszonej wartości nadesłanego towaru. 

3 40. 

1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dys- 
pozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dal- 


szych poleceń. Kcszty związane z przechowywaniem i dal- 
szą wvsy'ką nenosi sprzedawca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1 na- 
bywca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


8 41. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonywane przez jednostkę gos 
podarczą, na której adres towar był wysłany. 


zarzędzenia 


Zalącznik Nr 23 do 
dnia 


Przewodniczącego PKPG z 
26 sierpnia 1950 r. 


GÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
PRODUKOWANYCH PRZEZ PRZEMYSŁ 
PAPIERNICZY 


TOWARÓW 


IL Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


5 dl 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miejsce 
wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umowa 
stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewiduje 
że nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić bliżej 
przedmiot i termin świadczenia — obowiązany jest on co 
najmniej na 2 miesiące przed początkiem kwartału kalen- 
darzowego. w którym dostawa ma nastąpić, nadesłać sprze- | 
dawcy pisemne zamówienie. | 


2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie gatunku towaru wedlug przyjętej w obro- 
cie nomenklatury (w miarę możności Z podaniem 
pozycji cennika) z powołaniem formatu, gramatury, 
koloru itp. warunków potrzebnych dla wykonania 
dostawy, 

b) terminy dostaw oraz ilość i rodzaj towaru, 
w tych terminach ma być dostarczony, 

c) cel. na jaki towar jest przeznaczony, 

d) ewentualne żądania co do rodzaju opakowania, 

e) przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału. 


który 7 
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8 2. 


1. W razie nienadesłania przez 
przewidzianego w 


nabywcę zamówienia 
zarządzeniu władzy lub w umowie, 


sprzedawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od ; 


umowy lub o jej zmianę. 


2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władzy lub umowy. 


$ 3. - 


„|. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 


ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- | 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 


wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jednost- 
ce zwierzchniej lub władzy. której bezpośrednio podlega 
lub przez która jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy prio- 
rytetów gospodarczych. 

W innych przypadkach nabywca powinien w tymże ter- 


minie wystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o roz- | 


strzygnięcie rozbieżności w trybie sporu przedumowneg2 
i jednocześnie przesłać sprzedawcy odpis wniosku listem 
poleconym. Jeżeli nabywca nie przekaże sprawy lub nie 
złoży w terminie wniosku do komisii arbitrażowej — uwa- 
ża się, że protokół rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygniecie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikajacych z zarządzenia 
władzy lub z umowy. i w następstwie tego nastapiło opóź- 
nienie wykonania zobowiązania strona zapłaci karę 
umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 


S 4. 
1l. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub na 
1 miesiąc przed ustalonym terminem wykonania dostawy 
nadesłać dyspozycję wysyłkową zawierająca następujące 
dane: 
a) 


b) 


nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres. s 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją. 


c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym | 


nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzedowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należv awizować wysyłkę. 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek. 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł 
budżetowy, 


h) powołanie się na datę i numer zamówienia. 

2. Jeżeli zarzadzenie władzy. umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 


bywcy. 


II. Cena i rozliczenie 


SD: 

1. Cenv liczone sa w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników, a w ich braku według 
zasad. ustalonych przez właściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco wagon stacja 
odbiorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 

$ 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach i trybie 
ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie przepi- 
sach. 


IH. Jakość towaru 


Sk 


O ile zarządzenie władzy lub umowa nie przewidują ina- 
czej, dostarczony towar winien odpowiadać normom PKN, 


a w ich braku — ogólnym standartom ustalonym przez | . i 
| i złożone 2 razy na format 148X210 mm. 


właściwe władze. 


IV. Opakowanie 


$ 8. 


1. Towar dostarczany jest w opakowaniu podstawowym 
(fabrycznym) lub wysyłkowym bezzwrotnym, jeżeli na- 
bywca w umowie lub zamówieniu nie zażadał opakowania 
specjalnego. 

2. Koszty opakowania specjalnego ponosi nabywca. 


$.9. 


Opakowanie podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciagu 14 dni 
əd daty otrzymania towaru. 


$ 10. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 9 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem właś- 
ciwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 1% 
wartości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym łerminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


$ 11 


„Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$12: 


Gdy umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, wówczas w razie opóźnienia 
w nadesłaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwego, 
sprzedawca może — jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo 
towaru — nabyć potrzebne opakowanie na rachunek na- 
bywcy. 


V. Dostawa towaru 
IJ UA), 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia, 

$ 14. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wydania 
(8 18) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu ($ 22). 


$ 15. 

Przy dostawie poszczególnych partii towaru dopuszczal- 
ne są następujące odchylenia od ilości przewidzianej w za- 
rządzeniu władzy, umowie lub zamówieniu: 

a) przy dostawie wytworów w ilości do 2000 kg — 15% 
przy dostawie wytworów w ilości od 2000 do 5000 kg 
— 10% 

przy dostawie wytworów w ilości od 5000 do 10000 kg 
= KZ 

przy dostawie wytworów w ilości ponad 10000 kg 6% 
b) przy dostawie przetworów bez względu na ilość — 10% 


Przy wytworach i przetworach reglamentowanych stan- 
dartowego gatunku o znormalizowanych formatach i gra- 
maturze dopuszczalne są wyżej wymienione odchylenia 
zmniejszone o 50%. 

Niedobory lub nadwyżki w poszczególnych partiach mu- 
szą być wyrównane przy następnych w ten sposób, aby 
ogólna dostarczona ilość towaru odpowiadała ilości prze- 
widzianej w zarządzeniu władzy lub umowie. 


$ 16. 


Na każdą dostarczona partie papierów i bibułek sprze- 
dawca doręczy nabywcy lub jednostce gospodarczej, dla 
której towar jest przeznaczony, po 3 wzory handlowa 
z każdego wysłanego gatunku i gramatury. 

Wzory handlowe wykonane będą w formacie 297 x420 mm 
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Na jednym z arkuszy (pierwszym) winien się znajdo- 
wać opis papieru na etykiecie umieszczonej u góry z lewej 
strony. Etykieta winna być umieszczona tak, aby z dwóch 
Stron został mały margines. 

Wzory handlowe winny być zaopatrzone w następujące 
napisy: nazwa nabywcy lub jednostki gospodarczej, której 
towar wysłano (ewent. w skrócie), numer i data zamówie- 
nia i dyspozycji wysyłkowej nabywcy, po czym następuje 
opis papieru, np. piśmienny 7 kl. sat. format, gramatura 
i data wysyłki wzoru. Wzory papierów rolowych sprze- 
dawca wysyłać będzie w tej samej ilości i tym samym for- 
macie. 

Wzory kartonów i tektur będą wykonywane i wysyła- 
ne w fonmacie 148 X 210 mm. 

Wzory handlowe dostarczane będą nabywcy bezpłatnie. 


VI. Wydanie towaru ze składu 


Sa 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu sprzedawcy, powinien on wskazać jako 


miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowości, | 
w (której znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar | 


Jest przeznaczony. 
2. Jeżeli w tej samej miejscowości sprzedawca nie po- 


siada składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. | 


$ 18. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towaru | 


do wydania co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym ter- 
minem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, z które- 
go wydanie nastąpi. 


SO: 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 


przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem | 


transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania. 


8 20. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
osztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, a towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


§ 21. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. Jeżeli przedstawiciel nabywcy nie zgłosi się w odpo- 
wiednim terminie ($ 19) dla zabrania towaru, sprzedawca 
ma prawo wykonać dostawę w drodze wysyłki. 


VII. Wysyłka towaru 


$ 22. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru, wy- 
Syłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru 
przez kolej do przewozu na podstawie listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki lub do listu przewozowego powinna być 
dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


$ 23. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem pono- 
si nabywca. . 

2. Przepis $ 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 


$ 24. 


O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce go- 
spodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powołanie 


się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer i da- 


ta), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer wa- 
gonu, numer listu przewozowego oraz dane co do rodzaju 
i ilości załadowanego towaru. 


§ 25. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszikodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Wwy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 

$ 26. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocznie 
po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu towaru. 
Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyładowania 
obciążają nabywcę. 


§ 27. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowiąza- 
ny jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru za- 
żądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod ry- 
gorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. . 


§ 28. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


§ 29. 


Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją stosuje się odpowiednio przepisy 
$$ 22 — 28 z tym, że przy wysyłce transportem samochodo- 
wym towar powinien być skienowany do wskazanego za- 
kładu lub magazynu. 


VII. Braki i wady towaru 


§ 30. 


„1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy 
i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, | 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego (przy dostawach 

papieru, kartonu itp. wskazać również gramaturę), 

d) opis sposobu zabezpieczenia towaru — jeżeli tego do- 

konano, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, wówczas strony zabezpieczą towar i we- 
zwą biegłego. 

4. Gdy orzeczenie biegłego nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze dostawy oraz poniesie koszty wezwania biegłego. 


8 31. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 4 
dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwierdze- 
nia braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić 
protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie po- 
trzeby fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. 

O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawia- 
domi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu odebra- 
nia towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


Nr 20/poz. 226 


BIULETYN PKPG. 


Str. 296 


2. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 30 ust. 2 z tym, 
że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny — na- 


leży uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a ponad- | 


to należy zamieścić w protokole opinię biegłego — jeżeli 
był wzywany. 


$ 32 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie prze- 
widzianym w $ 31 ust. 1 w drodze telegraficznej lub tele- 
fonicznej o stwierdzeniu braków ilościowych lub wad w to- 
warze otrzymanym w drodze wysyłki, a jednocześnie wy- 
słać mu odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowamego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę następnego dnia po otrzymaniu protokołu i w ciągu na- 
stępnych 3 dni delegować swego przedstawiciela. Do czasu 
upływu powyższych terminów nabywca obowiązany jest 
powstrzymać się od zużytkowania nadesłanego towaru i za. 
chować go w stanie takim, w jakim został odebrany od 
przewoźnika. 


§ 33. 


Gdy braki ilościowe lub wady towaru były tego rodzaju, 
że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujaw- 
nione przy odbieraniu towaru ze składu sprzedawcy bądź 
przy otrzymaniu towaru dostarczonego przez wysyłkę, sto- 
suje się odpowiednio przepisy $$ 31 i 32, przy czym termin 
4-dniowy przewidziany w $ 31 ust. 1 liczy się od dnia ujaw- 
nienia braków ilościowych lub wad towaru. 


$ 34. 


W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę lub na pod- 
stawie opinii biegłego wad jstotnych, nabywca może posta- 
wić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo zażądać dostar- 
czenia innego towaru, albo wystąpić o przyznanie mu pra- 
wa odstąpienia od umowy. W innych przypadkach nabywca 
może żądać obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej 
dla niego wartości użytkowej nadesłanego towaru. 


§ 35. 


Jeżeli wady istotne zostały ujawnione po rozpoczęciu cię- 
cia lub drukowania papieru, nabywca obowiązany jest nie- 
zwłocznie wstrzymać dalsze użytkowanie papieru. W razie 
gdy zużytkował on lub zniszczył więcej niż 5%; zakwestio- 
nowanej partii papieru, wówczas odpowiedzialność sprze- 
dawcy za wady istotne ogranicza się do ilości pozostałej 
w stanie nienaruszonym. 


$ 36. 


1. Otrzymany, a postawiony do dyspozycji sprzedawcy 
towar, nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni i postąpić z towarem stosownie do 
poleceń sprzedawcy. Koszty związane z przechowaniem 
i dalszą wysyłką ponosi sprzedawca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabywca | 


może oddać towar na skład na (koszt sprzedawcy. 


$ 37. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 24 do i 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY CUKRU BIAŁEGO 
I RAFINADY 


I Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 
SL: 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron 
przewidują, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej przedmiot i termin świadczenia — obowiąza- 
ny jest on do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc 
kalendarzowy, w którym dostawa ma być wykonana, nade- 
słać sprzedawcy pisemne zamówienie. 


zarządzenia | 


2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie rodzaju i gatunku, - 

b) terminy dostaw oraz ilości towaru poszczególnych ro- 
dzai i gatunków, które w tych terminach mają być 
dostarczone, 

cel, na jaki towar jest przeznaczony, 

przy towarach reglamentowanych — datę i numer 
przydziału, 

e) ewentualne żądanie co do opakowania ze wskazaniem 

jego rodzaju. 
l 8 2. 

1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, sprze- 
dawca wystąpi o przyznanie prawa odstąpienia od umowy 
lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władzy lub umowy. 


§ 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
trzech dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu pięciu dni od daty wysłania protokołu roz- 
bieżności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. 
W razie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed 
uplywem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy 
priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach nabyw- 
ca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji arbi- 
trażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w try- 
bie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać sprze- 
dawcy odpis wniosku listem poleconym, Jeżeli nabywca 
nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do 
komisji arbitrażowej — uważa się, że protokół rozbieżności 
zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
władzy lub z umowy i w następstwie tego nastąpiło opóź- 
nienie wykonania zobowiązania strona zapłaci karę 
umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 


§ 4. 

1. Nabywca może w samym zamówieniu lub na dziesięć 
dni przed ustalonym terminem wykonamia dostawy nade- 
słać dyspozycję wysyłkową zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
mazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wyikazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bud- 
żetowy, 

h) powołanie się na datę i numer zamówienienia. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


c) 
d) 


Ii. Cena i rozliczenie 


330. 

Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cenników, ustalonych przez właści- 
we władze. 

$ 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach i trybie 
ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie przepi- 
sach. i f 
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II. Jakość towaru 


381. 


Towar powinien odpowiadać ustalonym  standartom, 
o ile zarządzenie władzy lub umowa nie przewidują spe- 
cjalnych warunków. W braku standartów sprzedawca do- 
starczy towar przyjęty w obrocie cukrowniczym. 


$ 8. 


Cukier biały nie może zawierać zlepków zabarwionych, 
żadnych mechanicznych zanieczyszczeń i domieszek, ani 
też obcych zapachów i powinien odpowiadać następującym 
normom: 


Polaryzacja > 99,7 

Wilgoć < 0,05 
Zabarwienie < 2 | Stammera 
Inwert  £ UABYG 


IV. Opakowanie 
39. 

Towar dostarcza się w opakowaniu podstawowym (fab- 

rycznym), którym jest: 

a) dla cukru kryształu białego i rafinowanego oraz dla 
cukru rafinowanego— pudru — torby papierowe wie- 
lowarstwowe (od 3 do 5 warstw) zawierające po 50 kg 
netto cukru, 

b) dla cukru rafinowanego kostki — kartony lub skrzy- 
nie. 

$ 10. 
Towar dostarcza się w opakowaniu innym aniżeli wymie- 
nione w $ 9 tylko na żądanie nabywcy, [który też ponost 
koszt zażądanego opakowania specjalnego. 


$ 11. 


1. Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie za- 
rządzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 3U 
dni od daty otrzymania towaru. Przy wysyłce opakowania 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy o wysyłce i od- 
biorze towaru. 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie opako- 
wania w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych władz, 
nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy tytułem ka- 
ry umownej za każdy dzień zwłoki 2% wartości niezwró- 
conego opakowania. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym. mu przez sprzedawcę. n 

4. W razie miedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


$ 12. 


Gdy umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, wówczas w razie opóźnienia 
w nadesłaniu lub dostarczeniu opakowania niewłaściwego 
sprzedawca może, jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo to- 
waru, nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 


V. Dostawa towaru 


$ „3. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa następuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu, bądź przez wysyłkę do miejsca przeznaczenia. 


§ 14. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed: jego upływem przygotował towar de wydania 
($ 16) lub wydał przewożnikowi towar do przewozu 
(8 21). 


VI. Wydanie towaru ze składu 


$ 15. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako miejsce 
wydania skład położony najbliżej zakładu nabywcy, dla 


$ 16. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę.o przygotowaniu towa- - 
ru do wydania co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład lub 
składnicę przy kolei, z której wydanie nastąpi. 


SE: 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 


2 Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania. 


$ 18. 


1. Załadowania towaru dokonuje 
kosztem i staraniem. 


sprzedawca własnym 


A, Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, a w przypadkach przewidzianych w $ 10 — to- 
war odpowiednio opakowany i oznaczony. 


€19; 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 


2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca nia prawo wysłać 
towar pod adresem nabywcy. 


VII. Wysyłka towaru 
$ 20 
1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru ko- 


leją, dokonuje się wysyłki kryształu w ładunkach pełno- 
wagonowych, a rafinady w ładunkach od 5 ton. 


2. Na żądanie nabywcy wysyłka może nastąpić w ładun- 
kach mniejszych, z tym, że obciąży go wynikła z tego tytu- 
łu nadwyżka kosztów. 


$ 21. 


1. Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia to- 
waru przez kolej do przewozu na podstawie właściwego 
listu przewozowego. 


2. W liście przewozowym należy podać ilość załadowa- 
nych worków, toreb lub skrzyń, ilość założonych na stami 
załadowania plomb sprzedawcy i kolei oraz zażądać prze- 
ważenia i przeliczenia sztuk ładunku na stacji załadowa- 
nia. 

3. Do przesyłki lub do listu przewozowego powinna być 
dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


8 22 


1. Załadowanie towaru do wagonu odbywa się w obec- 
ności komisji, w skład której wchodzą: 
a) przedstawiciel czynnika społecznego, 
b) przedstawiciel cukrowni, z której towar jest wy- 
syłany, 
c) magazynier sprzedawcy, 
d) przedstawiciel kolei. 


2. Komisja sprawdzi przed przystąpieniem do załado- 
wania, czy wagon nadaje się do przewozu cukru (krysz- 
talu, rafinady) i czy znajduje się w odpowiednim stanie 
technicznym, dającym należyte zabezpieczenie towaru 
w drodze przed zepsuciem (zacieki itp.) lub ubytkiem 
(zamknięcie okienek od wewnątrz itp.), czy cukier jest 
należycie opakowany. a nastepnie dopilnuje dokonania 
przez sprzedawcę załadowania z należytą starannością. 


8 23 


1. Po dokonanym załadowaniu w obecności komisji zo- 
staną założone przez sprzedawcę i przez przedstawiciela 
kolei plomby na uchwytach przy drzwiach wagonu oraz na 
rolkach u dolnej części drzwi wagonu. 


2. Z dokonanych czynności komisja spisze protokół, 
w którym stwierdzi rodzaj i ilość załadowanego towaru 


(worków, toreb, skrzyń), stan opakowania i ilość założo- 
nych plomb oraz sposób dokonania załadowania. 
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1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- | 


cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem pono- 
si nabywca. 


2. Jeżeli towar nie jest objęty polisą obrotową, sprzedaw- | 


ca obowiązany jest na żądanie nabywcy, ubezpieczyć towar 
przed wysyłką na rzecz i koszt odbiorcy i przesłać mu po- 
lisę ubezpieczeniową. 


8 25, 


1. O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej 
następnego dnia do nabywcy, i do edbierającej jednostki 
gospodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powoła- 
nie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer 


i data), adres ma jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer | 


wagonu, numer listu przewozowego oraz dane co do rodza- 
ju i ilości załadowanego towaru. 


2. Do zawiadomienia należy dołączyć odpis protokołu 


załadowania ($ 23 ust. 2). 
$ 26. 
1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 


stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- | 


chodzi na nabywcę. 
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2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- | 


klą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 

$ 27. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocznie 
po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu towaru. 


Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyładowania | 


obciążają nabywcę. 
$ 28. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności ikolei i zacho- 
wania prawa dochodzenia od: niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle do wiadomoświ sprzedawcy w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. 


$ 29. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszelkie 
dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


§ 30. 


W przypadku, gdy wysyłka dokonywana jest innym 
środkiem transportowym aniżeli koleją, stosuje się odpo- 
wiednio przepisy $ 20 — $ 29 z tym, że przy wysyłce tran- 
sportem samochodowym towar powinien być skierowany do 
wskazanego zakładu lub magazynu. 


VIII. Braki i wady towaru 


$ 31. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, iktórych ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu, po- 
winny być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu 
sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) odpis stwierdzonego stanu faktycznego oddzielnie 
w odniesieniu do każdej poszczególnej sztuki opako- 
wania, 

d) opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia, 

e) datę į miejsce sporządzenia protokołu, 

1) podpisy osób wymienionych pod a). 
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3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzucając 
wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do badania. 
Przepisy $ 35—36 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zaplaci on karę umowną przewidzianą za 
zwłokę w odbiorze dostawy. 


§ 32 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 4 dni 
od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwierdzenia 
braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić pro- 
tokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie potrzeby 
fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. O za- 
mierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawiadomi 
oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu odebrania 
towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich 
ujawnienia. 

3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 31 ust. 2 z tym, 
że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny — na- 
leży uczynić wzmianke czy został zawiadomiony, a ponadto 
należy zamieścić w protokole opinię biegłego — jeżeli był 
wzywany. 


$ 33. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 32 w drodze telegraficznej lub telefonicznej 
o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzymanym 
w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis sporzą- 
dzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabywcę 
najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
1 w ciągu następnych trzech dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu .upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od zużytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. 


$ 34. 


Przepisy $ 32 i $ 33 stosuje się odpowiednio w przy- 
padku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, 
a braki ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że 
nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione 
przy wydawaniu. 


$ 35. 


1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu próbki nabywca 
przesyła do Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spo- 
żywczego celem dokonania właściwych badań i wydania 
orzeczenia, które będzie dla stron wiążące. 


2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem. 


$ 36. 


Jeżeli Główny Instytut Przemysłu Rolnego i Spożyw- 
czego stwierdzi wady istotne, nabywca może postawić towar 
do dyspozycji sprzedawcy i albo zażądać dostarczenia inne. 
go towaru, albo też odstąpić od umowy. W innych przy- 
padkach nabywca może żądać obniżenia ceny odpowiednio 
do zmniejszonej dla niego wartości użytkowej nadesłanego 
towaru. 


$ 37. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych po- 
leceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką 
ponosi sprzedawca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabywca 
może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 
§ 38. 


Czynności, przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 
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Załącznik Nr 25 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
SOLI JADALNEJ, BYDLĘCEJ I PRZEMYSŁOWEJ 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


$ 1. 


1. Dostawa soli jadalnej i bydlęcej dokonywana jest 
W ilościach i terminach ustalonych w zarządzeniu władzy 
w umowie stron. 
= Jeżeli w zarządzeniu władzy lub w umowie o dostawę 
> 1 przemysłowej przewidziane jest, że nabywca ma pra- 
Ad czasie późniejszym. określić bliżej termin 1 przedmiot 
ladczenia, obowiązany jest on co najmniej na 15 dni 
a miesiącem kolendarzowym, w ciągu którego w myśl 
sł Tządzenia władzy lub umowy ma nastąpić dostawa, nade- 
Stać sprzedawcy pisemne zamówienie. 
3. Zamówienie powinno określać: 
a) oznaczenie rodzaju soli według nomenklatury cennika, 
b) terminy dostaw oraz ilości i rodzaje soli, która w tych 
tenminach ma być dostarczona, 
c) cel, na jaki sól jest przeznaczona, 
) ewent. żądania co do opakowania 
wskazaniem jego rodzaju. 


$ 2. 


L W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, 
przedawca prześle sól przemysłową tego rodzaju, jaki był 
otychczas wysyłany nabywcy. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
da wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
ządzenia władzy lub umowy. 


$ 3. 


a: Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
dni od daty otrzymania zamówienia. 

„2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu roz- 
bieżności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. 

razie niedojścia do porozumienia, każda ze stron przed 
Upływem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podle- 
ga lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy 
Driorytetów gospodarczych. W innych przypadkach na- 
Aa powinien w tymże terminie wystąpić do komisji ar- 
itrażowej z wnioskiem © rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na 

Ywca mie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wnios- 
0 komisji arbitrażowej, uważa się, że protokół rozbież. 

osci zaakceptował. 

„3. „Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą: 
RE do komisji anbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
Do bez uzasadnionej podstawy — wobec nie budzących 
wy, pliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
a adzy lub z umowy — i w następstwie tego nastąpiło 
o nienie wykonania zobowiązania, strona zapłaci karę 
"ma przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 

orze przedmiotu dostawy. 


specjalnego ze 


$4. 
3 l. Nabywca może w samym zamówieniu lub na 7 dni 
rzed ustalonym terminem wykonania dostawy nadesłać 
ySpozycję wysyłkową zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu, 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewent. 
wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 


f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewent. tytuł budże- 
towy, 


24 Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


II. Cena i rozliczenie 


85. 


Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cenników, ustalonych przez właściwe 
władze. 

$ 6. 

Zapłata należności dokonywana jest w terminach i w try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


HI. Jakość towaru 


SET 
Sól powinna co do jakości odpowiadać normom tech- 
nicznym, ustalonym przez Ministerstwo Górnictwa, o ile 
zarządzenie władzy lub umowa nie przewiduje specjalnych 
warunków technicznych. 


IV. Opakowanie 
$ 8. 


1. Sól dostarczana jest w workach papierowych, znor- 
malizowanych, zawierających 50 kg netto soli (opakowa- 
nie podstawowe) — z wyjątkiem soli przemysłowej, którą 
przesyła się luzem, jeżeli nabywca nie żądał opakowania. 

2. Na żądanie nabywcy i na jego koszt sól będzie prze- 
słana w specjalnym opakowaniu, 


$ 9. 

1. Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie za- 
rządzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na Jego koszt w ciągu 30 
dni od daty otrzymania towaru. 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie opako- 
wania w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych władz, 
nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy tytułem 
kary umownej za każdy dzień zwłoki 2% wartości niezwró- 
conego opakowania. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie, wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

4. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 

§ 10. 

Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 

nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 11. 
Gdy umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie opa- 
kowania przez nabywcę, wówczas — w razle opóźnienia 


w nadesłaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwe- 


go — sprzedawca może, jeżeli wymaga tego bezpieczeń- 
stwo towaru — nabyć żądane opakowanie na rachunek 
nabywcy. 


V. Dostawa towaru 


$ 12. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa nastepuje bądź przez wydanie towaru ze 
składu, bądź przez wysyłkę do miejsca przeznaczenia. 


§ 13. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 15), lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 
($ 20). 

Wydanie towaru ze składu 


$ 14. 


Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru na- 
stąpić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako 
miejsce wydania skład położony możliwie najbliżej zakładu 
nabywcy, dla którego towar jest przeznaczony. 


VI. 


m h) powołanie się na datę i numer zamówienia. 
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§ 15. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o 
towaru do wydania co najmniej na 7 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 


§ 16. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godz. 12 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania, 


NAWE 2 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem j staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony — 
z ie soli przemysłowej przesyłanej luzem zgodnie 
z $9 ust. 1. 


$ 18. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie, sprzedawca może wysłać towar 
na adres nabywcy. 


VH. Wysyłka towaru 


§ 19. 


1. Gdy umowa przewiduje dostawę przez wysyłkę to- 
waru koleją, dokonuje się jej w ładunkach pełnowagono- 
wych (15 ton soli jadalnej i przemysłowej lub 10 ton soli 
bydlęcej), a na żądanie nabywcy wysyłka może nastąpić 
w ładunkach mniejszych z tym, że obciąży go wynikła 
z tego tytułu nadwyżka kosztów transportu. 

2. Przepis $ 17 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 


8 20. 


1. Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia 
towaru przez kolej do przewozu na podstawie właściwego 
listu przewozowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku na 
stacji załadowania. 

3. Do przesyłki lub do listu przewozowego powinna być 
dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


821. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem po- 
nosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt odbior- 
cy į przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 


S$ 22. 
1. Najpóźniej następnego dnia po wysłaniu towaru sprze- 
dawca prześle nabywcy rachunek — zawierający powo- 


łanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nu- 
mer i data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, nu- 
mer wagonu, numer listu przewozowego oraz rodzaj i ilość 
załadowanego towaru. 


2. Odpis rachunku zostanie przesłany jednostce gospo- 
darczej, na której adres towar był wysłany, a jeżeli jed- 
nostka ta zgodnie z dyspozycją wysyłkową ma otrzymać 
rachunek, odpis zostanie przesłany nabywcy. 


8723: 
1 Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 


stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- | 


chodzi na nabywcę. 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególnoścj wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. : l 


przygotowaniu | 


$ 24. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu 
towaru. Koszty i straty, spowodowane opóźnieniem wy- 
ładowania, obciążają nabywcę. 


$ 25. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowiąza- 
ny jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru za- 
żądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia proto- 
kołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewent. roszczeń wobec sprzedaw- 
cy. Odpis protokołu, sporządzonego przez kolej, nabywca 
prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty 
sporządzenia. 


§ 26. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu nałeży 
do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty, niezbędne do dochodzenia odszko- 
dowania. 


s227: 

Jeżeli wysyłka dokonywana jest innym środkiem tran- 
sportowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednie prze- 
pisy § 19 — § 26, z tym, że przy wysyłce transportem sa- 
mochodowym towar powinien być skierowany do wska- 
zanego zakładu lub magazynu. 


VIII. Braki i wady towaru, 


§ 28. 

1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu, po- 
winny być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu, 
sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy i na- 
bywcy. 

2) Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 
treść zarzutów, zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
opis sposobu pobierania próbek oraz ich zabezpiecze: 
nia, jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony pokiorą próbki i prześlą je do 
badania. Przepisy $$ 32 i 33 stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze dostawy. 


b) 


c) 
d) 


$ 29. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 4 
dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie 
potrzeby fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawia- 
domi oddział sprzedawcy, znajdujący się w miejscu ode- 
brania towaru, i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich 
ujawnienia. 


3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 28 ust. 2, 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobec- 
ny — należy uczynić wzmiankę, czy został zawiadomiony, 
a ponadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, 
jeżeli był wzywany. i 
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3 30. 

1l. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 29 w drodze telegraficznej lub telefo- 
nicznej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzy- 
manym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu od- 
pis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
Stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przedsta- 
wiciela. Do czasu upływu powyższych terminów nabywca 
obowiązany jest powstrzymać się od zużytkowania nade- 
słanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. | 


§ 31. 


Przepisy $ 29 i $ 30 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki 
ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy | 
wydaniu. 

$ 32. 


1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu próbki nabywca 
przesyła bądź do Instytutu Chemii Przemysłowej, bądź do | 
Państwowego Zakładu Higieny, bądź do laboratorium szko- 
ły wyższej celem dokonania właściwych badań i wydania 
orzeczenia, które będzie dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutu na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami. 


8 33. 


W przypadku stwierdzenia w drodze badań przewidzia- 
nych w $ 32 wad istotnych, nabywca może postawić towar 
do dyspozycji sprzedawcy i zażądać dostarczenia innego 
towaru, lub też odstąpić od umowy. W innych przypad- 
kach nabywca może zażądać obniżenia ceny odpowiednio 
v zmniejszonej dla niego wartości użytkowej nadesłanego 
owaru. 


S 34. 


1l. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dyspo- 
zycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dal- 
szych poleceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą 
wysyłką ponosi sprzedawca. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. ł nabyw- 
ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


$ 35. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


Załącznik Nr 26 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
ZBóż I PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 


ga 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umo- 
wa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron 
przewiduje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym 
określić bliżej przedmiot i termin świadczenia — obowią- 
zany jest on co najmniej na 35 dni przed miesiącem, w któ- 
rym ma nastąpić dostawa, nadesłać pisemne lub telefo- 
niezne — z pisemnym potwierdzeniem — zamówienie. 


2. Zamówienie powinno określać: 

a) ilość, jakość i rodzaj towaru według nomenklatury 
przyjętej w obrocie, 

b) okres dostaw oraz ilości towaru poszczególnego ro- 
dzaju i jakości, które w tych terminach mają być do- 
starczone, 

c) przy towarach reglamentowanych datę i nr przy- 
działu. 


§ 2. 

1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, sprze- 
dawca może wystąpić o przyznanie prawa odstąpienia od 
umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach 
zarządzenia władzy lub umowy. 

8 3. 

1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi į nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
7 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 14 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jednost- 
ce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega 
lub przez którą jest nadzorowana, jeżeli spór dotyczy prio- 
rytetów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca 
powinien w tymże terminie wystąpić do komisji arbitra- 
żowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie 
sporu przedumownego i jednocześnie przesłać sprzedawcy 
odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca nie prze- 
każe sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do komisji 
arbitrażowej — uważa się, że protokół rozbieżności zaak- 
ceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządzenia 
władzy lub z umowy, i w następstwie tego nastąpiło opóź- 
nienie wykonania zobowiązania strona zapłaci karę 
umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 


§ 4. 

1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu, bądź naj- 
później na 10 dni przed miesiącem, w którym ma nastąpić 
dostawa, nadesłać dyspozycję wysyłkową zawierającą na- 
stępujące dane: \ ) 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek. 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bud- 
żetowy, 

h) powołanie się na datę i numer zamówienia, 

i) ewentualne oświadczenie czy i na jaką ilość nabywca 
dostarczy własne opakowanie. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
pywcy. 


II. Cena i rozliczenie 


85. 

j. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według zasad ustalonych przez właściwe 
władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja odbior- 
cza, nabywcy nie przysługują od: tej ceny żadne bonifikaty. 


g 6. 
Zapłata należności dokonywana jest w terminach į w try- 


bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


IE Jakość towaru 


SZ 


O ile w zarządzeniu władz lub umowie nie określono ja- 
kości towaru, obowiązują: 
a) dla zbóż — zatwierdzone przez właściwe władze na 
dany okres gospodarczy normy jakościowe  (stan- 
darty), ] 
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b) dla przetworów zbożowych i pasz — zatwierdzone 
przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego urzędowe 
normy przemiałowe i jakościowe. 


$ 8. 


Gdy zarządzeniem władz lub umową przewidziano do- 
stawę na podstawie: 


a) ciężaru objętościowego ziarna — obowiązuje waga 
jednego litra wyrażona w gramach na wadze hekto- 
litrowej, 


b) próby lub próby typowej dla porównania z dostarczo- 
nym towarem — miarodajna jest pobrana i zapieczę- 
towana wspólnie przez sprzedawcę i nabywcę próba 
towaru lub próba typowa przechowana w nienaruszo- 
nym stanie przez nabywcę, 

c) określenia pochodzenia gatunku lub odmiany towaru 
— sprzedawca winien dostarczyć towar z umówionego 
miejsca produkcji: przy dostawach z określeniem od- 
miany sprzedawca powinien dostarczyć towar z ostat- 
niego zbioru według umówionej odmiany, przy do- 
stawach według gatunku sprzedawca powinien do- 
starczyć towar według umówionego gatunku dopusz- 

czonego do obrotu przez właściwe władze, 


IV. Opakowanie 


§ 9. 


1. O ile w zarządzeniu władzy, umowie lub zamówieniu 
nie przewidziano inaczej, zboża i pasze dostarczane są lu- 
zem. 

2. Koszt desek zestawnych dostarczonych przez sprze- 
dawcę, a niezwróconych w ciągu 14 dni od daty otrzyma- 
nia towaru, jeżeli zwrot następuje przesyłką drobnicową, 
a w ciągu 2 miesięcy, jeżeli zwrot następuje w ładunkach 
pełnowagonowych, albo zwróconych w stanie zniszczonym 
obciąża nabywcę. , 

$ 10. 


1. Jeżeli dostawa ma być dokonana w opakowaniu na- 
bywcy, obowiązany jest on wysłać je w ciągu trzech dni 
od dnia zawiadomienia go przez sprzedawcę, pod jakim 
adresem ma być opakowanie wysłane. Koszty przewozu 
ponosi nabywca towaru. O dniu wysyłki opakowania na- 
bywca obowiązany jest zawiadomić sprzedawcę najpóźniej 
na drugi dzień. 

2. Jeżeli opakowanie nie nadejdzie w ciągu 8 dni od 
dnia otrzymania przez sprzedawcę dyspozycji wysyłkowej 
lub nadejdzie w stanie nie nadającym się do użytku, sprze- 
dawca może załadować towar luzem. O ile właściwość to- 
waru wymaga wysyłki w opakowaniu, sprzedawca może 
zakupić lub wypożyczyć niezbędne opakowanie na koszt 
nabywcy. 

$ 11. 


Opakowanie sprzedawcy, podlegajace zwrotowi na pod- 
stawie zarządzeń właściwych władz, nabywca prześle do 
miejsca wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt 
w ciągu 28 dni od daty otrzymania towaru. . 


$ 12. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 11 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 2% 
wartości niezwróconego opakowania, 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- | 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- | 
znaczonym mu przez sprzedawcę. | 

3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego | 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo. | 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- | 
zwróconego opakowdnia. 


§ 13. 


Nabywca obowiązany jest każdorazowo zawiadamiać 
sprzedawcę o dacie zwrotu, rodzaju i ilości opakowania 
najpóźniej na drugi dzień po jego nadaniu do przewozu. 


§ 14. 


Przy ustalaniu braków ilościowych i wad jakościowych 
opakowania dostarczonego przez nabywcę ($ 10) lub zwró- 
conego sprzedawcy ($ 12) stosuje się odpowiednio prze- 
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$ 15. 


Nabywca odpowiada za zepsucie lub zniszczenie opako- 
wania i w równej mierze odpowiada sprzedawca za opako- 
wanie nabywcy ($ 10). 


gS 16: 


Reperacji worków dokonują właściciele worków na włas- 
ny koszt. 


V. Dostawa towaru 


SEZ 


W zależności od zarządzenia władzy lub umowy dostawa 
następuje bądź przez wydanie towaru z zakładu sprzedaw- 
cy, bądź przez wysyłkę do miejsca przeznaczenia. 


$ 18. 


1. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed 
jego upływem sprzedawca: 

a) przygotował towar do wydania ze składu ($ 22), 

b) wydał towar przewoźnikowi do przewozu ($ 26). 

2. Gdy przewidziano, że dostawa towaru ma nastąpić 
w opakowaniu nabywcy, termin dostawy liczy się od nadej- 
ścia opakowania. 

$ 19. 


Załadowanie towaru powinno nastąpić, gdy dostawę 
umówiono: 
a) „na składzie“ — w ciągu trzech pierwszych dni bie- 
żących miesiąca realizacji dostawy, 
b),natychmiast* — w ciągu 6 pierwszych dni bie- 
żących, a przy ładowaniu na barki w ciągu 8 
pierwszych dni bieżących miesiąca realizacji dostawy, 
c) „bieżąco“ — w ciągu 10 pierwszych dni bieżących, 
a przy ładowaniu na barki — w ciągu pierwszych 14 
dni bieżących miesiąca realizacji dostawy, 


d) „w ciągu miesiąca“ — w ciągu miesiąca realizacji do- 
stawy, 

e) „po otwarciu żeglugi“ — w ciągu 14 dni bieżących od 
daty urzędowego komunikatu zawiadamiającego 
o otwarciu żeglugi, 

f) „sukcesywnie* — w ciągu umówionego okresu czasu 


mniej więcej w równych partiach, z tym, że wysyłka 
w ostatnim dniu nie może obejmować więcej niż 40% 
dostawy przewidzianej na ten okres. 


$ 20 


Gdy przewidziano dostawę w partiach miesięcznych, 
a termin dostawy nie został wyraźnie określony — obowią- 
zuje dostawa bieżąca (8 19 pkt „c“). 


VI. Wydanie towaru ze składu 


$ 21. 


1. W przypadkach dostawy ze składu -—— jako miejsce 
odbioru towaru sprzedawca winien wskazać młyn lub ma- 
gazyn położony w tej samej miejscowości, gdzie znajduje 
się zakład nabywcy, dla którego towar jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 


składu — wskaże nabywcy skład położony możliwie naj- 
bliżej. 
§ 22. 
Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 


waru do wydania przynajmniej na 5 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie 
skład, z którego wydanie nastąpi. 


§ 23. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie fachowe wiadomości i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odehrania. 


5 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 


2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością a w przypadkach przewidzianych w $$ 11 i 12 — 


pisy $$ 36 — 38. towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 
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$ 25. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
Gela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 
wskazanym terminie ($ 28 ust. 1), sprzedawca może wy- 
Stać towar. 


VII. Wysyłka towaru 


$ 26. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę towaru, wy- 
syłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez 
kolej do przewozu na podstawie właściwego listu przewo- 
zowego. 


2. Sprzedawca przy nadawaniu towaru do przesyłki obo- | 


wiązany jest wpisać do listu przewozowego potwierdzoną 


Przez wagonowego właściwej Giełdy Zbozowo-lowar., Wa- | 
gę i ilość towaru oraz jakość, rodzaj i ilość opakowania. | 


rowyższe dane stuzą za podstawę do rozliczenia stron. 
aga i ilość stwierdzona przez kolej mają znaczenie wy- 
łącznie do obliczenia kosztów przewozu i określenia ewen- 
tualnych roszczeń do kolei z tytułu ubytku w przesyłce 
z winy kolei. ! 
§ 27 


1. W razie niestwierdzenia wagi na stacji załadowania 


Przez wagowego Giełdy Zboż.-Towar. (8 26 ust. 2), strony | 


obowiązuje wowczas waga, którą stwierdziła ikolej na tej 
Stacji załadowczej przez ważenie próżnego i pełnego wago- 
nu, 

O ile kolej nie przeprowadziła takiego ważenia, podsta- 
wą rozliczenia jest waga kolejowa stacji odbiorczej, ktorą 
stwierdzi kolej przez ważenie próżnego i pełnego wa- 
gonu. 

2. Jeżeli przy wysyłce towaru wazono 
gon, dla ustalenia rzeczywistej wagi, służącej za podstawę 
rozliczenia, miarodajna jest waga ustalona na stacji odbior- 
czej przez ważenie przez kolej próżnego i pełnego wagonu. 
Obowiązek zażądania ponownego ważenia ciąży na nabyw- 
cy, o ile został na czas powiadomiony o nieważeniu próżne- 
go wagonu. W przypadku zaniechania ponownego ważenia 
wagonu pelnego, miarodajna jest waga uprzednio stwier- 
dzona przez ważenie pełnego wagonu na stacji załadowa- 
nia oraz pustego po wyładowaniu na stacji odbiorczej. 
Koszty ponownego ważenia ponosi sprzedawca. 

3. Jeżeli na stacji odbiorczej brak jest wagi kolejowej, 
wskutek czego nie ważono wagonu — imiarodajna do rozli- 
czenia jest waga towaru stwierdzona przez wagowego właś. 
ciwej Giełdy Zboż.-Towar. na stacji odbiorczej. 


$ 28. 


1. Zboża i przetwory zbożowe oraz pasze — Z wyjątkiem 
kaszy jaglanej, gryczanej, 
g0, płatków owsianych i kukurydzianych — będą wysy- 
iane przez sprzedawcę w ładunkach pełnowagonowych. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca może wysłać towar 
w ilościach mniejszych niż wagonowe i obciążyć nabywcę 
wynikłą z tego tytułu nadwyżką kosztów. W razie, gdy 
Sprzedawca bez porozumienia z nabywcą wyśle ładunki 
niepełnowagonowe, obowiązany jest zwrócić mu wynikłe 
z tego tytułu dodatkowe koszty. 


3 29. 

1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem pono- 
Sı nabywca. 

2. Na ządanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 29 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 


$ 30. 


O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia mabywcy, jak j odbierającej jednostce go- 
spodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powołanie 
Się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer i da- 
ta), adres, na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer wa- 
gonu, numer listu przewozowego oraz rodzaj i ilość zała- 
dowanego towaru. 

SZ 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na nabywcę. 


tylko peiny wa- i 


manny, grysiku kukurydziane-. 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą 'w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


$ 32 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocznie 
po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu towaru; 
Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyładowania 
obciążają nabywcę. 

$ 38. 

Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowiązany 
jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru zaządać 
od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia protokołu 
„godnie z obowiązującymi przepisami regulaminu kole- 
juwego oraz dokonać wszelkich innych czynności niezbęd- 
nych dla ustalenia odpowiedzialnosci kolei i zachowania 
prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod rygo- 
rem utraty prawa do ewentuałnych roszczeń wobec sprze- 
dawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej nabywr- 
ca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni od da- 
ty sporządzenia. 

$ 34. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania, 


$ 35. 

W przypadku, gdy wysyłka dokonywana jest innym środ- 
kiem transportowym aniżeli koleją, stosuje się odpowied- 
mio przepisy $$ 31—42 z tym, że przy wysyłce transportem 
samochodowym towar powinien być skierowany do wska- 
zanego składu lub magazynu. 


VIII. Braki i wady towaru, 


$ 36. 

1. Braki i wady jakościowe, których ujawnienie było 
możliwe przy wydawaniu towaru ze składu powinny być 
stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporządzo- 
nego przez przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


2. Protokół powinien zawierać: 


a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzeniu protokołu, 


b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

e) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia — jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 


: 3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzuca- 
jąc wady istotne — strony pobiorą próbki w sposob okre- 
stony obowiązującymi przepisami, które prześlą do bada- 
nia do laboratorium Giełdy terenowo wiaściwej dla sie- 
dziby sprzedawcy. Przepisy §§ 40 1 41 stosuje się odpo- 
wiednio. 

4. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 


$ 37. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki, nabywca 
powinien przy dostawie zbóz i otrąb zbadać towar w wa- 
gomie na stacji odbiorczej przed wyładowaniem, najpóź- 
niej do godz. 18 dnia następnego po zawiadomieniu na- 
bywcy przez kolej o nadejsciu przesyłki. krzy dostawie 
giownycćn przetworów zbozowycn (rnąki, kasz itp.) na- 
bywca powinien zbadać towar w ciągu 24 godzin po jego 
wyładowaniu. 


2. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad 
jakościowych, nabywca powinien w powyższych terminach 
sporządzić protokot 1 pobrac probki w mysi obowiązują- 
cych przepisów przy udziale próbobiorcy lub biegłego wła- 
ściwej Giełdy Zboż.-Powar, O zamierzonym sporządzeniu 
protokołu nabywca zawiadomi oddział sprzedawcy lub eks- 
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pozyturę znajdującą się w miejscu odebrania towaru i we- 
zwie do udziału w tej czynności. 


3. Gdy braki lub wady były tego rodzaju. że nawet przy 


należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, nabywca zawiadomi o nich sprzedawcę niezwłocz- 
nie, a najpóźniej w ciągu czterech dni od daty ich ujaw- 
nienia. 


4. Przy sporządzeniu protokołu o stwierdzonych bra- 


ikach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 36 ust. 2 | 


z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobec- 
ny — należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, 
a ponadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego — 
jeżeli był wzywany. 


$ 38. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
kzeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w okresie 4 dni 
od otrzymania towaru o ujawnionych wadach w drodze 
telegraficznej lub telefonicznej, a jednocześnie wysłać mu 
odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
rẹ najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przedstawi- 
ciela, Do czasu upływu powyższych terminów nabywca 
obowiązany jest powstrzymać się od zużytkowania nade- 
słanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika. 


8 39. 


* Przepisy $ 37 ust. 3 i 4 i $ 38 stosuje się odpowiednio 
w przypadku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie to- 
twaru, a braki ilościowe i wady jakościowe były tego ra 
dzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być 
ujawnione przy wydaniu. 


$ 40. 


1 1, Pobrane przy sporządzeniu protokołu próby prze- 
ślą strony wraz z odpisem protokołu w ciągu 3 dni po- 
wszednich od dnia pobrania prób do najbliższej Giełdy 
Zboż.-Towar. celem dokonania właściwych badań i wy- 
dania orzeczenia, które będzie dla stron wiążace. 


2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami. 


§ 41. 


Jeżeli Giełda Zboż.-Towarowa stwierdzi wady istotne, 
nabywca może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy 
i albo zażądać dostarczenia innego towaru, albo też odstą- 
pić od umowy. W innych przypadkach nabywca może żą- 
dać obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej dla nie- 
go wartości użytkowej nadesłanego towaru. 


$ 42. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
nie dłuższy aniżeli 30 dni towar postawiony do dy- 
spozycji sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do 
dalszych poleceń. W szczególności nabywca powinien po- 
czynić wszelkie kroki mające na celu zabezpieczenie praw 
sprzedawcy w stosunku do przewoźnika į w miarę moż- 
ności wskazać sprzedawcy najlepszy sposób zużytkowanią 
zdyskwalifikowanego towaru w miejscu, gdzie on się znaj- 
duje. l 


2. Jeżeli zachodzi obawa, że towar może ulec zepsu- 
ciu — nabywca obowiązany jest, w braku odmiennych 
wskazówek sprzedawcy, sprzedać towar na rachunek sprze- 
dawcy przede wszystkim jednostce gospodarki socjalistycz- 
nej, która ze względu na swój przedmiot działalności może 
zdyskwalifikowany towar zużytkować. Jeżeli przedsiębior- 
stwa takiego nie ma w miejscu, gdzie zdyskwalifikowany 
towar się znajduje, nabywcy służy prawo wyboru stosow- 
nego i zgodnego z obowiązującymi przepisami środka, ma- 
jącego na celu zabezpieczenie towaru przed całkowitym 
zniszczeniem. 


§ 43. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 
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Załącznik Nr 27 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
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OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
MIĘSA WIEPRZOWEGO, WOŁOWEGO, CIELĘCEGO 
I BARANIEGO, WĘDLIN, TŁUSZCZÓW, KONSERW 
I KOŚCI 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa. 


$ 1. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miejsce 
wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub umo- 
wa stron. Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa stron prze- 
widuje, że nabywca ma prawo w czasie późniejszym okre- 
ślić bliżej termin i przedmiot świadczenia — obowiązany 
(jest co najmniej na 1 miesiąc przed ustalonym w zarządze- 
niu władzy lub umowie terminem wykonania dostawy na- 
desłać sprzedawcy pisemne zamówienie. 

2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie asortymentu i jakości towaru według no- 
menklatury przyjętej w obrocie, a jeżeli sprzedawca 
dostarczył nabywcy cenniki lub wykazy — także po- 
zycję cennika lub wykazu, 

b) terminy dostaw oraz ilości towaru poszczególnego 
asortymentu i jakości, które w tych terminach mają 
być dostarczome, 

c) ewentualne żądanie co do opakowania ze wskaza- 
niem jego rodzaju. 


$ 2. 


l. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprze- 
dawca może wysłać towar zwykle dotąd przesyłanego. asor- 
tymentu i jakości, w przeciętnej ilości stosownie do do- 
tychczasowych dostaw, albo też może wystąpić o przyzna- 
nie prawa odstąpienia od umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach 
zarządzenia władzy lub umowy. 


Sz3: 
1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 


nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
7 dni od daty otrzymania zamówienia. 


2. W ciągu 7 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jednostce 
zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega lub 
przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy prioryte- 
tów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca po- 
winien w tymze terminie wystąpić do komisji arbitrażo- 
wej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności, w trybie 
sporu przedumownego i jednocześnie przesłać sprzedawcy 
odpis wniosku listem poleconym. Jeżell nabywca nie prze- 
kaze sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do komi- 
sji arbitrażowej — uważa się, że protokół rozbieżności 
zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło opóź- 
nienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę 
umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w od- 
biorze przedmiotu dostawy. 


84. 


1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub co 
najmniej na 1 miesiąc przed ustałonym terminem wyko- 
nania dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłko- 
wą, zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, 
dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie nestępuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 
czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- 
niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 
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d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bud- 
żetowy, i 
powołanie się na datę i numer zamówienia -— jeżeli 
było składane. 


g) 


h) 


2, Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 


przewidują późniejszą dyspozycję wysyłkową, a mabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 

(Cena i rozliczenie 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników ustalonych przez wła- 
Ściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 
biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bo- 
nifikaty. 

$ 6. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


I. Jakość towaru. 


Sgi; 


Towary powinny być pełnowartościowe, dopuszczone do 
obrotu przez nadzór sanitarno-weterynaryjny i przepisowo 
oznakowane. Nadto powinny odpowiadać następującym 
warunkom: 


A. Mięso świeże, podroby, peklówka i mięso mrożone. 


1. Mięso powinno być dobrze wykrwione, nie może mieć 
nalotów pleśni, plam i zanieczyszczeń. 

2. Mięso powinno mieć zapach swoisty, bez obcych na- 
leciałości. 

3. Mięso powinno mieć odczyn kwaśny. 

4. Mięso powinno być dostarczane wystudzone, wychło- 
dzone lub mrożone, bez obowiązku zachowania stosunku 
procentowego gatunków mięsa oraz klas. 


5. Pod pojęciem mięsa wystudzonego rozumie się mięso 
o temperaturze wewnętrznej, równej temperaturze otocze- 
pia co najmniej po 6 godzinach po skończonym uboju. 

6. Pod pojęciem mięsa wychłodzonego rozumie się mięso 
po 24 godzinach. po dokonanym uboju o temperaturze 
wewnętrznej mięsa maksimum 12 stopni C. 

A 7. Sprzedawca dostarcza towar wystudzony w przypad- 
ach: 

a) gdy odbiorca posiada własną chłodnię i zgadza się 

na przyjęcie towaru, 

b) gdy sprzedawca nie posiada chłodni w miejscu, gdzie 

był przeprowadzany ubój. Przy wydawaniu towaru 
w takim stanie należy stosować następujące procenty 
na wysuszkę: 

przy wołowinie i wieprzowinie 1%, 

przy cielęcinie i baraninie 2%. 

8. Przydatność mięsa do spożycia powinną być stwier- 
dzona pieczęcią nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, odbi- 
tą na mięsie. 

9. Mięso wieprzowe może być dostarczane ze skórą lub 
bez skóry. Tusze i półtusze wieprzowe w skórach powinny 
być należycie oczyszczone ze szczeciny. 

10. Tusze, półtusze j ćwierci powinny być sklasyfikowa- 
me według obowiązujących norm i wynik klasyfikacji ozna- 
czony na nich w sposób widoczny. 


11. Dostawa poszczególnych rodzajów mięsa, jego ga- 
tunków i klas dla poszczególnych odbiorców powinna od; 
bywać się w stosunku procentowym do ogólnej ilości po- 
siadanych w danym dniu towarów, z uwzględnieniem po- 
trzeb przetwórstwa eksportowego i dostaw o charakterze 
specjalnym. 

12. Mięso wieprzowe, wołowe, cielęce i baranie otrzy- 


mują nabywcy prowadzący przetwórstwo w półtuszach | 


i ćwierciach. 


BIULETYN PKPG. 
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13. Mięso różnych rodzajów dla nabywców prowadzą- 
cych tylko sprzedaż, powinno być tam, gdzie sprzedawca 
posiada odpowiednich rozmiarów rozbieralnię, sprzedawane 
w elementach. 


14. Dostawa podrobów i odpadków uzyskiwanych przy 
produkcji na eksport i na skład, następuje proporcjonalnie 
do pobieranej masy mięsnej. 


15. Podroby muszą odpowiadać normalnym warunkom 
handlowym. 


"16. Mięso peklowane musi pochodzić ze sztuk zbada- 
nych i uznanych w myśl obowiązujących przepisów za 
zdatne do spożycia. Do obrotu dopuszcza się mięso peklo- 
wane (z kością lub bez) metodą suchą lub mieszaną. Ilość 
nitrytu i kwasów tłuszczowych nie może przekraczać do- 
puszezalnych norm. Mięso peklowane nie może być po- 
kryte śluzem lub wykazywać niewłaściwego zapachu i na 
przekroju musi być równomiernie przepeklowane. Mięso 
peklowane powinno być przechowywane w odpowiednich 
warunkach. 


17. Mięso mrożone może być w tuszach, półtuszach lub 
ćwierciach. Powinno mieć temperaturę ca 6 stopni C we- 
wnątrz masy mięsnej i nie może być oszronione lub oblo- 
dzone. 


B. Wędliny. 


1. Wędliny powinny być przygotowane z mięsa uznanego 
i oznakowanego za zdatne do spożycia w myśl obowiązu- 
jących przepisów. 

2. Wędliny powinny być produkowane ściśle wg recep- 
tury zatwierdzonej przez MHW. 

3. Wędłiny powinny mieć barwę właściwą swemu ro- 
dzajowi, zapach swoisty, bez woni obcej. 

4. Wędliny świeże nie mogą mieć żadnych nalotów j za- 
nieczyszczeń. 

5. Wędliny nie mogą być oślizgłe, wewnątrz zapleśnia- 
łe, z naruszoną osłonką i wykazywać oznak procesu psucia. 

6. Powłoka wędlin świeżych nie może mieć nalotów j za- 
nieczyszczeń, zaś wędlin trwałych i półtrwałych może mieć 
naloty suchej i białej pleśni. 

7. Wędliny z mięsa niedrobionego powinny być w cało- 
ści przepeklowane. 


C. Tłuszcze jadalne. 


Tłuszcze jadalne powinny pochodzić ze zwierząt zbada- 
nych, uznanych za zdatne do spożycia w myśl obowiązu+ 
jących przepisów. 

1 Słonina może być świeża, solona, wędzona lub pa- 
prykowana: 

a) powinna być biała, może mieć odcień lekko różowy, 

b) powinna mieć zapach swoisty, przyjemny jbez jakich- 
kolwiek obcych zapachów, 

c) w słoninie solonej powinna być dokładnie wtarta sól 
i nie przekraczać 8%. Przy przekazywaniu sól ze- 
wnętrzną należy otrząsnąć, 

d) słonina nie może zawierać zanieczyszczeń, 

e) przydatność słoniny do spożycia powinna być stwier- 
dzona świadectwem nadzoru sanitarno - weterynaryj- 
nego. Słonina nieskórowana powinna mieć nadto od- 
powiednie pieczęcie. 

2 Sadło może być świeże lub solone, zwijane w for- 

mie wałków - bochenków: 

a) nadto powinno mieć barwę białą, 

b) swoisty smak bez obcych zapachów, 

c) zawartość soli w sadle solonym nie powinna przekra- 
czać 3%, ; l i 

f d) przydatność sadła do spożycia powinna być stwier- 
dzona świadectwem nadzoru sanitarno - weterynaryj- 
nego. ) ” i 

2o ma lec: 

a) musi być czysto-wieprzowy, bez obcych tłuszczów 
zwierzęcych i roślinnych, 

b) powinien być świeży, jednolity, barwy jasnej, kon- 
systencji mazistej, o swoistym zapachu, bez zapachów 
obcych, 
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e) smalec roztopiony w temperaturze 50—60 stopni C | 


powinien dać płyn żółtawy, klarowny, wolny od za- 
nieczyszczeń, 

d) smak powinien być łagodny, właściwy dla smalcu, 

e) dopuszczalna kwasota smalcu powinna wynosić naj- 
wyżej 5 stopni. Zawartość wody najwyżej 0,5%. 


D. Kości. 


1. Do obrotu dopuszcza się kości z nierogacizny, roga- 
np kości cielęce. Mogą być rurkowe, płaskie, łopat- 
owe. 


2. „Kości muszą pochodzić ze zwierząt uznanych przez 
nadzór sanitarno-weterynaryjny, w myśl obowiązujących 
przepisów, za zdatne do spożycia. 


3. W sprzedaży powinny być koścj natychmiast po wy- 
trybowaniu lub przetrzymywane w chłodni do czasu gwa- 
rantującego ich świeżość. Kości przechowywane w chłodni 
powinny być do 3 dni sprzedane. W razie niemożności 
sprzedania kości, należy je wygotować lub oddać na tłuszcz 
techniczny. 

Kości jadalne nie mogą być oślizgłe lub wykazywać za- 
pachu niewłaściwego. 


E. Konserwy. 


1. Konserwy powinny być produkowane ściśle według 
receptury zatwierdzonej przez MHW. 


2. Każda konserwa ma określony czas trwałości przy za- 
chowaniu odpowiednich warunków przechowania. 


3. Konserwy w określonym procencie powinny być ba- 
dane na trwałość w termostacie, 


4. Konserwy muszą być dobrze wychłodzone i przecho 
wane przez odbiorcę w odpowiednich warunkach wilgot- 


ności oraz w temperaturze do 15 stopni C. Przewożone 


powinny być w temperaturze 2—150, 
5. Bombaże konserw do 2 procent obciążają nabywcę. 


6. Na etykietach powinno być uwidocznione: waga net- 
to, pochodzenie, zawartość i sposób przechowania. 


7. Na puszce powinien być umieszczony numer prze- | 


twórni, data produkcji i znak konserwy. 
IV. Opakowanie. È 


$ 8. 

1. Smalec powinien być pakowany w skrzynie lub beczki 
wyłożone pergaminem roślinnym lub innym środkiem za- 
bezpieczającym jakość towaru. 

2. Konserwy muszą być do transportu opakowane 
w skrzyniach. : PE 

$9. 


Beczki smalcowe i skrzynie trwałe, w których dostarcza 
się smalec ; konserwy, stanowią opakowanie wysyłkowe. 


$ 10. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeńn właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania towaru, 


SE 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym | 


w $ 10 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 2% 
wartości niezwróconego opakowania. 


2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 


wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- | 


znacznym mu przez sprzedawcę. 


3. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


$ 12. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


Siaa 
Gdy umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, wówczas w razie opóźnienia 
w nadesłaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwego, 


sprzedawca może — jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo 
towaru — nabyć żądane opakowanie na rachunek na- 
bywcy. 


V. Dostawa towaru. 


$ 14. 

1. W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy dostawa konserw, smalcu i kości następuje bądź 
przez wydanie ze składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę 
do miejsca przeznaczenia. 

2. Dostawa mięsa, wędlin i słoniny następuje przez wy- 
danie ze składu sprzedawcy. 


8 15. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wydania 
($ 17) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu ($ 22). 


VI. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy. 


$ 16. 

1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako miej- 
sce wydania skład położony w tej samej miejscowości, 
w której znajduje się skład nabywcy, dla którego towar 
jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada skła- 
du — wskaże nabywcy skład położony najbliżej, 


$ 17. 

Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa- 
ru do wydania przynajmniej na 3 dni przed wyznaczonym 
terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 


$ 18. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym upo- 
ważnieniem do odebrania. 


$ 19. 
1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 
2 Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony, 


$ 20. 


Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go na 
środek transportowy i pokwitowania przez przedstawiciela 
nabywcy. 

$ 21. 

1. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie ($ 18 ust. 1) po odbiór towarów 
wymienionych w $ 14 ust. 1, sprzedawca ma prawo wy- 
słać towar. 

2. Jeżeli nabywca nie odbierze w umówionych terminach 
towarów, wymienionych w $ 14 ust. 2, sprzedawca może 
po upływie dalszych 3 dni sprzedać towar. Wszelkie 
straty poniesione przez sprzedawcę wskutek obniżenia się 
wartości nieodebranego w terminie towaru oraz koszty 
związane z jego przechowaniem, ponosi nabywca. 

O sprzedaży towaru sprzedawca zawiadomi nabywcę 
i jego jednostkę nadrzędną. i 


VII. Wysyłka towaru. 


$ 22. 


1. Gdy umowa przewiduje wysyłkę towaru, wysyłkę 
uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez ko- 
lej do przewozu na podstawie właściwego listu przewo- 
„owego. pz 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 


Str. 307 


3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego | 


powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru 
i w miarę możności odpis faktury. 


823; 
1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw 


cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem ponosi | 


nabywca. 


2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest | 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- | 


cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 
3. Przepis $ 19 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 


§ 24. 


O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia nabywcy, jak j odbierającej jednostce go- 
spodarczej, zawiadomienie pisemne, zawierające powołanie 
Się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer i da- 
ta), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, numer 
wagonu, numer listu przewozowego oraz rodzaj i ilość za- 
ładowanego towaru. 

S+25. 


1. Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze- 
chodzi na. nabywcę. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyni- 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 

$ 26. 

„Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu 
towaru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyła- 
dowania obciążają nabywcę. 


§ 27. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu na- 
stąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowiąza- 
ny jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru za- 
żądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia pro- 
tokołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
Kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności, nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
Sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 
dni od daty sporządzenia. 


§ 28. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubyt- 
ku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy do 
nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji wszel- 
kie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania. 


§ 29. 
Jeżeli wysyłka dokonana jest innym środkiem transpor- 
towym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepisy 
$$ 24—28 z tym, że przy wysyłce transportem samocho- 


dowym towar powinien być skierowany do wskazanego | 


składu lub magazynu. 


VIH. Braki i wady dostawy. 
§ 30. 


BIULETYN PKPG. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- | 


nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy 
t nabywcy. 
2. Protokół powinien zawierać: 
a) imiona, nazwiska i stanowiska osób 
sporządzeniu protokołu, 
b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, ; 
d) opis sposobu pobrania prób oraz ich zabezpieczenia, 
jeżeli zostały pobrane, 
e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
f) podpisy osób wymienionych pod a). 
_ 3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzuca- 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki į prześlą je do ba- 
dania. Przepisy S$ 34 i 35 stosuje się odpowiednio. 


obecnych przy 
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4. Gdy wynik badania nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
biorze dostawy. 


$ 31. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 4 
dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwierdze- 
nia braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić 
protokół przy udziale czynnika społecznego, a w razie po- 
trzeby fachowych wiadomości — przy udziale biegłego. 
O zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca zawiado- 
mi oddział sprzedawcy, znajdujący się w miejscu odebra- 
nia towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich 
ujawnienia, przy czym w stosunku do konserw termin ten 
nie może przekroczyć okresu gwarancji przewidzianego 
w umowie. 


3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 30 ust. 2 z tym, 
że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, na- 
leży uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a ponadto 
należy zamieścić w protokole opinię biegłego — jeżeli był 
wzywany. 

$ 32. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 31 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu 
i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przed- 
stawiciela. Do czasu upływu powyższych terminów na- 
bywca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania 
nadesłanego towaru i zachować go w stanie takim, w ja- 
kim został odebrany od przewoźnika. 


§ 33. 


Przepisy $$ 31 i 32 stosuje się odpowiednio w przypadku, 
gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki ilo- 
Ściowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 


przy należytej starannoścj nie mogły być ujawnione przy - 


wydaniu. 
§ 34. 


1. Pobrane przy sporządzeniu protokołu. próby nabyw- 
ca przesyła do Państwowego Zakładu Higieny lub do naj- 
bliższego laboratorium uprawnionego do badania środków 
żywnościowych, celem dokonania właściwych badań i wy- 
dania orzeczenia, które będzie dla stron wiążące. 


2. Jeżeli wynik ekspertyzy nie potwierdzi zarzutów na- 
bywcy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniami. 


8 35. 


1. W przypadku stwierdzenia przez PZH lub labo- 
ratorium uprawnione do badania środków żywnościowych 
wad istotnych, nabywca może postawić towar do dyspo- 
zycji sprzedawcy i albo zażądać dostarczenia innego towa- 
ru. albo odstąpić od umowy. W innych przypadkach na- 
bywca może żądać obniżenia ceny odpowiednio do zmniej- 
szenej dla niego wartości użytkowej nadesłanego towaru. 


2. Przepisów ust. 1 mie stosuje się w przypadku bom: 
bażów konserw w granicach do 2%, które obciążają na- 
bywcę oraz w przypadku niewłaściwego przechowywania 
konserw przez nabywcę. 


§ 36. 


Jeżeli przepisy sanitarne nie stanowią inaczej, nabywca 
obowiązany jest przechowywać przez okres nie dłuższy 
niż 7 dni towar postawiony do dyspozycji sprzedawcy i po- 
stapić z towarem stosownie do dalszych poleceń. Koszty 
związane z przechowaniem i dalszą wysyłką ponosi sprze- 
dawca. Gdyby jednak towar ulegał szybkiemu zepsuciu, 
nabywca powinien, nie czekając na polecenie sprzedawcy, 
sprzedać towar przede wszystkim innemu przedsiębiorstwu 
uspołecznionemu. l 
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Załącznik Nr 28 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OWOCÓW, WARZYW 
I ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH W STANIE ŚWIEŻYM 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


G sit 
1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala zarządzenie władzy lub 
umowa stron. 


2. Jeśli zarządzenie władzy lub umowa stron przewiduje, 
że nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić bliżej 
przedmiot i termin świadczenia — obowiązany jest on co 
najmniej na 7 dni przed tygodniem, w którym ma nastą- 
pić dostawa, nadesłać pisemne lub telefoniczne — z pi- 
semnym potwierdzeniem — zamówienie. 


3. Zamówienie powinno określać: 

a) ilość, jakość i rodzaj towaru według nomenklatury 
przyjętej w obrocie, 

b) terminy dostaw oraz ilości towaru poszczególnego ro- 
dzaju i jakości, które w tych terminach mają być do- 
starczone, 

c) ewentualne żądania co do opakowania ze wskaza- 

_ niem jego rodzaju. 


$ 2. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, 
sprzedawca może wysłać towar zwykle dotad przesyłanego 
rodzaju i jakości w przeciętnej ilości stosownie do dotych- 
czasowych dostaw albo też może wystąpić o przyznanie 
prawa odstąpienia od umowy lub o jej zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władzy lub umowy. 


S3. 


1. Zamówienie uważa sie za przyjete, jeżeli druga stro- 
na nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 3 dni od daty otrzymania zamówienia. o czym jedno- 
cześnie należy drugą stronę zawiadomić telefonicznie lub 
telegraficznie. 


2. W ciągu 7 dni od daty wysłania protokołu rozbieżności | 


strony przeprowadza uzgodnienie zamówienia. W razie 
niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upływem 
powyższego terminu przekaże sprawe swojej iednostce 
zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega lub 


przez która jest nadzorowana — jeżeli spór dotyczy prio- | 


rytetów gospodarczych. W innych przypadkach strona za- 
interesowana, a gdy chodzi o zamówienie — nabywca. po- 
winien w tymże terminie wystąpić do komisii arbitraż0- 
wej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie 
sporu przedumownego i jednocześnie przesłać drugiej 
stronie odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli strona nie 


vrzekaże sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do | 


komisji arbitrażowej — uważa się, że protokół rozbież- 
ności zaakceptowała. 

3. Jeżeli sporzadzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygniecie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiazków stron wynikajacych z zarządze- 
nia władzy Jub z umowy i w następstwie tego nastapiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłacj ka- 
rę umowną przewidziana za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. 


84. 


1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu. bądź na 
2 dni przed rozpoczęciem dostawy, nadesłać dyspozycję 
wysyłkową zawierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony j jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 

c) miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 
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d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 
e) komu należy awizować wysyłkę, 


f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 


g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie tytuł bu- 
dżetowy, 


h) powołanie się na datę i numer zamówienia. 
2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie prze- 
widuje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca jej 
nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem na- 
bywcy. 


II. Cena i rozliczenie 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według zasad ustalonych przez właściwe 
władze. 


2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja odbior- 
cza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bonifikaty. 


$ 6. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i w try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
przepisach. 


II. Jakość towaru 


R Zb 
O ile w zarządzeniu władz lub w umowie nie określono 


jakości towaru, obowiązują standarty zatwierdzone przez 
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. 


IV. Opakowanie 
$ 8. 


Dostawa towaru następuje w opakowaniu sprzedawcy, 
a to w łubiankach, koszach, skrzynkach i workach. 


89. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca wska- 
zanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 7 dni 
od daty otrzymania towaru. 


$ 10. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym w $9 
opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych 
władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy ty- 
tułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 2% wartości 
niezwróconego opakowania. 


2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

3. W razie niedostarczenia opakowania, podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


$ 11. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastoso- 
wanie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


V. Dostawa towaru 


8 12. 


W zależności od zarządzenia władzy lub umowy dostawa 
następuje bądź przez wydanie towaru ze składu sprze- 
dawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca przeznaczenia. 


8 13. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed 
jego upływem sprzedawca przygotował towar do wydania 
($ 15) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu ($ 18). 
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VI. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


$ 14. 


4. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastąpić 
ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako miejsce 
Wydania magazyn położony w tej samej miejscowości, 
w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar 
Jest przeznaczony. 


2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada | 


składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 


3 3 15. 
Q przygotowaniu towaru do wydania sprzedawca za- 


wiadomi nabywcę telegraficznie lub telefonicznie co naj- | 
mniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem wydania, | 
a w wyjątkowych wypadkach — w tym samym dniu do | 


godz. 10 wskazując mu jednocześnie skład, z którego 
Wydanie nastapi. 


$ 16. 


l. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
iem transportowym. O ile zawiadomienie o przygotowa- 
niu towaru do wydania nastąpiło tego samego dnia, w któ- 
rym mija termin wydania ($ 15), nabywca obowiązany 
Jest w tym samym terminie najpóźniej do godz. 18 przysłać 
doa miejsca wydania towaru swego przedstawiciela z do 
starczonym środkiem transportowym. 


2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 

8 17, 


1l. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 


2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą staran- 
Nością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 
§ 18. 


l. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedsta- 
wiciela nabywcy. - 


2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 


wskazanym terminie (§ 16 ust. 1) sprzedawca może wy- | 


Stać towar. 


VII. Wysyłka towaru 


8 19. 


1. Gdy przewidziano dostawę przez wysyixę towaru, 
Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru 
Przez kolej do przewozu na podstawie właściwego listu 
brzewozowego. 


2. Sprzedawca przy nadawaniu towaru do przesyłki obo- | 
Wiązany jest wpisać do listu przewozowego potwierdzoną | 
Giełdy Zbożowo-Towarowej | 


brzez wagowego właściwej 
wagę i ilość towaru oraz. jakość i ilość opakowania. Powyż- 
sze dane służą za podstawę do rozliczenia stron. 


3. Ponadto w liście przewozowym sprzedawca powinien | 


zażądać przeważenia, a w razie potrzeby również i prze- 
leczenia sztuk ładunku na stacji załadowania, przy czym 
waga i ilość stwierdzone przez kolej mają znaczenie wy- 


acznie do obliczenia kosztów przewozu i określenia ewen- | 


tualnych roszczeń do kolei z tytułu ubytku w przesyłce 
2 winy kolei. 


$ 20. 
l. W razie niestwierdzenia wagi na stacji załadowania 


Przez wagowego Giełdy Zbożowo-Towarowej ($ 19 ust. 2) | 


Strony obowiązuje wówczas waga, którą stwierdziła kolej 
na tej stacji przez ważenie próżnego i pełnego wagonu. 
O ile kolej nie przeprowadziła takiego ważenia, podstawa 
O rozliczenia jest waga kolejowa stacji odbiorczej, którą 
stwierdzi kolej przez ważenie próżnego i pełnego wagonu. 

2. Jeżeli przy wysyłce towaru ważono tylko pelny wa- 


Eon dla ustalenia rzeczywistej wagi, miarodajna jest wa- 
£a ustalona na stacji odbiorczej przez ważenie przez kolej 


bróżnego i pełnego wagonu. Obowiązek zażądania ponow- | 


nego ważenia ciąży na nabywcy, o ile został na czas po- 
wiadomiony o nieważeniu próżnego wagonu. W przypad- 
ku zaniechania ponownego ważenia wagonu pełnego mia- 
rodajną jest waga uprzednio stwierdzona przez ważenie 
pełnego wagonu na stacji załadowania oraz pustego po 
wyładowaniu na stacji odbiorczej. Koszty ponownego wa- 
żenia ponosi sprzedawca. ' 

3. Jeżeli na stacji odbiorczej brak jest wagi kolejowej, 
wskutek czego nie ważono wagonu — miarodajna do roz- 
liczenia jest waga towaru stwierdzona przez wagowego 
właściwej Giełdy Zbożowo - Towarowej na stacji od- 
biorczej. 


$ 21. 


Wysyłka towaru następuje z reguły przesyłką pośpiesz- 
ną towarową, bądź przesyłką ekspresową dla ładunków 
drobnicowych, o ile nabywca nie zastrzeże sobie innego 
sposobu wysyłki. 


§ 22. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprzedaw- 
cę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem po- 
nosi nabywca. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt nabyw- 
cy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 17 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie, 


$ 23. 


O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle do nabywcy 
i do odbierającej jednostki gospodarczej zawiadomienie 
w taki sposób, by nadeszło przed przesyłką. Żawiadomie- 
nie powinno zawierać powołanie się na zamówienie lub 
dyspozycję wysyłkową (numer i data), adres na jaki towar 
wysłano, datę wysyłki, numer wagonu i listu przewozo- 
wego oraz dane co do rodzaju i ilości załadowanego to- 
waru. 


8 24. 
1. Z chwilą nadania towaru do przewoz. niebezpie- 


czeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na nabywcę. 


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
nikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


§ 25. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłęcz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia > nadejściu 
towaru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyla- 
dowania obciążają nabywcę. 


$ 26. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki j sporządzenia pro- 
tokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu 
kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności nie- 
zbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowa- 
nia prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to pod 
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec 
sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez kolej 
nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 7 dni 
od daty sporządzenia. 


SM2 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu nale- 
ży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszko- 
dowania. 


§ 28. 


W przypadku, gdy wysyłka dokonywana jest innym 
środkiem transportowym aniżeli koleją, stosuje się odpo- 
wiednio przepisy $$ 18 — 27 z tym, że przy wysyłce trans- 
portem samochodowym towar powinien być skierowany 
do wskazanego składu lub magazynu. 
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VIII. Braki i wady towaru 


$ 29. 


1. Braki i wady jakościowe, których ujawnienie było 
możliwe przy wydawaniu towaru ze składu, powinny być 
stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporządzo 
nego przez przedstawicieli sprzedawcy j nabywcy z udzia- 
łem próbobiorcy lub biegłego właściwej Giełdy Zbożowo- 
Towarowej. 

2) Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzeniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
opinię próbobiorcy, 
opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia według obowiązujących przepisów — jeżeli zo- 
stały pobrane, 
datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
podpisy osób wymienionych pod a), 


pobierania prób i dokonania oceny. 


S 30. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze 
nabywca powinien niezwłocznie, 
3 godzin po nadejściu przesyłki. zbadać towar i w razie 
stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych 
sporządzić vrotokół w myśl obowiązujacych przepisów przy 
ndziale próbobiorcy lub biegłego właściwej Giełdy Zbo- 
żowo-Towarowej. O zamierzonym sporządzeniu protokołu 
nabywca zawiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się 
w miejscowości odebrania towaru i wezwie do udziału 
w tej czynności. 

2. Gdv braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze. termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich 
ujawnienia. 

3. Przy sporządzeniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 29 ust. 2. 


§ 31. 


Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty roszczeń 
wobec sprzedawcy zawiadomić LA niezwłocznie w drodze 
telegraficznej lub telefonicznej 'o stwierdzeniu braków 
lub wad w towarze otrzymanym k drodze wysyłki, a jed 
nocześnie wysłać ma odpis sporządzonego w tym przed- 
miocie protokołu. 


wysyłki towaru 


$ 32. 


1. Jeżeli nabywca żada bonifikaty 10% 
towaru, którego wartość 
zmniejszona (mniejwartość). 
żadanie, próbobiorca powinien orzec o zasadności tej bo- 
nifikaty w protokole. 

2. Jeżeli nabywca żada bonifikaty ponad 10% ceny kup- 
na, strony zwracają się natychmiast do właściwego próbo- 
biorcy o pobranie prób i do właściwej Giełdy Zbożowo-Ta 
warowej o delegowanie na miejsce odbioru towaru komi- 
sji rzeczoznawców dla zbadania prób. Orzeczenie komisii 
stanowić będzie podstawę do rozliczenia między stronami. 


3. Jeżeli nabywca odmawia przyjęcia towaru zarzucaiac. 
że towar posiada wady istotne tego rodzaju, że nie nadaje 
sie do zamierzonego przez nabywce celu, strony złecaja 
pobranie prób przez miejscowego próbobiorcę j nastepnie 
aiezwłocznie zwołuja komisje z udziałem rzeczoznawców 
z właściwej Giełdy Zbożowo-Towarowej oraz przedstawi- 
ciela czynnika społecznego. W razie stwierdzenia przez pn^- 
wołaną komisję wad istotnych, nabywca może postawić 
towar do dyspozycji sprzedawcy i albo zażąda Bi. ę, 
nia innego towaru albo odstąpi od umowy. 

4. W przypadkach przewidzianych w ustepach 2 i 3 
jeśli niezwłoczne delegowanie rzeczoznawców Giełdy Zbo- 
żowo-Towarowej jest niemożliwe. co do wad towaru orze- 
kać będzie przedstawiciel czynnika społecznego po wy- 
słuchaniu opinii próbobiorcy. 


$ 33. 


1. O postawieniu towaru do dyspozycji nabywca zawia 
damia niezwłocznie telegraficznie lub telefonicznie sprze- 


z ceny kupna 


inne dane wymagane przez regulaminy dotyczące 


a naipóźniej w ciągu | 


nżytkowa z powodu wad iest | 
a sprzedawca uznaje takie | 
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dawce, który obowiązany jest w ciągu 12 godzin zadyspo- 
nować towarem. 

2. Po upływie terminu przewidzianego w ustępie 1, jeże- 
li towar ulega szybkiemu zepsuciu, nabywca może go 
sprzedać na rachunek sprzedawcy przede wszystkim jed- 
nostce gospodarki socjalistycznej, 


$ 34. 


Czynności przewidziane w myśl niniejszych warunków 
dla nabywcy mogą być wykonane przez jednostkę gospo- 
darczą, na której adres towar był wysłany. 


IX. Przepisy końcowe. 


$ 35. 


1. Gdy w zarządzeniu władzy lub umowie przewidziano 
szczegółowo ilość, jakość i rodzaj towaru oraz terminy 
dostawy, każdej ze stron służy prawo zgłoszenia zmiany 
powyższych danych na 15 dni przed ustalonym terminem 
rozpoczęcia dostawy. 

2. Zmiany uważa się za przyjęte, jeżeli druga strona nie 
sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 3 dni 
od daty otrzymania zgłoszenia zmiany, o czym jedno- 
cześnie należy drugą stronę zawiadomić telefonicznie lub 
telegraficznie. 


3. W ciągu 7 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zmian. W razie 
niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu przekaże sprawę swojej jed 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio 
podlega lub przez którą jest nadzorowana. 

4. Jeżeli jednostki. lub władze wymienione w ust. 3 
w ciągu 7 dni od daty przekazania im spraw nie roz- 
strzygną sporu, strona, której doręczono protokół rozbież- 
ności może odstąpić od umowy. 


Załącznik Nr 29 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY JAJ 


I. Zamówienie. 


SE 


1. Przedmiot świadczenia oraz czas dostawy ustala za- 
rządzenie władzy lub umowa stron; jeżeli zarządzenie 
władzy lub umowa stron przewiduje, że nabywca ma 
prawo w czasie późniejszym określić bliżej termin 
i przedmiot świadczenia, jest on obowiązany nadesłać 
sprzedawcy pisemne zamówienie na 15 dni przed mie- 
siącem kalendarzowym, w którym ma nastąpić dostawa. 

2. Zamówienie powinno określać: 

a) oznaczenie zamówionego towaru, ilość i wagę, 

b) terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 

w tych terminach ma być dostarczony. 


$ 2. 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, sprze 
dawca może przygotować do dostawy towar w rodzaju 
i w ilościach według swego uznania w ramach zarządze- 
nia władzy lub umowy, bądź wystąpić o przyznanie pra- 
wa odstąpienia od umowy lub jej zmiany. 


8 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 5 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 5 dni od daty wysłania protokolu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. 
W razie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed 
upływem powyższego terminu prześle sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeśli spór doty- 
czy priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach 
nabywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 


w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać j 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- d 
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bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że proto- 
Ół rozbieżności zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec niebudzą- 
cych wątpliwoścj obowiązków stron wynikających z za- 
rządzenia władzy lub umowy i w następstwie tego na- 
stąpiło opóźnienie wykonania zobowiązania — strona za- 
płaci karę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarcze- 
niu lub w odbiorze przedmiotu dostawy. 


II. Cena j rozliczenie 


84. 


Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników ustalonych przez wła- 
Sciwe władze. 


§ 5. 


„Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
ie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
brzepisach. 


II. Jakość towaru 


$ 6. 


Towar powinien odpowiadać następującym warunkom: 


a) Jaja świeże. 

Standart „A“. Jajem świeżym standartu „A“ jest jajo, 
tóre posiada skorupę czystą, nie mytą, nie uszkodzoną, 
© kształcie normalnym, komorę powietrzną o głębokości 
do 6 mm, białko przezroczyste i zwarte, żółtko słabo wi- 
doczne, a przy poruszaniu jajem z trudem wychylające 
Się z położenia normalnego, bez plam, wolne od zapachów, 
zarodek niewidoczny. 


Standart „B“ (secunda). Do jaj standartu „B“ zalicza- 
my jaja o skorupie czystej, nie uszkodzonej, przy czym 
kształt może nie być normalny, głębokość komory po- 
wietrznej nie może przekraczać 10 mm, z odchyleniem 
przy zerwaniu do dalszych 10 mm. Białko powinno być 
przejrzyste, może posiadać strukturę nieco rozwodnioną 
1 zawierać dla treści nieszkodliwe obce ciałka. Żółtko mo- 
ze być swobodniej ruchome i posiadać wyraźniejszy za- 
Tys, przy czym może być nieco powiększone i spłaszczo- 
ne, zaś zarodek mało widoczny. Treść jaja powinna być 
zdrowa. 


Standart „C“. Do tego standartu należą jaja o skoru- 
ple czystej, nie uszkodzonej, przy dopuszczalnym kształ- 


Cie nienormalnym. Komora powietrzna może być rucho- | 


Ma lub całkowicie zerwana, a jej głębokość przekraczać 
10 mm. Białko powinno być przejrzyste, a jego konsysten- 
CJa może być rozrzedzona. Żółtko w dowolnej ruchliwo- 
Sci, dobrze widoczne, może być wyraźnie powiększone 
l spłaszczone i może zawierać widoczną tarczkę zarodka. 


ireść jaja może też zawierać ciałka obce, jednak dla spo- | 
Zycia nieszkodliwe. Dopuszczalne są też jaja brudne (po- | 


nad 1/8 część skorupy), lub przybrudzone (do 1/8 skoru- 
Dy). Jaja te dzielą się wg standartów jaj czystych, jed- 
nak muszą być pakowane osobno. 


b) Jaja konserwowane 


I. Jaja wapnowane. Jajem wapnowanym jest jajo, któ- 
re było przechowywane w roztworze wapiennym. Jaja 
wapnowane sortować należy na 2 standarty: 


„Standart „A“. Do standartu „A“ jaj wapnowanych na- 
eżą jaja o skorupie czystej, nie uszkodzonej, komorze nie- 
ruchomej, głębokości do 6 mm, względnie dopuszczalnym 
odchyleniu przy zerwaniu do 10 mm, o żółtku widocznym, 
ale nie przylegajacym do skorupy, o białku przejrzy- 
stym, o właściwym rozrzedzeniu. 


Standart „B“. Do tego standartu zalicza się jaja o sko- 
rupie czystej i nie uszkodzonej, o komorze ruchomej lub 
całkowicie ruchomej, głębokości ponad 6 mm do 15 mm, 
o zółtku mocno widocznym, ewentualnie lekko przylega- 
Jącym do skorupy. Jaja o uszkodzonej błonie żółtkowej 
zaliczać należy do wylewek. i 


II Jaja chłodnicze. Jajem chłodniczym jest jajo, któ- 
re przechowywane było w komorze chłodniczej przy tem- 


od 75% do 80% przez okres ponad 60 dni. Jaja chłodni- 
cze dzielą się na 2 standarty: ł 


Star:dart „A“. Do tego standartu zaliczane są jaja o sko- 
rupie czystej, nie uszkodzonej, komorze nieruchomej, 
o głębokości do 10 mm, o żółtku mało widocznym, śred- 
niej ruchliwości i nieznacznym odchyleniu od położenia 
normalnego, małej widoczności zarodka oraz o białku 
przejrzystym i lekko rozrzedzonym. 


Standart „A“. Do tego standartu zaliczane są jaja o sko. 
chy skorupy jak standart „A“, natomiast komora może 
sięgać do 20 mm į być dowolnie ruchoma. Żółtko wyraź- 
nie widoczne i lekko poruszające się, białko przejrzyste, 
może być w stanie rozrzedzonym, przy doyuszczalnej 
jasnej widoczności tarczy zarodkowej, lecz treści zdrowej. 


e) Jaja parafinowane 


Jajem parafinowanym jest jajo, które zostało zanurzo- 
ne w roztworze oleju mineralnego. Jaja parafinowane 
dzielą się na jaja parafinowane świeże i chłodnicze. 


I. Jaja parafinowane świeże dzielimy na standarty 
AiB. Warunki, jakim powinny odpowiadać jaja parafi- 
nowane w poszczególnych standartach są takie same, jak 
przy standartach A i B jaj świeżych. 


II. Jaja parafinowane chłodnicze są to jaja, które były 
przechowywane w komorach chłodniczych przy tempe- 
raturze od —10 C do -}-1° C i wilgotności względnej od 
75% do 80% przy okresie składowania ponad 90 dni. Jaja 
te dzielimy na 2 standarty A i B. Warunki, jakim powinny 
odpowiadać jaja parafinowane chłodnicze w poszczegól- 
nych standartach, są takie same, jak przy standartch A 
i B jaj świeżych. ; 

d) Jaja uszkodzone 


Tłuczki. Tłuczki są to jaja o mechanicznie uszkodzo- 
nej skorupie, natomiast mają błonę nie uszkodzoną i treść 
całą. Tłuczki dzielimy na świetlne (dzwonki) i normal- 
ne. Pierwsze rozpoznajemy przy lampie lub słuchowo, 
drugie — wzrokowo. 


Wylewki. Wylewki są to jaja o skorupie i błonie usz- 
kodzonej mechanicznie, przy czym treść jaj wypływa na 
zewnątrz. 


$ 7. 
1. Jaja będą sprzedawane wg klas wagowych z zagwa- 
rantowaniem wagi średniej, wagi w jednej skrzyni danej 
Klasy. Przyjmuje się cztery klasy wagowe: 


E extra — ponad 60 g sztuka 


D duże — od 55 do 59 g sztuka 
S średnie — „ 50 „ 54 ,, © 
M małe — „ 45 „ 49 ,, 


2. Jaja poszczególnych klas wagowych są stemplowane 


odpowiednią literą. Waga netta zagwarantowana dla 
360 sztuk jaj (skrzynia ćwiartka) wynosi: 
klasa wagowa E — waga średnia 22,15 kg 
0 » Dic g 5 20,40 ,, 
n” » S my EE »” 18,40 39 
» »” M == > „ 17,00 » 
3. Dopuszczalne odchylenia co do jakości lub wagi: 
a) do 4% standartu B w standarcie A lub C, w stan- 


darcie B w okresie od 1.3. 
w okresie pozostałym, 


do 31.5. wzgl. do 6% 


b) do 10% jaj przybrudzonych, 

c) do 5% jaj wagowo właściwych bezpośredniej niż- 
szej klasie wagowej i do 5% właściwych w bezpo- 
średniej wyższej klasie wagowej, 

d) do 1% przy jajach świeżych lub 2% przy konser- 
wowanych i parafinowanych odchylenia na wadze, 

e) do 2% jaj uszkodzonych. 


4. Przy sprzedaży jaj na wagę należy na skrzynkach 


mu Taturze od —19C do +1°C i wilgotności względnej | oznaczyć wagę netto, brutto oraz tarę. 
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TV. Opakowanie 


$ 8. 
1. Jaja pakowane będą w skrzynki: 
a) połówki — 1/2 mieszczące 720 sztuk jaj, 
b) ćwiartki — 1/4 mieszczące 360 sztuk jaj, 
c) patentówki — pięćsetki — mieszczące 500 sztuk jaj 
d) patentówki — ćwiartki — mieszczące 360 sztuk jaj. 
2. Skrzynki stanowią opakowanie wysyłkowe. 


$-9: 


Skrzynki oraz inne opakowania podlegające zwrotowi 
na podstawie zarządzeń właściwych władz nabywca prze- 
śle do miejsca wskazanego przez sprzedawcę i na jego 
koszt w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru. 


$ 10. 


Nabywca nie jest uprawniony do przedłużania terminu 
przewidzianego w $ 9 dla skompletowania ładunku peł- 
nowagonowego. 

SĘ 


Skrzynki powinny być zwracane w stanie zdatnym do 
natychmiastowego użytku tj. całe, kompletne i czyste, 
z zawartością kompletu opakowań. wewnętrznych, przy 
czym trzy deski wieka należy lekko przybić. 

§ 12. 

1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 9 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem właści- 
wych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedaw- 
cy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 5% war- 
tości niezwróconego opakowania. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 


wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie 
wyznaczonym mu przez sprzedawcę. 
$ 13. 
W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 


obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 


niezwróconego opakowania, 
$ 14. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastoso- 
wanie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


8 15. 


Przy wagonowym zwrocie opakowań należy wagon tak 
załadować, aby w czasie transportu opakowanie nie ule- 
'gło zniszczeniu. 

$ 16. 


Jeżeli zwrócone opakowanie wykazuje zniszczenie po- 
nad normalne zużycie, sprzedawca, w razie winy ze stro- 
ny nabywcy, obciąża go kwotą odpowiadającą zmniej- 
szeniu wartości opakowania według stawek ustalonych 
przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, 


V. Dostawa towaru 


$ 17. 


1. Dostawa następuje przez wydanie towaru ze składu 
sprzedawcy, który powinien wskazać jako miejsce wyda 
nia magazyn lub stację położoną w tej samej miejscowo- 
ści, w której znajduje się zakład nabywcy, dła którego 
towar jest przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej samej miejscowości sprzedawca nie po- 
siada składu — wskaże nabywcy skład położony najbliżej. 


$ 18. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to 
waru do wydania przynajmniej na 3 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 


$ 19. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swe- 
go przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie 
środkiem transportowym. 
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2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 


§ 20. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą staran- 
nością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 

3: Przepisy ust. 1i 2 stosuje się również w przypadku, 
gdy przewidziano dostawę loco wagon stacja załadowania. 


$ 21. 


Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go na 
środek transportowy i pokwitowania przez przedstawicie- 
la nabywcy. 

SA 228 


1. Jeżeli nabywca nie odbierze towaru w umówionych 
terminach, sprzedawca może postawić nie odebraną partię 
towaru do dyspozycji nabywcy przez okres 3 dni, o czym 
należy jednocześnie zawiadomić jednostkę nadrzędną na- 
bywcy. Koszty związane z przechowaniem towaru po- 
nosi nabywca. 

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1, sprzedawca 
może sprzedać towar po cenach stosownych do jakości to- 
waru w dniu sprzedaży. Wszelkie straty poniesione przez 
sprzedawcę wskutek obniżenia się wartości nie odebranego 
w terminie towaru ponosi nabywca. 


VI. Braki i wady dostawy 


§ 23. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru, powinny być 
stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporządzo- 
nego przez przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 


2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

d) opis sposobu pobrania prób oraz ich zabezpiecze- 

' nia — jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 


§ 24. 


1. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do 
analizy do Państwowego Zakładu Higieny, Orzeczenie PZH 
jest dla stron wiążące. 


2. Jeżeli wynik analizy nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem, a po- 
nadto zapłaci karę umowną, przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze dostawy. 


3. W razie stwierdzenia przez PZH wad istotnych, na- 
bywca może zażądać dostarczenia innego towaru. 


$ 25. 


1. Jeżeli nabywca stwierdzi po odbiorze towaru wady, 
których ujawnienie nie było możliwe przy wydaniu 
towaru, powinien on pod rygorem utraty roszczeń wobec 
sprzedawcy zawiadomić go o tym w ciągu 24 godzin i wy- 
słać mu w ciągu następnych 24 godzin odpis sporządzo- 
nego w tym przedmiocie protokołu. 

Protokół sporządza się stosownie do $ 23 ust. 2., przy 
udziałe czynnika społecznego. 


2. Sprzedawca powinien następnego dnia po otrzyma- 
niu protokołu delegować swego przedstawiciela do na- 
bywcy, a jeżeli tego nie uczyni, nabywca prześle pobrane 
przy sporządzeniu protokołu próbki do analizy do PZH. 

3. Przepisy $ 24 ust. 2. i 3. stosuje się odpowiednio 
z tym, że w razie stwierdzenia wad istotnych, nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo 
żądać towaru zamiennego albo odstąpić od umowy. 

W innych przypadkach nabywca może żądać obniżenia 
ceny. L 
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$ 26. 


1. Nabywca postąpi z towarem postawionym do dyspo- 
zycji sprzedawcy stosownie do otrzymanych poleceń. 
Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką po- 
nosi sprzedawca. 


2. Jeżeli sprzedawca nie udzieli nabywcy w ciągu 3 dni 
poleceń co do postąpienia z towarem postawionym do jego 
dyspozycji, nabywca może po upływie tego terminu sprze- 
dać towar na rachunek sprzedawcy. 


Załącznik Nr 30 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
MLEKA W PROSZKU, CUKRU MLEKOWEGO 
I KAZEINY 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


SUE 


1. Przedmiot świadczenia oraz czas i miejsce wykonania 
dostawy ustala zarządzenie władzy lub umowa stron; je- 
żeli zarządzenie władzy lub umowa stron przewiduje, że 
nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić bliżej 
termin i przedmiot świadczenia, jest on obowiązany nade- 
słać sprzedawcy pisemne zamówienie na 15 dni przed mie- 
siącem kalendarzowym, w którym ma nastąpić dostawa. 


2. Zamówienie powinno określać: 
a) oznaczenie zamówionego towaru, ilość i wagę, 


b) terminy dostaw ilości i rodzaje towaru, który w tych 
terminach ma być dostarczony, 


7 A r š | 
c) ewentualne żądania co do opakowania ze wskazaniem | 


jego rodzaju. 
8 2. 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia | 
przewidzianego w zarządzeniu władz lub w umowie, sprze. | 
dawca może wystąpić o przyznanie mu prawa odstąpienia | 


od umowy lub jej zmiany. 


2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze. 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władz lub umowy. 


83. 

„l. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
7 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 7 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności, strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. 


W razie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed | 


upływem powyższego terminu prześle sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy 
priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach na- 
bywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 
arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże. sprawy lub nie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że protokół 
rozbieżności zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystą- 
pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- 
stąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządzenia 
władz lub umowy i w następstwie tego nastąpiło opóźnienie 
wykonania zobowiązania — stroma zapłaci karę umowną 
przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub w odbiorze 
przedmiotu dostawy. 

8 4. 

1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub naj- 
później ma 2 tygodnie przed ustalonym terminem wykona- 
nia dostawy nadesłać dyspozycję wysyłkową zawierającą 
następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 

dostarczony i jej adres, 

b) sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
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c) miejsce, do którego towar ma być wysłany „przy czym 
nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmieniu 
zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP i ewen- 
tualnie wskazać bocznicę kolejową, 

d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, 
budżetowy, 

h) powołanie się na datę i numer zamówienia. 


bank, konto, ewentualnie tytuł 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


II. Cena i rozliczenie 


$ 5. 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu 
dostawy towaru według cenników ustalonych przez wła- 
ściwe władze. 

2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja odbior- 
cza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne bonifikaty. 


$ 6. 
Zapłata należności dokonywana jest w terminach i trybie 
ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie przepi- 
sach. 


HI. Jakość towaru 


Sa 


Poszczególne rodzaje produktów powinny odpowiadać 

niżej wymienionym warunkom: 

1. Mleko w proszku: 

a) mleko pełne w proszku dla celów przemysłowych 
o zawartości wody nie więcej jak 8%, tłuszczu nie 
mniej jak 22%, rozpuszczalności przy 40° C co naj- 
mniej 754%, 

b) mleko pełne w proszku dla celów konsumpcyjnych 
o zawartości wody nie więcej jak 69%, tłuszczu nie 
mniej jak 23%, rozpuszczalności przy 200°C co naj. 
mniej 9095, 


c) mleko chude w proszku o zawartości wody nie więcej 
jak 8%, tłuszczu ca 1%, rozpuszczalności przy 400 C 
co najmniej 75%. 


2. Cukier mlekowy: 
a) rafinowany o następującym składzie: 


laktoza 95 99,7%/0 
woda 0,3 — 1,8% 
białko 0 — 1% 

popiół 0 0,8 % 


b) techniczny o następującym składzie: 


laktoza 1 79% 
glukoza 8% 
białko 5% 
kwas mlekowy 2% 
popiół 4% 
woda 6% 


ślady związków chloru, wapnia i siarki. 


3. Kazeina. 
a) kazeina kwasowa: 


woda do 12% 
tłuszcz do 5% 
popiół do 4% 
kwasowość do 12,5 


odpowiadająca normalnym warunkom kazeiny handlowej, 
bez obcych domieszek i zapachów, nie mielona, bądź mie- 
lona na 30 wzgl. 60 mesh. 
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b) kazeina podpuszczkowa: 


woda do 12% 
tłuszcz do 3% 
popiół od 6% 


kwasowość wolna w przeliczeniu na kwas mlekowy po 
niżej 1,5%, odpowiadająca normalnym warunkom kazeiny 
handlowej, bez obcych domieszek i zapachów, nie mielona, 
bądź mielona na 30 wzgl. 60 mesh. 


c) kazeina włókiennicza: 


woda do 10% 
tłuszcz do 1,65% 
popiół do 2% 
kwasowość ogólna do, eN 
kwasowość wolna do Pig 
lub zawartość kwasu mlekowego do 1%, odpowiadająca 


normalnym warunkom kazeiny handlowej bez obcych | 


domieszek i zapachów. 

d) dla kazeiny kwasowej i podpuszczkowej w zależno- 
ścj od potrzeb przemysłu po uzgodnieniu mogą być usta- 
lone w umowach szczegółowych inne warunki jakoś- 
ciowe. i I) 


IV. Opakowanie 
§ 8. 


Towary wysyła się w opakowaniu podstawowym, któ- 
rym jest: 


1) dla mleka w proszku wielowarstwowe torby 
papierowe o zawartości ca 50 kg i 25 kg netto oraz % kg 
torebki papierowe, 

2) dla cukru mlekowego i kazeiny — wielowarstwowe 
torby papierowe o zawartości ca 50 kg netto. | 


§ 9. 
Opakowaniem wysyłkowym jest: 
1) dla mleka w proszku pakowanego w % kg torebki 


papierowe — pudełka kartonowe lub skrzynki drew- 
niane, 
2) dla cukru mlekowego i kazeiny — worki jutowe 


lub pakulane, przy czym kazeina wysyłana będzie w opa- 
kowaniu wysyłkowym tylko na żądanie nabywcy. 


$ 10. 


Opakowanie podlegające zwrotowi na podstawie za- 
rządzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 
7 dni od daty otrzymania towaru. 


$ 11. 


Nabywca nie jest uprawniony do przedłużania termi- 
nu przewidzianego w $ 10 dla skompletowania ładunku 
pełnowagonowego. 


$ 12. 


Opakowanie powinno być zwracane w stanie nieuszkodzo- 
vm, zdatnym do natychmiastowego użytku, tj. całe, kom- 
pletne i czyste. 


$ 13. 


Przy wagonowym zwrocie opakowań należy wagon tak 
załadować, aby w czasie transportu opakowanie nie uległo 
zniszczeniu. 


$ 14. 


W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym w $10 
opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych 
władz, nabywca obowiązany jest ząpłacić sprzedawcy ty- 
tułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 5% wartości 
niezwróconego opakowania. 


SRB) 


Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- ! 
ziiaczonym mu przez sprzedawcę, 


$ 16. 


W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


ST 
Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastoso- 
wanie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 18. 


Jeżeli zwrócone opakowanie wykazuje zniszczenie ponad 
normalne zużycie, sprzedawca, w razie winy ze strony 
nabywcy, obciąża go kwotą odpowiadającą zmniejszeniu 
wartości opakowania według stawek ustalonych przez Mi- 
nisterstwo Handlu Wewnętrznego. 


V. Dostawa towaru 


$ 19. 


W zależności od zarządzenia władzy lub postanowień 
umowy, dostawa następuje bądź przez wydanie towaru 
ze składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca 
przeznaczenia. 


$ 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 


(3 26). 
VI. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


$ 21. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako 
miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowości, 
w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar 
jest przeznaczony. 


2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony możliwie naj- 
bliżej. 

$ 22. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to- 
waru do wydania przynajmniej na 7 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 


§ 23. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie do 
godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środkiem 
transportowym. 


2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 


$ 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą staran- 
nością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


§ 25. 


1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go na 
środek transportowy i pokwitowania przez przedstawicie- 
la nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy 
we wskazanym terminie ($ 23 ust. 1), sprzedawca może 
wysłać towar. 


sprzedawca własnym 


Vii. Wysyłka towaru 


§ 26. 


1. Gdy umowa przewiduje wysyłkę towaru, wysyłkę 
uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez ko- 
lej do przewozu na podstawie właściwego listu przewo- 
zowego. rób 5 << 


- 
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2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
a w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
na stacji załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub do listu przewozowego 
powinna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru. 


3 27. 


1. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprze- 
dawcę, zaś koszty związane z wyładowaniem i odbiorem 
ponosi nabywca. 


obowiązany jest 
koszt na- 


2. Na żądanie nabywcy sprzedawca 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i 
bywcy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 


3. Przepis $ 24 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. 


§ 28. 


O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle najpóźniej na- 
stępnego dnia nabywcy, jak i odbierającej jednostce gos 
podarczej, zawiadomienie pisemne, zawierające powołanie 
się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer 
i data), adres na jakj towar wysłano, datę wysyłki, numer 
wagonu, numer listu przewozowego oraz dane co do rodzā- 
ju i ilości załadowanego towaru. 


$ 29. 


1. Z chwiłą nadania towaru niebezpieczeństwo przypad- 
kowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na na- 
bywcę. 

2. Sprzedawca ponosi: odpowiedzialność za szkodę wyni- | 
kłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, 
a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


$ 30. 


Nabywca obowiązany jest wyładować towar niezwłocz- 
nie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu to- 
waru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wania obciążają nabywcę. 


$ 31. 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obowią- | 
zany jest przed przystąpieniem do wyładowania towaru 
zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulami- 
nu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności 
niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zacho- 
wania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to 
pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń Wo- | 
bec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez ko- | 
lej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 
3 dni od daty sporządzenia. 


$ 32. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu należy 
do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodo - | 
wania. 


§ 38. 


Jeżeli wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepi- 
sy $ $ 28 — 32 z tym, że przy wysyłce transportem samo- | 
chodowym towar powinien być skierowany do wskaza- | 
nego składu lub magazynu. 


| 
| 
VIII. Braki i wady dostawy | 


3 34. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- | 
nie było możliwe przy wydaniu towaru ze składu, powinny 
być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporzą- 
dzonego przez przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać; 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzeniu protokołu, | 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- | 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 


c) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 


d) opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia — jeżeli zostały pobrane, r 

e) opis sposobu zabezpieczenia towaru — jeżeli tego 
dokonano, 


f) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

g) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
iac wady istotne, strony zabezpieczą towar i wezwą bie- 
głego. 

Przepisy $ 38 stosuje się odpowiednio. 


4. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi za- 
rzutów nabywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą 
za zwłokę w odbiorze dostawy. 


$ 35. 


1. Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 
4 dni od daty otrzymania, zbadać towar i w razie stwier- 
dzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporzą- 
dzić protokół przy udziale czynnika społecznego, a w ra- 
zie potrzeby fachowych wiadomości — przy udziale bie- 
głego. 


(0) zamierzonym sporządzeniu protokołu nabywca za- 
wiadomi oddział sprzedawcy znajdujący się w miejscu 
odebrania towaru i wezwie do udziału w tej czynności. 


2. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy 
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy od- 
biorze, termin. przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich 
ujawnienia. 


3. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych brakach 
lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 34 ust. 2 z tym, ` 
że, jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny — ną- 
leży uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a ponad- 
to należy zamieścić w protokole opinię biegłego — jeżeli 
był wzywany. 


§ 36. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go w terminie prze- 
widzianym 'w $ 35 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzemiu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 


2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin zakwe- 
stlionowanego towaru, powinien o tym zawiadomić nabyw- 
cę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu protokołu | 
i w ciągu następnych 3 dni delegować swego przedstawi- 
ciela. Do czasu upływu powyższych terminów nabywca 
obowiązany jest powstrzymać się od zużytkowania nade- 
słanego towaru i zachować go w stanie takim, w jakim 
został odebrany od przewoźnika, 

1 
$ 37. 


Przepisy § $ 35 i 36 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki 
ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
wydaniu. 


8 38. 


W razie stwierdzenia przez przedstawiciela sprzedawcy 
lub w drodze ekspertyzy, dokonanej na żądanie nabywcy, 
wad istotnych, które czynią towar bezużytecznym dla na- 
bywcy, może on postawić towar do dyspozycji sprzedawcy 
i zażądać dostarczenia innego towaru lub też wystąpić 
o przyznanie prawa odstąpienia od umowy. W innych 
przypadkach nabywca może żądać obniżenia ceny odpo- 
wiednio do zmniejszonej dla niego wartości użytkowej na- 
desłanego towaru. 


3 39. 


1. Nabywca obowiązany jest przechowywać przez okres 
mie dłuższy aniżeli 15 dni towar postawiony do dyspozycji 
sprzedawcy i postąpić z towarem stosownie do dalszych po- 
leceń. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką 
ponosi sprzedawca. 


2. Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 nabyw- 
ca może oddać towar na skład na koszt sprzedawcy. 


ap A 
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Załącznik Nr 31 do zarządzenia | 


Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI 
DOSTAWY MLEKA SPOŻYWCZEGO 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


SIE 


1. Przedmiot (świadczenia oraz czas i miejsce wykonania 
dostawy ustala zarządzenie władzy lub umowa stron; je- 
żeli zarządzenie władzy lub umowa stron przewiduje, że 
nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić bliżej 
termin i przedmiot świadczenia, jest on obowiązany nade- 
słać sprzedawcy pisemne zamówienie na 15 dni przed 
miesiącem kalendarzowym, ;w którym ma nastąpić do- 
stawa. i 

2. Zamówienie powinno określać terminy dostaw oraz 
ilości i rodzaje (towaru, który w tych terminach ma być 
dostarczony. 


ZST 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władz lub w umowie, sprze- 
dawca może wystąpić o przyznanie mu prawa odstąpienia 
od umowy lub jej zmiany. I 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach 
zarządzenia władz lub umowy. 


(ASS 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 
nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 
5 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 5 dni od daty wysłania protokołu rozbież. 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda | ze stron przed 
upływem powyższego terminu prześle sprawę swojej jed- 
nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod- 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy 
priorytetów gospodarczych. W innych przypadkach na- 
bywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji 


arbitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności | 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać | 


sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
bywca nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej — uważa się, że proto- 
kół rozbieżności zaakceptował. 

2. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżnoścj lub wystą- 


pienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu na- | 


stąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec niebudzących 
wątpliwości obowiązków stron wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy, i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- 


rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub | 


w odbiorze przedmiotu dostawy. ) 


§ 4. 


1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub na 2 ty- 
godnie przed ustalonym terminem wykonania dostawy na- 
desłać dyspozycję wysyłkową zawierającą następujące 
dane: ł 


a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 


dostarczony i jej adres oraz ilości, jakie w danym | 


dniu mają być wysłane, 

na jaką jednostkę ma być wystawiony rachunek, 

c) miejsce płatności, bank, konto ewentualnie tytuł 
budżetowy, 

d) powołanie się na datę i numer zamówienia. 

2. Jeżeli zarządzenie władzy „umowa lub zamówienie 
przewiduje późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar pod adresem 
nabywcy. 


b) 


II. Cena i rozliczenie 


$5. 
Ceny liczone są w iwysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cenników ustalonych przez właści- 
we władze. , i 


§ 6. 


f Zapłata należności dokonywana jest w terminach 
i trybie ustalonym «w obowiązujących w tym przedmiocie 
przepisach. ) 


HI. Jakość towaru 


SE 


Mleko powinno odpowiadać następującym warunkom: 

Zawartość 3% tłuszczu, stopień k'wasowości nieprzekra- 
czający 9° SH, bez zanieczyszczeń mechanicznych i środ- 
ków konserwujących, o smaku i zapachu kwalifikującym 
mleko do spożycia. 


IV. Opakowanie 


8 8. i 


1. Towar dostarczony zostanie: 

a) w cysternach o pojemności od 2.000 do 10.000 jk 

b) 5 pozd plombowanych o pojemności od 20 do 

c) w butelkach szklanych, w skrzynkach — butelki 

o pojemności od 0,25 do 1 1, w jednej skrzynce od 
12 do 30 butelek. 

2. Cysterny i konwie opróżni nabywcą przy odbiorze to- 
waru i zwróci sprzedawcy. 

3. Pierwsze partie butelek nabywca nabywa po cenach 
ustalonych przez Departament Cen Ministerstwa Handlu 
Wewnętrznego, a w następne dni odbywa się wymiana bu- 
telek pełnych na puste. Gdyby nabywca zwrócił mniejszą 
ilość butelek pustych niż zażądał pełnych, zapłaci za bra- 
kującą ilość sztuk po cenach ustalonych przez MHW. Na- 
bywca obowiązany jest zwracać butelki wypłukane, 


8 9. 


1. Skrzynki nabywca zwróci w następnym dniu po dosta- 
wie w maksymalnym terminie 24 godzin. 

2. W razie niezwrócenia w powyższym terminie skrzy- 
wek w ilości ustalonej zarządzeniem właściwych władz, 
nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy tytułem ka- 
ry umownej za każdy dzień zwłoki 5% wartości niezwró- 
conego opakowania. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 

4. W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i 'w dodatkowym terminie, nabywca obo- 
wiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość nie- 
zwróconego opakowania. 


V. Dostawa towaru 


8 10. 


1. Dostawa następuje przez dostarczenie mleka przez 
sprzedawcę na jego koszt, do punktu wskazanego przez na- 
bywcę (punkt dostawy mleka). 

2. Wydanie towaru następuje z chwilą pokwitowania od- 
'bioru przez nabywcę. 


VI. Braki i wady dostawy 


R Mle 


Odbiór ilościowy i jakościowy mleka następuje natych- 
miast przy dostawie w punkcie dostawy mleka w obecno- 
ści sprzedawcy lub jego przedstawiciela. 


8 12. 


1. Dopuszczalne są następujące odchylenia od deklaro- 
wanej ilości: 


w konwiach — 1% 
w butelkach 1 1 — 2% 
w butelkach % 1 — 3% 
w butelkach 4% 1 — 5% 


2. Jeżeli rzeczywiste manko stwierdzone przy odbiorze 
mleka w konwiach będzie większe od określonego 
w ust. 1 — sporządza się o tym protokół, a sprzedawca 
dostarczy nabywcy w ciągu 3 dni brakującą ilość mleka 
na swój koszt. 


Str. 317 


sala: 
1. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru zarzucając 


BIULETYN PKPG. 
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wady istotne, strony sporządzą o tym protokół i pobiorą . 


próbki į prześlą je do zbadania do Państwowego Zakładu 
igieny. 
2. Jeżeli wynik badania nie potwierdzi zarzutów na- 
ywcy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę 
w odbiorze dostawy. 


Załącznik Nr 32 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY 
MASŁA POCHODZENIA MLECZARSKIEGO, 
TOPIONEGO, SERÓW TWARDYCH, MIĘKKICH, 


TOPIONYCH, TWAROGU JADALNEGO I ŚMIETANY | 


I. Zamówienie 


$ 1. 


1. Przedmiot świadczenia oraz czas dostawy ustala za- 
rządzenie władzy lub umowa stron; jeżeli zarządzenie 
władzy lub umowa stron przewiduje, że nabywca ma pra- 
wo w czasie późniejszym określić bliżej termin i przed- 
miot świadczenia, jest on obowiązany nadesłać sprzedaw- 
cy pisemne zamówienie na 15 dni przed miesiącem kalen- 
darzowym, w którym ma nastąpić dostawa. 


2. Zamówienie powinno określać: 
a) oznaczenie zamówionego towary, ilość i wagę, 


b) terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczony. 


$ 2. 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władz lub w umowie, sprzedaw- 
ca może przygotować do dostawy towar w rodzaju, w iloś- 
ciach oraz w terminach według swego uznania w ramach 
zarządzenia władzy lub umowy, bądź wystąpić o przyzna- 
nie prawa odstąpienia od umowy lub jej zmiany. 


83. 
l Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedawca 


nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w ciągu 


5 dni od daty otrzymania zamówienia. 
2. W ciągu 5 dni od daty wysłania protokołu rozbieżno- 
ści strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 


zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- | 


wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jed- 
Nostce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio pod 
lega lub przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy 
briorytetów gospodarczych. W innych przypadkach ma- 
ywca powinien w tymże terminie wystąpić do komisji ar- 
bitrażowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w trybie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać 
sprzedawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli na- 
ywca nie przekaże sprawy lub mie złoży w terminie 
wniosku do komisji arbitrażowej —uważa się, że protokół 
rozbieżności zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygrięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy wobec niebudzących 
wątpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło 
Opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci karę 
umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub od- 
biorze przedmiotu dostawy. 


TI. Cena i rozliczenie 


§ 4. 


Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cenników ustalonych przez właści- 
we władze. 


§ 5. 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i w 
trybie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
przepisach. 


III. Jakość towaru 


$ 6. 


Poszczególne rodzaje produktów powinny 
niżej wymienionym warunkom: 


1. Masło pochodzenia mleczarskiego: 

a) o smaku i zapachu kwalifikującym je do spożycia, 
o zawartości wody do 16%, zawartości tłuszczu co 
najmniej 82%, bez domieszki obcych tłuszczów 
i zanieczyszczeń obcymi ciałami, o kwasowości do 5°. 
masło „wyborowe extra“ wyrabiane ze śmietany 
pasteryzowanej, ukwaszonej zakwasami czystych 
kultur, o smaku i zapachu kwalifikującym do spoży- 
cia, o zawartości wody do 16%, zawartości tłuszczu 
co najmniej 82%, bez domieszki obcych tłuszczów 
i zanieczyszczeń obcymi kwasami, o kwasowości 
do 50. 


2. Masło topione pochodzenia z produkcji Okr. Oddzia- 
łów CSMJ o smaku i zapachu kwalifikującym je do spo- 
życia, o zawartości tłuszczu, co najmniej 96%, bez domie- 
szki obcych tłuszczów i zanieczyszczeń obcymi ciałami, 
o kwasowości do 100, 


3. Sery twarde: 

a) tłuste — o zawartości minimum 40% tłuszczu w su- 
chej masie, o cechach i strukturze kwalifikujących 
ser do bezpośredniego spożycia i typowych dla de- 
klarowanego gatunku sera; 

b) półtłuste — o zawartości minimum 20% tłuszczu 
w suchej masie, o cechach smakowych i strukturze 
kwalifikujących ser do bezpośredniego spożycia i ty- 
powych dla deklarowanego gatunku sera. 

4. Sery miękkie: 

a) tłuste — o zawartości minimum 40% tłuszczu w su- 
chej masie, odpowiadające poza tym tym samym wa- 
runkom, jak dla serów wymienionych w pkt. 3; 

b) półtłuste o zawartości minimum 20% tłuszczu 
w suchej masie, odpowiadające poza tym tym samym 
warunkom, jak dla serów wymienionych w pkt. 3. 

5. Sery topione — o zawartości ca 20% tłuszczu w su- 
chej masie, odpowiadające poza tym tym samym warun- 
kom, jak dla serów wymienionych w pkt. 3. 

6. Twaróg jadalny: 

a) prasowany — o zawartości wody najwyżej 65%, 

b) miękki — o zawartości wody najwyżej 80%, 

o cechach smakowych kwalifikujących do bezpośred- 
niego spożycia. 

7. Śmietana: 

a) śmietanka kawowa pasteryzowana o zawartości tłu- 
szczu 10% i stopniu kwasowości nieprzekraczającym 
8,50 SH, 

b) śmietanka słodka o zawartości tłuszczu 22%, o stop- 
niu kwasowości nieprzekraczającym 8,5 SH, 

c) śmietana — o zawartości 22% tłuszczu, 
czystymi kulturami kwasu mlekowego, 

d) śmietanka kremowa o zawartości co najmniej 35% 


odpowiadać 


b) 


ukwaszona 


tłuszczu. 
IV. Opakowanie 
W. 
Masło pochodzenia mleczarskiego pakowane będzie: 


a) w beczki drewniane o wadze netto ca 50 kg lub 
skrzynki drewniane o wadze netto 25 kg, 

b) w opakowanie pergaminowe ca 4 kg w skrzynkach 
drewnianych różnych rozmiarów i różnej wadze net- 
to. Odchylenia wagowe w poszczególnych paczkach 
1 kg mogą się wahać w granicach do 1%, jednak ca- 
ła zawartość skrzynki musi odpowiadać wadze netto 
ilości sztuk paczek pomnożonej przez 0,25 kg. 


8 8. 


Masło topione pakowane będzie: 

a) w beczki drewniane o wadze netto ca 100 kg, 

b) w skrzynki drewniane różnych rozmiarów i różnej 
wagi netto. A 
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$9. 


Sery twarde pakowane będą: 
a) w rolki drewniane o wadze netto 
tylżyckie, 


b) w skrzynki drewniane o wadze netto ca 50 kg — sery 
edamskie i trapistów, 


ca 50 kg — sery 


e) w skrzynie drewniane o wadze netto ca 80 kg — ge- 
ry ementalskie, 


d) w skrzynie drewniane o wadze netto ca 30 kg — se- 
ry Groyer. 


$ 10. 


Sery miękkie pakowane będą w pergaminowe opako- 
wanie bezpośrednie i skrzynki drewniane różnych roz- 
miarów i różnej wagi netto. 


Sa 


Sery topione — porcje 1/10, 1/8, 1/6 kg pakowane będa 
w staniol lub w razie jego braku — w pergamin i pudeł. 
ka tekturowe oraz skrzynki drewniane różnych rozmia 
rów i różnej wagi netto. 


$ 12. 


Twaróg jadalny — porcje 1/4, 1/2, 1 kg pakowane będa 
w pergamin i skrzynki drewniane różnych rozmiarów 
1 różnej wagi netto lub twaróg luzem w skrzynkach drew- 
nianych różnych rozmiarów i różnej wagi netto i becz 
kach drewnianych o wadze netto ca 100 kg. 


NE 


Śmietana — nabywca odbiera śmietanę w konwiach 
plombowanych o pojemności od 10 do 40 1 lub w butel 
kach szklanych w skrzyniach — każda butelka o pojem- 
ności 0,25 do 1 l, w jednej skrzyni od 12 do 30 butelek. 


$ 14. 


Skrzynki różnych rozmiarów i różnej wagi wymienio 
ne w $8 7, 8, 10, 11 i 12 używane będą do czasu wprowa- 
dzenia opakowania znormalizowanego. 


$ 15. 


' Konwie, butelki, beczki i skrzynki stanowią opakowa- | 


nie wysyłkowe. 
8 16. 


Nabywca prześle do miejsca wskazanego przez sprze 
dawcę i na jego koszt opakowanie wysyłkowe po śmieta- 
nie — w ciągu 24 godzin, a po maśle, serach i twarogu — 
w ciągu 7 dni od daty odebrania towaru. Inne opakowa- 
nie podlegające zwrotowi na podstawie zarządzeń właści- 
wych władz nabywca prześle w ciągu 7 dni od daty ode- 
brania towaru. 


S$ UZ: 


Nabywca. nie jest uprawniony do przedłużania termi- 
nów przewidzianych w $ 16 dła skompletowania ładunku 
pełnowagonowego. 


$ 18. 
Opakowanie powinno być zwracane w stanie nieuszko 


dzonym, zdatnym do natychmiastowego użytku, tj. całe, 
kompletne i czyste. 


$ 19. 


Przy wagonowym zwrocie opakowań należy wagon tak 
załadować, aby w czasie transportu opakowanie nie ule- 
gło zgnieceniu. 


$ 20. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 
w $ 16 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 


ściwych władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze- | 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 5% | 


wartości niezwróconego opakowania. 


2. Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od 
obowiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie 
wyznaczonym mu przez sprzedawcę. 
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$ 21. 


W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


§ 22. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastoso- 
wanie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 23. 


Jeżeli zwrócone opakowanie wykazuje zniszczenie po 
nad normalne zużycie, sprzedawca, w. razie winy ze stro- 
ny nabywcy, obciąża go kwotą odpowiadającą zmniejsze” 
niu wartości opakowania według stawek ustalonych przez 
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. 


V. Dostawa towaru 


$ 24. 


1. Dostawa następuje przez wydanie towaru ze skła- 
du sprzedawcy, który powinien wskazać jako miejsce wy” 
dania magazyn położony w tej samej miejscowości, w któ 
rej znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar jest 
przeznaczony. 

2. Jeżeli w tej samej miejscowości sprzedawca nie po- 
siada składu — wskaże nabywcy skład położony najbli- 
żej. 


$ 25. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu towa” 
ru do wydania przynajmniej na 3 dni przed wyznaczo” 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład; 
z którego wydanie nastąpi. 


$ 26. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 


2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo” 
wiednie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 


$ 27. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


§ 28. 


Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go na 
środek transportowy i pokwitowania przez przedstawicie- 
la nabywcy. 


$ 29. 


1. Jeżeli nabywca nie odbierze towaru w umówionych 
terminach, sprzedawca może postawić nieodebraną partię 
towaru do dyspozycji nabywcy przez okres 3 dni, o czym 
należy jednocześnie zawiadomić jednostkę nadrzędną na- 
bywcy. Koszty związane z przechowaniem towaru pono* 
si nabywca. 

2. Po upływie terminu, określonego w ust. 1, sprze- 
dawca może sprzedać towar po cenach stosowanych do ja” 
kości towaru w dniu sprzedaży. Wszelkie straty ponies'one 
przez sprzedawcę wskutek obniżenia się wartości nieode- 
branych w terminie towarów ponosi nabywca. 


VI. Braki i wady dostawy 


$ 30. 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujaw- 
nienie było możliwe przy wydawaniu towaru, powinny 
być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu spo- 
rządzonego przez przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 

sporządzaniu protokołu, 

b) treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 

bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
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©) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 


d) opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- | 


nia — jeżeli zostały pobrane, 
€) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
f) podpisy osób wymienionych pod a). 
S$ 31. 
Mozy dostawie śmietany dopuszczalne są następujące od- 
ylenia od deklarowanej ilości: 


w butelkach 11 — 2% 
w butelkach 1/2 „ — 3% 
w butelkach 1/4 „ — 5% 


$ 32. 


1. Jeżeli zawartość wody w maśle pochodzenia mle- 
Czarskiego jest większa od ustalonej w $ 6 pkt. 1, a na- 
»ywca wyraża zgodę na odbiór takiego masła, sprzedaw- 
ta powinien wyrównać nadmiar wody odpowiednią ilo- 
ścią masła bezpłatnie, o czym należy uczynić stosowną 
wzmiankę w fakturze. 
7 Jeżeli zawartość wody w maśle wy! 
16%, należy o tym uczynić stosowną wzm! 
owaniu z odbioru, z tym, że odebrane mas 
YĆ przeznaczone na sprzedaż rynkową. 


$ 33. 
= 1. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca” 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki i przes je do 
analizy do Państwowego Zakładu Higieny. W tym przy” 
padku stosuje się odpowiednio przepisy § 29. 

2. Jeżeli wynik analizy nie potwierdzi zarzutów na- 
ywcy, ponosi on wszelkie koszty związane 


nosi więcej niż 
ankę w pokwi- 
ło nie moze 


W odbiorze dostawy. 

b 3. W razie stwierdzenia przez i 
ywca może zażądać dostarczenia w ciągu 
towaru. 


PZH wad istotnych, na- 
3 dni innego 


$ 34. 
1. Jeżeli nabywca stwierdzi po odbiorze towaru „wady, 
tórych ujawnienie nie było możliwe przy wydaniu do- 
stawy, powinien on pod rygorem utraty roszczeń wobec 


sprzedawcy zawiadomić go o tym w ciągu 24 godzin j wy- | 
odpis sporządzo- | 


słać mu w ciągu następnych 24 godzin 
nego w tym przedmiocie protokołu. 
Protokół sporządza się stosownie do $ 30 'ust. 2 przy 
udziale czynnika społecznego. : 
2. Sprzedawca powinien następnego dnia po otrzyma- 
niu protokołu delegować swego przedstawiciela do nabyw- 
cy, a jeżeli tego nie uczyni, nabywca prześle pobrane 
Przy sporządzeniu protokołu próbki do analizy do PZH. 
3. Przepisy $ 38 ust. 2 1 3 stosuje się odpowiednio 
ym, że w razie stwierdzenia wad istotnych, nabywca 
Może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo za- 
żądać towaru zamiennego albo odstąpić od umowy. — 
ceny. innych przypadkach nabywca może żądać obniżenia 
b 4. Jeżeli towar narażony jest na szybkie zepsucie, na- 
ywca sprzeda go po pobraniu próbek, nie czekając na 
Wynik analizy. 


$ 35. 


z 1. Nabywca postąpi z towarem postawionym do dyspo- 
dl sprzedawcy stosownie do otrzymanych polecen. Ko- 
zty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką ponosi 
Sprzedawca. 
Jeżeli sprzedawca nie udzieli nabywcy w ciągu 
dni poleceń co do postąpienia z towarem postawionym 
a Jego dyspozycji, nabywca może po upływie tego TETS 
inu sprzedać towar na rachunek sprzedawcy. 


Załącznik Nr 33 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY DROBIU 


I. Zamówienie 


Z 1: 
Í 1. Przedmiot świadczenia oraz czas dostawy ustala za- 
rządzenie władzy lub umowa stron; jeżeli zarządzenie 
władzy lub umowa stron przewiduje, że nabywca ma pra- 
Wo w terminie późniejszym określić bliżej termin i przed- 


EEEE 


z badaniem, | 
A ponadto zapłaci karę umowną przewidzianą za zwłokę | 
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miot świadczenia, jest on obowiązany nadesłać sprzedaw- 
cy pisemne zamówienie na 15 dni przed miesiącem kalen- 
darzowym, w którym ma nastąpić dostawa. 


2. Zamówienie powinno określać: 
a) oznaczenie zamówionego towaru, ilość i wagę, 


b) terminy dostaw oraz ilości i rodzaje towaru, który 
w tych terminach ma być dostarczony. 


§ 2. 


W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia prze- 
widzianego w zarządzeniu władzy lub w umowie, sprze- 
dawca może przygotować do dostawy towar w rodzaju 
i ilościach według swego uznania w ramach zarządzenia 
władzy lub umowy, bądź wystąpić o przyznanie prawa 
odstapienia od umowy lub jej zmiany. 


83. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 5 dni od daty otrzymania zamówienia. ć 


92. W ciągu 5 dni od daty wysłania protokołu rozbieżno- 
ści strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jednost- 
ce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega 
lub przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy prio- 
rytetów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca 
powinien w tymże terminie wystąpić do komisji arbitrażo- 
wej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w trybie 
sporu przedumownego j jednocześnie przesłać sprzedaw- 
cy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca nie 
przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do ko- 
— uważa się, że protokół rozbieżno- 


misji arbitrażowej 
ści zaakceptował. 

3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- 
stapienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
mastapiło bez uzasadnionej podstawy wobec nie budzą- 
cych watpliwości obowiązków stron wynikających z za- 
rządzenia władzy lub umowy i w następstwie tego na- 
stapiło opóźnienie wykonania zobowiązania — strona Za- 
płaci karę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarcze- 
niu lub w odbiorze przedmiotu dostawy. 


II. Cena i rozliczenie 


84. 


Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu do- 
stawy towaru według cenników ustalonych przez właści- 
we władze. 


i Sa 


Zapłata należności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie 
przepisach. 


Jakość towaru 


$ 6. 


III. 


Drób żywy będzie odpowiadał następującej klasyfikacji: 


Klasa I. Ptaki żywotne o dojrzałym upierzeniu, całko- 
wicie upierzone, o piórach połyskujących, o pra- 
widłowej bez żadnych zniekształceń budowie 
kośćca, wykazujące pełne umięśnienie tak, aby 
mostek obłożony był grubą warstwą mięśni 
piersiowych oraz grzbiet mostka i kości mied- 
nicowe były niewystające. Kolor skóry biały 
lub żółtawo - biały. Nogi bez wapniaka, nie 
obrośnięte piórami. Pożądany biały lub żółty ko- 
lor nóg. 
Ptaki żywotne, upierzone, o piórach połyskują, 
cych, bez żadnych zniekształceń mostka. Przy 
drobiu wodnym (gęsi, kaczki), minimum 2 ty- 
godnie po podskubaniu. Ptaki ze słabiej rozwi- 
niętymi mięśniami, sięgającymi co najmniej po- 
łowy grzebienia mostka. Kaczki od 1,5 kg. 
Klasa IIL Ptaki żywotne, chude, nieposiadające żadnych 
oznak chorób skórnych zewnętrznych, jak Í wew- 
nętrznych, dopuszczalne zniekształcenie kośćca. 


Klasa II. 
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8 7. 
Drób bity będzie odpowiadał następującym standartom: 


Standart „A“: 


1. Budowa kośćca prawidłowa. Dozwolone bardzo sła- | 
be zniekształcenie grzebienia mostka. Klatka piersiowa 
szeroka. Wapniaki i opierzenie nóg niedopuszczalne. 


2- Umięśnienie pełne, mostek obłożony grubą warstwą 
mięśni piersiowych. Grzebień mostka i kości miednicowe 
niewystające. 

3. Wytuczenie dobre, tłuszcz rozmieszczony wzdłuż 
pterylii, złogi tłuszczu w okolicy kupra, jak również wy- 
raźne jego smugi w pachwinach nóg. Okrywa tłuszczowa 
u kurcząt młodych niewymagana. 

4. Obróbka: ptaki dobrze wykrwawione i dobrze obro- 
bione. Dopuszczalne bardzo lekkie stłuczenie mięsa na 
grzbiecie i skrzydłach oraz małe zadarcia, lekkie prze- 
barwienia i obtarcia skóry na btuszce z wyjątkiem piersi. 
Tuszki wolne od pierza i pałek. Dozwolone złamanie jed- 
nego skrzydła, jeżeli nie wystąpiło wynaczynienie krwi 
w postaci wylewów i wybroczyn. 

5. Kondycja: tuszki świeże, które pa odmrożeniu wy- | 
kazują zapach właściwy dla świeżego, mrożonego mięsa | 
drobiowego. Barwa tłuszczu biało kremowa, kremowa, 
względnie żółto-kremowa. | 


6. Zamrożenie: tuszki dobrze zamrożone, które zacho- 
wały naturalny, świeży wygląd, bez jakichkolwiek uszko- | 
dzeń powstałych wskutek zamrożenia. Temperatura tu- 
szek nie wyższa niż >—89 C. 


Stamdart „B“: 


1. Budowa. Ddpuszczalne niewielkie zniekształcenie 
kośćca. Dopuszczalny lekki wapniak i usunięte opierzenie 
łap. 

2. Umięśnienie. Dość dobre. Dopuszczalne: 
stający mostek i kości miednicowe. 

3. Wytuczenie. Dość dobre. Pewna niewielka ilość tłu- 
szczu okrywa ptaka wzdłuż pterylii. Pokrywa tłuszczowa 
u kurcząt młodych niewymagana. 

4. Obróbka. Wykrwawienie dość dobre. Obróbka słab- 
sza. Niewielkie stłuczenie mięsa i zadarcia skóry na tusz- 
ce są dopuszczalne, nie więcej jednak niż 3 zadarcia dł. 2 . 
cm każde, jeżeli występują na piersi. Zadarcia na grzbie- 
cie i skrzydłach są dopuszczalne, jeżeli są krótsze niż 5 
cm. Obtarcia większe niż 4 cm są niedopuszczalne. Do- 
puszczalne złamanie jednego skrzydła lub kość w mięsie, 
jeśli kość nie przebiła skóry i jeśli nie ma nadmiernego 
stłuczenia lub nie wystąpiło zbyt silne wynaczynienie 
krwi w postacj wylewów. 

5. Kondycja. Tuszki świeże, które po odmrożeniu wy- 
kazują zapach właściwy dla świeżego, mrożonego mięsa 
drobiowego. 

6. Zamrożenie. Tuszki zamrożone, które zachowały na- 
turalny, świeży wygląd. Dopuszczalne lekkie uszkodzenia 


lekko wy- | 


powstałe wskutek zamrożenia. Temperatura tuszek nie 
wyższa niż — 8? C. 
Standart „C“: 

1. Budowa. Dozwolone: silnie skrzywiony, względnie 


ząbkowany mostek, garb, jak również inne zniekształce- 
nie kośćca. Dozwolone wapniaki i opierzenia nóg. 


2. Umięśnienie. Dozwolone: silnie wystający mostek 
i kości miednicowe. 

3. Wytuczenie. Dopuszczalne umięśnienie słabe. Tłuszcz 
podskórny wzdłuż pterylii niewymagany. 

4. Obróbka. Dopuszczalne słabe wykrwawienie, wszel- 
kie zadarcia i przebarwienia skóry. Tuszka wolna od pie- 
rza i pałek. | 


5. Kondycja. Tuszki świeże, które po odmrożeniu wyka- | 
zują zapach właściwy dla świeżego, mrożonego mięsa dro- 
biowego. 
` 6. Zamrożenie. Dopuszczalne wszelkie uszkodzenia po- 


wstałe wskutek zamrożenia. Temperatura tuszek niewyż- 
sza od — 8” C. 


Okólnik Nr 4/D z dnia 28.4.1949 r. L. dz. 2843-III-10/49 
Normy Standaryzacyjne opracowane przez Inspektorat 
Standaryzacyjny po uzgodnieniu z Depart., Obrotu Art. 
Roln. MHW, Dep. Eksportu MHZ oraz Dep. Weteryn. 


e A= 


Str. 320 


IV. Opakowanie 


§ 8. 


a) Drób żywy będzie przewożony w klatkach różnych 
wymiarów i różnych ilości ptaków w klatce w zależności 
od rodzaju drobiu. 

b) Drób bity będzie, pakowany w skrzynie drewniane 
różnych wymiarów i różnej ilości sztuk w skrzyni do cza- 
su wprowadzenia opakowania znormalizowanego. 


Sag: 


1. Klatki i skrzynie stanowią opakowanie wysyłkowe. 

2. Zwrotowi mogą podlegać też i inne rodzaje opako- 
wań, nie wymienionych w ust, 1, jeżeli będzie to zastrze- 
żone w umowie, 


$ 10. 


Opakowanie, podlegające zwrotowi na podstawie zarzą- 
dzeń właściwych władz, nabywca prześle do miejsca 
wskazanego przez sprzedawcę i na jego koszt w ciągu 14 
dni od daty otrzymania towaru. 


$ 11. 


Nabywca nie jest uprawniony do przedłużania terminu 
przewidzianego w $ 10 dla skompletowania ładunku peł- 
nowagonowego. 


i $ 12. 


Opakowanie powinno być zwracane w stanie nieuszko- 
dzonym, zdatnym do natychmiastowego użytku. Przy wa- 
gonowym zwrocie opakowań należy wagon tak załadować, 
aby w czasie transportu opakowanie nie uległo zgniece- 
niu. 


8 13. 


1. W razie niezwrócenia w terminie przewidzianym 

w $ 10 opakowania w ilości ustalonej zarządzeniem wła- 
ŚiwSCh władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprze” 
dawcy tytułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 5% 
"wartości niezwróconego opakowania, 


2. Zapłata kary umownej nie zwałnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę, 


$ 14. 


W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie, nabywca 
obowiązany jest uiścić sprzedawcy trzykrotną wartość 
niezwróconego opakowania. 


i $ 15. 


Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i odbiorze towaru. 


$ 16. 


Jeżeli zwrócone opakowanie wykazuje zniszczenie po- 
nad: normalne zużycie, sprzedawca, w razie winy ze stro- 
ny nabywcy, obciąży go kwotą odpowiadającą zmniejsze- 
niu wartości opakowania według stawek ustalonych przez 
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. 


V. Dostawa tąwaru 


$ 17. 


1. Dostawa następuje przez wydanie towaru ze składu 
sprzedawcy, który powinien wskazać jako miejsce wy- 
dania magazyn położony w tej samej miejscowości, w któ- 
rej znajduje się zakład nabywcy, dla którego towar jest 


> przeznaczony. 
2. Jeżeli w tej samej miejscowości sprzedawca nie po- 
siada składu — wskaże skład położony najbliżej. 
§ 18. 
Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu to 


waru do wydanią przynajmniej na 3 dni przed wyznaczo- 
nym terminem dostawy, wskazując mu jednocześnie skład, 
z którego wydanie nastąpi. 


$ 19. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
dc godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 


Sir. 6241 
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przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 


kiem transportowym, L 

2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpowied- 
nie wiadomości fachowe i 
upoważnieniem do odebrania. 


$ 20. 


1. Załadowania towaru dokonuje 
kosztem i staraniem. 

2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- 
rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


sprzedawca własnym 


i § 21. 


Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
na środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
ciela nabywcy. 


§ 22. 


1. Jeżeli nabywca nie odbierze towaru w umówionych 
terminach, sprzedawca może postawić nieodebraną par 
tię towaru do dyspozycji nabywcy przez okres 3 dni, 
o czym należy jednocześnie zawiadomić jednostkę nad- 
rzędną nabywcy. 

Koszty związane z przechowaniem towaru ponosi na- 
bywca. 

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1, sprzedaw- 
ca może sprzedać towar po cenach stosownych do jakości 
towaru w dniu sprzedaży. Wszelkie straty poniesione przez 
sprzedawcę wskutek. obniżenia się wartości nieodebrane- 
go w terminie towaru ponosi nabywca. 


VI. Braki i wady dostawy 


' 8 28, 


1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru, powinny być 


legitymować się imiennym | 


| 
| 


stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporządzo- | 


nego przez przedstawicieli sprzedawcy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzaniu protokołu, 
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 
opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia — jeżeli zostały pobrane, 
e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 
f) podpisy osób wymienionych pod a). 


8 24. 


Zawartość w poszczególnej klasie drobiu żywego cech 
klasy niższej w ilości nieprzekraczającej 20%, nie powoduje 
obniżenia klasyfikacji. 


b) 


c) 
d) 


3 25. I 


Zawartość w poszczególnym standarcie drobiu „bitego 
cech standartu niższego w ilości nieprzekraczającej 20%, 
nie powoduje obniżenia standartu. 


i § 26. 


1. Jeżeli nabywca odmówił odebrania towaru, zarzuca- 
jąc wady istotne, strony pobiorą próbki i prześlą je do 
analizy do Państwowego Zakładu Higieny. Orzeczenie 
PZH jest dla stron wiążące. 

2. Jeżeli wynik analizy nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, ponosi on wszelkie koszty związane z badaniem, a po- 
nadto zapłaci karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
biorze dostawy. 

3. W razie stwierdzenia przez PZH wad istotnych, na- 
bywca może zażądać dostarczenia innego towaru. 


$ 27. 


1. Jeżeli nabywca stwierdzi po odbiorze towaru wady, 
których ujawnienie nie było możliwe przy wydaniu towa- 
ru, powinien on pod rygorem utraty roszczeń wobec sprze- 
dawcy zawiadomić go o tym w ciągu 24 godzin i wysłac 
mu w ciągu następnych 24 godzin odpis sporządzonego 
w tym przedmiocie protokołu. 

Protokół sporządza się stosownie do § 22 ust. 2, przy 
udziale czynnika społecznego. 


2. Sprzedawca powinien następnego dnia po otrzyma- 
niu protokołu delegować swego przedstawiciela do na- 
bywcy, a jeżeli tego nie uczyni, nabywca prześle pobra- 
ne przy sporządzeniu protokołu próbki do analizy do 
PZH. 

3. Przepisy $ 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio 
z tym, że w razie stwierdzenia wad istotnych, nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo 
żądać towaru zamiennego albo odstąpić od umowy. 

W innych przypadkach nabywca może żądać obniżenia 
ceny. 

4. Jeżeli towar narażony jest na szybkie zepsucie, na- 
bywca sprzeda go po pobraniu próbek, nie czekając na 
wynik analizy. 1 


§ 28. 


1. Nabywca postąpi z towarem postawionym do dyspo- 
zycji sprzedawcy stosownie do otrzymanych poleceń. Ko- 
szty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką ponosi 
sprzedawca. 

2. Jeżeli sprzedawca nie udzieli nabywcy w ciągu 3 dni 
poleceń co do postąpienia z towarem postawionym do dy- 
spozycji, nabywca może po upływie tego terminu sprze- 
dać towar na rachunek sprzedawcy. 


Załącznik Nr 34 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG z dnia 
26 sierpnia 1950 r. 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAW RYB 
I PRZETWORÓW RYBNYCH 


I. Zamówienie i dyspozycja wysyłkowa 


$ 1. 


1. Przedmiot świadczenia, jego jakość oraz czas i miej- 
sce wykonania dostawy ustala żarządzenie władzy lub 
umowa stron. 

Jeżeli zarządzenie władzy lub umowa przewiduje, że 
nabywca ma prawo w czasie późniejszym określić bliżej 
termin i przedmiot świadczenia, obowiązany jest on nade- 
słać do właściwej dla niego terenowo wojewódzkiej eks- 
pozytury sprzedawcy pisemne zamówienie najpóźniej do 
dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalen- 
darzowy, w którym ma nastąpić dostawa. 

2. Zamówienie powinno określać: 


a) oznaczenie sortymentu i jakości towaru według no- 
menklatury przyjętej w obrocie, a jeżeli sprzedawca 
dostarczył nabywcy cenniki lub wykazy — także po- 
zycję cennika lub wykazu, 

terminy dostaw oraz iloścj towaru poszczególnego 
sortymentu i jakości, które w tych terminach mają 
być dostarczone, 

ewentualne żądania co do opakowania ze wskaza- 
niem jego rodzaju. 


b) 
c) 


A 


1. W razie nienadesłania przez nabywcę zamówienia 
przewidzianego w zarządzeniu władzy lub umowie, sprze- 
aawca może wysłać towar według zwykle dotąd przesy- 
łanego sortymentu i jakości, w przeciętnej ilości stosownie 
do dotychczasowych dostaw, albo też może wystąpić 
o przyznanie prawa odstąpienia od umowy lub o jej 
zmianę. 

2. Jeżeli nabywca nie wskazał terminów wysyłki, sprze- 
dawca wyśle towar w dowolnych terminach w ramach za- 
rządzenia władzy lub umowy. 


8 3. 


1. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli sprzedaw- 
ca nie sporządzi i nie wyśle protokołu rozbieżności w cią- 
gu 5 dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. W ciągu 5 dni od daty wysłania protokołu rozbież- 
ności strony przeprowadzą uzgodnienie zamówienia. W ra- 
zie niedojścia do porozumienia każda ze stron przed upły- 
wem powyższego terminu prześle sprawę swojej jednost- 
ce zwierzchniej lub władzy, której bezpośrednio podlega 
lub przez którą jest nadzorowana, jeśli spór dotyczy prio- 
rytetów gospodarczych. W innych przypadkach nabywca 
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powinien w tymże terminie wystąpić do komisji arbitra- 
żowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżnoścj w try- 
bie sporu przedumownego i jednocześnie przesłać sprze- 
dawcy odpis wniosku listem poleconym. Jeżeli nabywca 
nie przekaże sprawy lub nie złoży w terminie wniosku do 
komisji arbitrażowej — uważa się, że protokół rozbieżno- 
ści zaakceptował. 


3. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wy- | 


stąpienie do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie sporu 
nastąpiło bez uzasadnionej podstawy, wobec nie budzących 
wątpliwości obowiązków stron, wynikających z zarządze- 
nia władzy lub umowy i w następstwie tego nastąpiło 
opóźnienie wykonania zobowiązania — strona zapłaci ka- 
rę umowną przewidzianą za zwłokę w dostarczeniu lub 
w odbiorze przedmiotu dostawy. ų 


$ 4. 


1. Nabywca może bądź w samym zamówieniu lub co 
najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem wykonania | 


dostawy nadesłać sprzedawcy dyspozycję wysyłkową za- 
wierającą następujące dane: 

a) nazwę jednostki gospodarczej, której towar ma być 
dostarczony i jej adres, 
sposób wysyłki, jeżeli nie następuje koleją, 
miejsce, do którego towar ma być wysłany, przy 


— 


b) 
c) 


czym nazwę stacji kolejowej należy podać w brzmie- | 


niu zgodnym z urzędowym wykazem stacji PKP 
i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 


d) czy towar ma być ubezpieczony i na jaką sumę, 

e) komu należy awizować wysyłkę, 

f) na jaką jednostkę gospodarczą ma być wystawiony 
rachunek, 

g) miejsce płatności, bank, konto, ewentualnie 4ytuł 
budżetowy, 


powołanie się na datę i numer zamówienia — jeżeli 
było składane. 


h) 


2. Jeżeli zarządzenie władzy, umowa lub zamówienie | 


przewidują późniejszą dyspozycję wysyłkową, a nabywca 
jej nie nadesłał, sprzedawca wyśle towar 
nabywcy. 

| II. Cena i rozliczenie 


3 5. 


pod adresem ; 


1. Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu | 


dostawy towaru wg cenników ustalonych przez właściwe 
władze. 


2. W razie odbioru ze składu sprzedawcy towaru, dla 
którego cennik przewiduje tylko cenę franco stacja od- 


biorcza, nabywcy nie przysługują od tej ceny żadne boni- | 


fikaty. 
$ 6. 


Zapłata mależności dokonywana jest w terminach i try- 
bie ustalonym w obowiązujących w tym przedmiocie prze- 
pisach. 


III. Jakość towaru 


8 7. 


Towary powinny odpowiadać następującym normom ja- | 


kościowym wg poniższych grup towarowych: 
A. ryby żywe 

B. ryby świeże 

C. ryby wędzone 

D. ryby solone 

E. konserwy rybne 

F. marynaty 

G. tran rybny 

H. mączka rybna 

I. raki 


A. Ryby żywe 
I Ryba: 
1. Gatunek ryby: — karp. 
2. Jakość 
A. Ryba żywa porusza się i oddycha. 
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B. Ryba zdrowa nie posiada zewnętrznych oznak cho- 
robowych, obniżających wartość handlową, a w szczegól- 
ności: 

a) ciało naturalnej budowy, jędrne, niewychudzone, 

b) oczy wypukłe, błyszczące, 


c) skrzela o naturalnym, jednolicie czerwonym zabar- 


wieniu, 
d) ruchy ciała naturalne i żwawe — ryby są płochliwe. 
II. Waga. 
1. Waga ryb 
a) Standart K. Z. 1. — Waga 1 sztuki od 1 do 2,5 kg. 
b) Standart K. Z. 2 — Waga 1 sztuki od 0,5 do 1 kg. 
2. Waga netto: 


przy dostawie ryby muszą być ważone ma szali 
dziurkowanej w partiach po 40 kg, natychmiast po 
wyjściu z wody. 
T i ilość ryb śniętych nie powinna przekraczać 
0. l 
Uwaga: Ryby śnięte muszą być natychmiast usuwane 
z wody. Przejściowo trwające osłabienie ryb na skutek 


manipulacji handlowej nie dyskwalifikuje ryb jako ży- 
wych, zdrowych. 


Karp śnięty, świeży cały 
I. Ryba. 


1. Gatunek ryby — karp. 
2. Jakość. 


A. Ryby świeże | 

a) powierzchnia skóry błyszcząca o barwach natural- 
nych, niepokryta mętnym śluzem, łuski z trudem da- 
ją się wyciągnąć, 

b) skrzela jaskrawo czerwone, pokryte cienką warstwą 
przezroczystego śluzu o świeżym zapachu, 


c) oczy wypukłe, wystające z orbit, twarde, 
przezroczyste, 

d) mięso jędrne, elastyczne, z trudem oddzielające się 
od kości, po lekkim naciśnięciu palcem dołek wyrów- 
nuje się, ścianka brzuszna elastyczna, 


e) zapach ryb swoisty, bez śladu zapachu gnilnego, amo 
niakalnego lub stęchłego. 


B. Ryby całe — zewnętrznie zachowana naturalna bu- 
dowa anatomiczna (bez uszkodzeń), 


rogówki 


C. Ryby czyste: 

a) na skrzelach nie ma mułu, ani obcych ciał, zewnętrz- 
nie ryba czysta, 

b) karp pokryty cienką warstwą przezroczystego śluzu. 

3. Przygotowania: 

Lód w skrzynce ułożony warstwami: 


około 1/5 na dnie, 
około 1/5 w środku między rybami, 
około 3/5 na wierzchu. 


Lód powinien wypełniać skrzynię po brzegi, 

II. Waga: l 

a) Standart K. N. 1. — Waga 1 sztuki od 1 do 25 kg. 
b) Standart K. N. 2. — Waga 1 sztuki od 0,5 do 1 kg. 
III. Opakowanie: 

1. skrzynie i napisy określone standartem Op. 10 

2. ułożenie wewnętrzne. 


Ryby wyciągnięte, ułożone estetycznie i ściśle, równole- 
gle do ściany czołowej. 


Karp mrożony cały 
I. Ryba: á 
1. Gatunek ryb: K 
2. Jakość: 
Ryba w momencie zamrażania musi odpowiadać wszyst- 
kim warunkom cechującym rybę świeżą, zawartym 
w standarcie K. N. 1/2. 


a Pep 
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II. Waga: 

1. Standart K. N. 1 
WSZ ONKEE> 

2. Standart K. N. 2 
0,5 — 1 kg. 

3. Waga netto skrzyń: 
Deklarowana waga netto w jednej skrzyni — 40 kg. 

III. Opakowanie: 

1. Skrzynie i napisy wg Standartu Op. 40 

2. ułożenie ryb w skrzyni: 


waga pojedynczych sztuk od 


waga pojedynczych sztuk od 


Ryby ułożone starannie długością swoją równolegle | 


do czoła skrzyni, grzbietem do góry, brzuszkami do 
dna skrzyni. 


B. Ryby świeże: 


1. Słodkowodne 

Powierzchnia skóry błyszcząca, o barwach maturalnych 
niepokryta mętnym śluzem, łuska z trudem daje się wy- 
ciągnąć, skrzela czerwone pokryte cienką warstwą prze- 
zroczystego śluzu o świeżym zapachu, oczy wypukłe, twar- 
de, mięso jędrne, elastyczne, po lekkim naciśnięciu pal- 
cem dołek wyrównuje się, zapach ryby swoisty, bez śladu 
zapachu gnilnego lub amoniakalnego. Ryby całe, bez usz- 
kodzeń, pokryte cienką warstwą przezroczystego śluzu. 

2. Morskie: 

Dorsz patroszony b/głów. Powierzchnia skóry gładka, 


błyszcząca, ryba o barwie naturalnej. Dopuszczalne wystę- 
powanie bladych plam powstałych na skutek odleżyn, za- 


pach charakterystyczny dla ryby świeżej. Konsystencja 
mięsa jędrna, elastyczna, lekki nacisk palca ponad linię 
boczna nie pozostawia trwałych wgłębień, kolor mięsa 


białawy, odpowiadający rybie świeżej. Ryba odgłowiona, 
usunięte wszystkie części przewodu pokarmowego, orga- 
nów wewnętrznych, skrzel oraz resztek krwi. Błona otrzew- 
na nie usunięta. 


Ryby mrożone: 
Ryby w momencie 


wszystkim cechom i warunkom 
zupełnie świeżą. 


C. Ryby wędzone: 


zamrażania muszą 
charakteryzującym rybę 


Barwa skóry powinna być w zależności od gatunku ry- | 


by od ciemnobrunatnej do jasnozłocistej. Ryby wędzone 
w skrzyniach powinny być o zbliżonej barwie. Ryby wędzo- 
ne winny być pokryte skórą jednolitą, dopuszcza się nie- 


wielkie uszkodzenia skóry obnażające mięso. Smak i za- | 
delikatny, | 
przyjemny. Mięso ryby wędzonej o konsystencji w zależ- | 
ności od gatunku, od lekko suchej do jędrnej, miękkie lecz | 
kruszące się, o barwie białawej do różowo-żółtawej. Mięso | 
ryb wędzonych łososia i troci — koloru czerwonego (ło- | 


pach właściwy gatunkowi ryby wędzonej, 


sosiowego), smak lekko słonawy o charakterystycznym 


posmaku składników dymu. U łososia wędzonego na zim- 


no smak mięsa wyraźnie słony. 


D. Ryby solone: 


a) Śledzie sołone w beczkach powinny być ułożone pra- 
widłowo warstwami mniej lub więcej zwartymi, górna 
warstwa powinna tworzyć tzw. lustro (górna warstwa 


odpowiadać | 


ułożona brzuszkami do góry Ściśniona). Śledzie oraz so- | 
lanka wypełniająca całą beczkę. Śledzie w beczce doj- | 
rzałe (wysolone). W jednej beczce śledzie o rozmiarach | 


zbliżonych. Śledzie całe nieuszkodzone, o konsystencji 


mięsa Ścisłej, zwartej i jędrrej (śledzie typu jarmuc- | 


kiego) o konsystencji miękkiej, bardziei luźnej (śledzie 


typu szkockiego i matiasów). Smak mięsa wyraźnie 
bardzo mocno słony, bez obcych smaków. Zapach cha- 
rakterystyczny dla śledzia solonego. Barwa mięsa od 
biało - żółtawej do różowo - brunatnej. Znakowanie 
beczek ze śledziami zgodnie z wartością co do gatunku 
oraz wagi netto z tolerancją do 2% w górę i w dół. 


Dorsze solone. 
mi, mniej lub więcej zwartymi. Dorsze i solanka wypeł- 
niająca beczkę, Dorsz odgłowiony į dokładnie wypatro- 
szony. Skóra dorsza lekko pomarszczona o jednolitym 
kolorze brunatno - szarym. Barwa mięsa żółtawa, Kon- 
systencja mięsa zwarta i ścisła. Smak mięsa mocno sło- 
ny bez obcych posmaków. Dopuszcza się pewną ilość 
ə  50li nierozpuszczonej w solance. Inne cechy jakościowe 
ak śledziach solonych. 


b) 


Dorsze ułożone prawidłowo warstwa- | 


E. Komserwy rybne: 


Puszki szczelne, nieposiadające uwypukleń (bombaże) 
czyste, bez plam rdzy. Na wieczku puszki nadruk tłoczony 
(kod. określający datę, miejsce produkcji i asortyment), 


puszka oklejona etykietą lub litografowana. Zawartość 
puszki zgodna z etykietą. Puszki wypełnione całkowicie 
rybą, tuszami rybnymi (ryba wypatroszona, pozbawiona 


głowy i pletw), dzwonkami wzgl. kawałkami tuszy, lub 
masą rybną oraz zalewą. Konsystencja mięsa lub masy 
rybnej właściwa danemu asortymentowi. Smak i zapach 
przyjemny, aromatyczny, charakterystyczny dla danej kon- 
serwy. Barwa uzależniona od asortymentu, w puszce jed- 
nolita. Lustro (główna warstwa) estetyczna. Kości w zależ- 
ności od asortymentu lekko lub całkowicie skruszałe. Ja- 
kość przetworów rybnych (konserwy i marynaty) winna 
odpowiadać obowiązującym normom technologicznym. 


F. Marynaty: 


Opakowanie zabezpieczające produkt od wycieku zale- 
wy. Na opakowaniu zadeklarowana waga oraz zawartość. 
Zawartość zgodna z zadeklarowaną. Opakowanie zawiera 
rybę marynowaną, przyprawy oraz kwaśną zalewę wy- 
pełnioną całkowicie. Ryba w postaci tuszu, filetów, wzgl. 
całej ryby, należycie dojrzała. Smak aromatyczny, kwas- 
kowaty, właściwy użytym przyprawom i dojrzałej rybie 
marynowanej. Zapach przyjemny, aromatyczny, konsy- 
stencja mięsa miękka, delikatna, kolor mięsa białawy z od- 
cieniem od lekko żółtawej do szaro - różowej. Zalewa 
kwaskowata o silnym aromacie, stosownie do użytych 
przypraw. 


Uwaga: Jakość przetworów rybnych (konserwy i mary- 
naty) powinna odpowiadać obowiązującym normom techno- 
logicznym. 


G. Tran rybny (techniczny): 


Opakowanie powinno zabezpieczyć tran od dostępu po- 
wietrza. Tran klarowany, koloru od ciemnożółtawego do 
lekkobrazowego, brak widocznych zanieczyszczeń i za- 
wiesin. Zapach właściwy  tłuszczowi rybiemu. Warunki 
stałych fizykochemicznych tranu (ciężar właściwy, liczba 
zmydlenia, liczba jodowa, zawartość wolnych kwasów tłu- 
szczowych, zawartość tłuszczów stałych w zależności od 
wymagań odbiorcy oraz możliwości produkcyjnych tra- 
nowni). 


H. Mączka rybna: 


Opakowanie w workach papierowych o gwarantowanej 
zawartości netto, zadeklarowanej na opakowaniu. Barwa 
mączki od szaro - białej do żółto - brązowej w zależności 
od rodzaju surowca. Zawartość soli, białka oraz tłuszczu 
oraz substancji materialnych zgodnie z obowiązującymi, 
normami w zależności od rodzaju surowca. Zapach właś- 
ciwy wysuszonemu mięsu rybiemu. Mączka o konsystencji 
od grysikowej do zbliżonej grubej kaszy jęczmiennej. 


IL Raki 


Raki żywe, zdrowe, poruszające się bez zewnętrznych oz- 
nak chorobowych, sortowane wg gatunków i sortymentów 
wagowych, osuszone, pozbawione wody znajdującej się na 
powierzchni pancerza i połączeniach stawowych odnóży, 
pakowane w łubiankach lub skrzynkach. 


TV. Opakowanie 
3 8. k 


Ryby świeże winny być opakowane w skrzyniach netto 
po 40 kg. 

Ryby wędzone powinny być opakowane w 
netto po 3 kg, 5 kg i 10 kg. 

Ryby solone powinny być opakowane w beczkach po 
100 kg, 110 kg, 55 kg i 60 kg. I 
Konserwy rybne w puszkach blaszanych o 

0.12. 0.15. 0.28. 0.3 i 0.40 ke netto. 


skrzyniach 


pojemn, 
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Marynaty w puszkach pojem. 0,75, 1,5, 3 kg netto zawar> B. skrzynki 
tości. f : 3 
a) odbite deski dna (do 3 szt. 207 
Marynaty w baryłkach po 3 oraz 2,5 kg netto zawartości; Doania k a TEN k 
Tran rybny w beczkach żelaznych cynkowanych SESI OBESÓW BEE WEZWANI 
200 1. Mad v a EAE z pkt. a) (wszystkie deszczułki są) 40% 
Mączka rybna w torbach papierowych po 50 kg netto. c) uszkodzenia z pktów .a), b) i brak de- 
Na żądanie nabywcy mogą być stosowane inne opako- szczułek lub deszczułki są złamane 60% 
wania uzgodnione ze sprzedawcą. d) uszkodzenia podane w pktach a) i b) 
oraz brak większej ilości desek, wzgl. de- 
§ 9. ski złamane 80—100% 


Opakowanie blaszane stosowane przy konserwach i ma- 
rynatach oraz opakowanie drewniane przy rybach wędzo- 
nych są opakowaniem podstawowym sprzedawcy; słoje do 
marynat stanowią również opakowanie podstawowe, z tym, 
że jeżeli nie zostały przekazane przez nabywcę dalszym 
odbiorcom, podlegają one zwrotowi. 


$ 10. 


Opakowanie drewniane i beczki używane do ryb świe- 
żych, mrożonych, solonych, przy wysyłce konserw i mary- 
nat oraz beczułki do marynat stanowią opakowanie wy- 

. syłkowe. 


i SIE 


. Nabywca prześle do miejsca wskazanego przez sprze- 
dawcę i na jego koszt skrzynki wysyłkowe i beczki w na- 
stępujących terminach: 10 dni od daty otrzymania ryb 
świeżych i mrożonych, 70 dni od daty otrzymania ryb so- 
lonych w beczkach, 60 dni od daty otrzymania konserw 
rybnych i marynat w skrzynkach wysyłkowych, 30 dni od 
daty otrzymania tranu w beczkach. Inne opakowania, 
podlegające zwrotowi na podstawie zarządzeń właściwych 
władz, nabywca prześle w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
towaru. 


$ 12. 


W razie niezwrócenia w terminie, przewidzianym w $ 11 
opakowania w iloścj ustalonej zarządzeniem właściwych 
władz, nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy ty- 
tułem kary umownej za każdy dzień zwłoki 2% wartości 
niezwróconego opakowania. 


$ 13. 


Zapłata kary umownej nie zwalnia nabywcy od obo- 
wiązku zwrotu opakowania w dodatkowym terminie wy- 
znaczonym mu przez sprzedawcę. 


$ 14. 


W razie niedostarczenia opakowania podlegającego 
zwrotowi również i w dodatkowym terminie ($ 13), ma- 
bywca obowiązany jest uiścić sprzedawcy PE war- 
tość niezwróconego opakowania. 


§ 15. 


Przed wysyłką opakowania nabywca powinien je wy- 
myć į dokładnie oczyścić, aby nadawało się do ponownego 
załadowania towaru tego samego rodzaju, 


§ 16. 
Przy wysyłce opakowania mają odpowiednie zastosowa- 
nie przepisy o wysyłce i ođbiorze towaru. 
$ 17. 


Jeżeli opakowanie uległo uszkodzeniu z winy nabywcy, 
sprzedawca obciąża go kwotą odpowiadającą procentowi 
zniszczenia według następujących norm: 


A. beczki 
a) uszkodzenia brzegów górnych i dolnych 
oraz uszkodzenie denka górnego (wszy- 
stkie elementy w komplecie) 5% 


b) brak denka oraz uszkodzenie z pkt. a) 15% 
c) brak 1 obręczy oraz uszkodzenia z pkt. 

a) i b) 25% 
d) wyłamana klepka oraz uszkodzenia z pkt. 

m, ba ©) 50% 
e) wyłamane większe ilości klepek, brak 

większej ilości obręczy i uszkodzenia 


h Z pkt. a), b), c), d) 80—100%  nością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony. 


$ 18. 


Gdy umowa lub zamówienie przewiduje dostarczenie 
opakowania przez nabywcę, wówczas w razie opóźnienia 
w nadesłaniu lub dostarczenia opakowania niewłaściwe- 
go sprzedawca może, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo 
towaru, nabyć żądane opakowanie na rachunek nabywcy. 


V. Dostawa towaru 


$ 19. 


W zależności od postanowień zarządzenia władzy lub 
umowy dostawa następuje badź przez wydanie towaru ze 
składu sprzedawcy, bądź przez wysyłkę do miejsca prze- 
znaczenia. 


8 20. 


Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli sprze- 
dawca przed jego upływem przygotował towar do wyda- 
nia ($ 22) lub wydał przewoźnikowi towar do przewozu 


($ 26). 
VI. Wydanie towaru ze składu sprzedawcy 


$ 21. 


1. Gdy zostało przewidziane, że wydanie towaru nastą- 
pić ma ze składu, sprzedawca powinien wskazać jako 
miejsce wydania skład położony w tej samej miejscowo- 
ści, w której znajduje się zakład nabywcy, dla którego to- 
war jest przeznaczony. 


2. Jeżeli w tej miejscowości sprzedawca nie posiada 
składu — wskaże nabywcy skład położony możliwie naj- 
bliżej. 


8 22. 


Sprzedawca zawiadomi nabywcę o przygotowaniu do 
wydania ryby świeżej i wędzonej przynajmniej na 12 go- 
dzin, a innych ryb i przetworów rybnych — przynajmniej 
na 24 godziny przed wyznaczonym terminem dostawy, 
wskazując mu jednocześnie skład, z którego wydanie na- 


stąpi. 
8 23. 


1. Nabywca obowiązany jest we wskazanym terminie 
do godz. 14 przysłać na miejsce wydania towaru swego 
przedstawiciela wraz z dostarczonym przez siebie środ- 
kiem transportowym. 


2. Przedstawiciel nabywcy powinien posiadać odpo- 
wiednie wiadomości fachowe i legitymować się imiennym 
upoważnieniem do odebrania. 


3. Przy odbiorze artykułów obrotu masowego, jak: 
dorsz świeży itp. przedstawiciel nabywcy powinien doko- 
nać przeważenia próbnego 10% ładunku. W razie stwier- 
dzenia dużych rozbieżności w stosunku do przyjętych 
standartów wagowych (40 kg netto w skrzynce) należy 
ustalić rzeczywistą wagę przez przeważenie całości skrzyń. 


Ustalenie wagi rzeczywistej towaru solonego w becz- 
kach następuje w sposób przewidziany w instrukcji wy- 
danej przez właściwe władze. 


8 24. 


1. Załadowania towaru dokonuje sprzedawca własnym 
kosztem i staraniem. 
2. Załadowanie powinno być dokonane z należytą staran- 
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$ 25. 


i l. Wydanie towaru następuje z chwilą załadowania go 
a środek transportowy i pokwitowania przez przedstawi- 
tela nabywcy. 

2. W razie niezgłoszenia się przedstawiciela nabywcy we 
Wskazanym terminie ($ 23 ust. 1) sprzedawca ma prawo 
Wysłać towar. 


"VII. Wysyłka towaru 


$ 26. 


l. Gdy umowa przewiduje wysyłkę towaru, wysyłkę 
Uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez ko- 
©] do przewozu na podstawie właściwego listu przewo- 
zowego. 

2. W liście przewozowym należy zażądać przeważenia, 
A w razie potrzeby również i przeliczenia sztuk ładunku 
ha stacji załadowania. 

3. Do przesyłki towarowej lub listu przewozowego po- 
Winna być dołączona specyfikacja wysłanego towaru 
l w miarę możności odpis faktury. Przy wysyłce towarów 
W opakowaniu należy w specyfikacji podać ilość karto- 
now, skrzyń. beczek itp. 

„4. Przy dostawach ryby słodkowodnej sprzedawca wi- 
Nien zaopatrywać każdą skrzynię symbolem lub cyfrą. 
W „Specyfikacji powinien wymienić zawartość poszczegól- 
hej skrzyni, a przy gatunkach droższych, jak łosoś, wę- 
gorz, sandacz itp. (wybór) wymienić także ilość sztuk. 
każdej skrzyni powinna być umieszczona kartka okre- 
Ślająca gatunek, sortyment, wagę netto oraz przy łososiu, 
Węgorzu i sandaczu — także ilość sztuk. 

n Przy przesyłkach drobnicowych specyfikacja powinna 
być umieszczona w skrzyni odpowiednio zewnętrznie zna- 
owanej, przy przesyłkach zaś całowagonowych — przy- 
bita na ścianie wewnątrz wagonu na miejscu widocznym. 


$_27. 


l. Koszty związane z załadowaniem obciążają sprze- 
dawcę, zaś koszty związane z wyładowaniem ponosi na- 
Ywca, 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest 
ubezpieczyć towar przed wysyłką na rzecz i koszt na- 
Ywcy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową. 

3. Przepis $ 24 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie, 
Drzy czym wysyłką powinna nastąpić w wagonach odpo- 
wiednich dla danego rodzaju towaru z uwzględnieniem 
bory roku. 


$ 28. 


„O dokonaniu wysyłki sprzedawca wyśle nabywcy naj. 
Później następnego dnia, jak i do odbierającej jednostki 
Sospodarczej, zawiadomienie pisemne zawierające powo- 
anie się ma zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (nu 
Mer j data), adres na jaki towar wysłano, datę wysyłki, 
Numer wagonu, numer listu przewozowego oraz dane co 
O rodzaju i ilości załadowanego towaru. 


3 29. 


1. Z chwila nadania towaru do przewozu niebezpieczeń- 
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru prze 
chodzi na nabywcę. 
wę: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wy- 
peta w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy. 

Ww szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub 
załadowania. 


§ 30. 


l. Nabywca obowiązany jest wyładować towar nie- 
Zwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o nadejściu to- 
Waru, Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyłado- 
wanią obciążają nabywcę. 

2. Waga kolejowa ma znaczenie tylko dla obliczenia 
kosztów przewozu i określenia ewentualnych roszczeń do 
brzewoźnika, 
$ 3. Przy wyładowaniu towaru przez nabywcę, nabywca 
i wierdza wagę brutto towaru porównując ją z wagą brut- 
© nadania przesyłki na liście przewozowym. 


BIULETYN PKPG. 
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Nie dotyczy to ryby świeżej wysyłanej w lodzie, której 
waga powinna być stwierdzona przy załadowaniu, a dowód 
wagi odbioru powinien być natychmiast przesłany sprze- 
dawcy. 


4. Ścisłe ustalenie wagi netto stwierdzone zostaje przez 
nabywcę przez przeważenie towaru netto i porównanie 
z wagą netto deklarowaną na specyfikacji przez sprze- 
dawce. Przeważenie powinno nastąpić bezpośrednio po wy- 
ładunku: przy rybie świeżej i wędzonej najdalej w 12 go- 
dzin, a przy innych rybach — w 24 godziny od chwili wy- 
ładunku. 


Y Bib 


Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu 
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, nabywca obo- 
wiązany jest przed przystąpieniem do wyładowania towa- 
ru zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia 
protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulami- 
nu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności 
niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zacho- 
wania prawa dochodzenia od niej odszkodowania, a to 
pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wo- 
bec sprzedawcy. Odpis protokołu sporządzonego przez ko- 
lej nabywca prześle do wiadomości sprzedawcy w ciągu 
7 dni od daty sporządzenia. 


$ 32. 


Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu 
ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie transportu na- 
leży do nabywcy, któremu sprzedawca odda do dyspozycji 
wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodo- 
wania. 


$ 38. 

Jeżeli wysyłka dokonywana jest innym środkiem trans- 
portowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednie przepi- 
sy $$ 28 — 32 z tym, że przy wysyłce transportem samo- 
chodowym towar powinien być skierowany do wskazane- 
go składu lub magazynu. 


VIII. Braki i wady dostawy 


$ 34, 

1. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawnie- 
nie było możliwe przy wydawaniu towaru ze składu sprze- 
dawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze 
protokołu sporządzonego przez przedstawicieli sprzedaw- 
cy i nabywcy. 

2. Protokół powinien zawierać: 


imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy 
sporządzeniu protokołu, 

treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela na- 
bywcy i wyjaśnień przedstawiciela sprzedawcy, 

opis stwierdzonego stanu faktycznego, 

opis sposobu pobrania próbek oraz ich zabezpiecze- 
nia — jeżeli zostały pobrane, 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 

f) podpisy osób wymienionych pod a). 

3. Jeżeli nabywca odmawia odebrania towaru zarzuca- 
jąc wady istotne, strony wezwą biegłego, ewentualnie le- 
karza weterynarii lub lekarza. 

4 Gdy wynik badania nie potwierdzi zarzutów nabyw- 
cy, zapłaci on karę umowną przewidzianą za zwłokę w od- 
biorze dostawy. I 


a) 
b) 


c) 
d) 


$ 35. 


1. Jeżeli dostawa nastapiła w drodze wysyłki towaru, 
nabywca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 12 
godzin od chwili wyładowania ryb świeżych i wędzonych, 
zaś w ciągu 4 dni od daty otrzymania innych ryb, zbadać 
towar i w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad 
jakościowych sporządzić protokół przy udziale czynnika 
społecznego, a w razie zakwestionowania więcej niż 10% 
dostawy — przy udziale biegłego ewentualnie lekarza we- 
4erynarii lub lekarza. O zamierzonym sporządzeniu proto- 
kolu nabywca zawiadomi oddział sprzedawcy znajdujący 
się w miejscu odebrania towaru i wezwie do udziału w tej 


czynności. r | 
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2. Terminów określonych w ust. 1 nie stosuje się do 
ryb mrożonych, co do których nabywca zawiadomi o wa- 
dach najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu reklamacji 
w związku z przekazaniem do konsumpcji. 

3. Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
odbiorze, termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia 
ich ujawnienia. 

4. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych bra- 
kach lub wadach ma odpowiednie zastosowanie $ 34 ust. 2 
z tym, że jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, 
należy uczynić wzmiankę czy został zawiadomiony, a po- 
nadto należy zamieścić w protokole opinię biegłego, leka- 
rza weterynarii lub lekarza — jeżeli był wzywany. 


8 36. 


1. Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty rosz- 
czeń wobec sprzedawcy zawiadomić go, w terminie prze- 
widzianym w $ 35 w drodze telegraficznej lub telefonicz- 
nej o stwierdzeniu braków lub wad w towarze otrzyma- 
nym w drodze wysyłki, a jednocześnie wysłać mu odpis 
sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 

2. Sprzedawca, jeżeli zamierza dokonać oględzin za- 
kwestionowanego towaru powinien o tym zawiadomić na- 
bywcę najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu proto- 
kołu i jednocześnie wysłać swego przedstawiciela. Do cza- 
su upływu powyższych terminów nabywca obowiązany 
jest powstrzymać się od użytkowania towaru i zachować 
go w stanie takim, w jakim został odebrany od przewoź- 
nika. Jeżeli towar ulega szybkiemu zepsuciu stosuje się 
odpowiednio przepis $ 39. 


BIULETYN PKPG. 
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$ 37. 


Przepisy $ $ 35 i 36 stosuje się odpowiednio w przypad- 
ku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru, a braki 
ilościowe i wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet 
przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy 
wydaniu. 


$ 38. 


1. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nabywca 
może postawić towar do dyspozycji sprzedawcy i albo za- 
żądać dostarczenia innego towaru albo odstąpić od umowy. 
W innych przypadkach, a w szczególności w razie za- 
kwestionowania mniej niż 10% dostawy, nabywca może 
żadać obniżenia ceny odpowiednio do zmniejszonej dla nie- 
go wartości użytkowej nadesłanego towaru. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku bombaży 
konserw trwałych w granicach do 2%, które ponosi nabyw- 
ca oraz w przypadku niewłaściwego przechowywania kon- 
serw przez nabywcę. 


$ 39. 

Jeżeli przepisy sanitarne nie stanowią inaczej, nabywca 
obowiązany jest przechowywać przez okres nie dłuższy 
niż 7 dni towar postawiony do dyspozycji sprzedawcy 
i postąpić z towarem stosownie do dalszych poleceń. Kosz- 
ty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką ponosi 
sprzedawca. 

Gdyby jednak towar ulegał zepsuciu, nabywca powinien, 
nie czekając na polecenie sprzedawcy, sprzedać towar 
przede wszystkim innemu przedsiębiorstwu uspołecznio= 
nemu. 


Do Prenumeratiorów naszego pisma 


Niektórzy prenumeratorzy wpłacający należność za prenume- 
ratę przez PKO i urzędy pocztowe, dokonują wpłat w zbyt późnym 
terminie, tj} po dniu 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc prenu- 


meraty, powodują przez to opóźnienie manipulacji 


na poczcie 


i w PPK „Ruch”, co w konsekwencji opóźnia wysyłkę pisma. 

W celu uniknięcia opóźnień w wysyłce PPK „Ruch” prosi Ob. Ob. 
prenumeratorów o wpłacanie należności za prenumeratę najpóźniej 
do dnia 20 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc prenumeraty. 

| Wszystkie wpłaty, które będą nadane na PKO, lub pocziąq po- 
dniu 20 będą automatycznie zaliczane na prenumerałę o jeden 


miesiąc później. 


Za datę nadania wpłaty uważa się datę stempla pocztowego 


na pokwitowaniu. 
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